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ALIMENTOS PARA ANIMALES 



MINISTERIO DE SEGURIDAD 
POLICÍA DE SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 08/2012 
Expediente N° EXPPSA - 
S02: 0000518/2012 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adqui- 
sición de alimento balanceado para Canes 
adultos y cachorros. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/ 
Dirección: Policía de Seguridad Aeroportua- 
ria - Departamento de Compras - Autopista 
Ricchieri Salida Km. 25 - Instituto de Forma- 
ción Ezeiza (I. RE.) - Ezeiza - (1804) - Pcia. Bs. 
As. Plazo y horario: De 10:00 a 16:00 horas 
en días hábiles administrativos hasta el día y 
horario fijado para el acto de apertura. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: 
Policía de Seguridad Aeroportuaria - Depar- 
tamento de Compras - Autopista Ricchieri 
Salida Km. 25 - Instituto de Formación Ezeiza 
(I.F.E.) - Ezeiza - (1804) - Pcia. Bs. As. Plazo 
y horario: De 10:00 a 16:00 horas en días há- 
biles administrativos hasta 72 horas hábiles 
antes al día y horario fijado para el acto de 
apertura. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Policía 
de Seguridad Aeroportuaria - Departamento 
de Compras - Autopista Ricchieri Salida Km. 
25 - Instituto de Formación Ezeiza (I.F.E.) - 
Ezeiza - (1804) - Pcia. Bs. As. Plazo y horario: 
29 de mayo de 2012 - 12:00 horas. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado con el fin de presentarse a 
cotizar, en este último caso ingresando con 
usuario y contraseña, en el sitio Web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www.ar- 



gentinacompra.gov.ar, Acceso Directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

e. 02/05/2012 N° 44195/12 v. 03/05/2012 



COMBUSTIBLES, LUBRICANTES 
Y ACEITES 



GENDARMERÍA NACIONAL 

ARGENTINA 

SERVICIO DE AVIACIÓN DE 

GENDARMERÍA NACIONAL 

LICITACIÓN PUBLICA N° 01/2012 

Expediente N° SO 2-5006/17 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisi- 
ción de Aerocombustibles, con la inclusión 
del Servicio Into-Plane. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Costo de reproducción del pliego: Sin costo 
($ 0,00). 

Retiro/compra y obtención de pliegos: Lu- 
gar/Dirección: Unidad Técnica Administrativa 
Contable del Servicio de Aviación de Gendar- 
mería Nacional Argentina, sito en Puerta No. 
4 - Campo de Mayo - Partido de San Miguel 

- Provincia de Buenos Aires - (CP 1659) por 
Internet en la página. Plazo y horario: Días 
hábiles de 08:00 a 13:00 horas y hasta dos 
(2) días hábiles antes de la fecha y hora fijada 
para la apertura. 

IMPORTANTE: El Pliego de Bases y Con- 
diciones Particulares de este procedimiento 
podrá ser obtenido con el fin de presentarse 
a cotizar o consultado en el sitio Web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www.ar- 
gentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso 
Directo "Contrataciones Vigentes". 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Unidad Técnica Administrativa Contable del 
Servicio de Aviación de Gendarmería Nacio- 
nal Argentina, sito en Puerta No. 4 - Campo 
de Mayo - Partido de San Miguel - Provincia 
de Buenos Aires - (CP 1659). Plazo y horario: 
Días hábiles de 08:00 a 13:00 horas, hasta la 
fecha y hora fijada para la apertura de ofertas 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Unidad 
Técnica Administrativa Contable del Servicio 
de Aviación de Gendarmería Nacional Argen- 
tina, sito en Puerta No. 4 - Campo de Mayo 

- Partido de San Miguel - Provincia de Buenos 
Aires - (CP 1659). Día y hora: 01 de junio de 
2012 - 12:00 hs. 

e. 03/05/2012 N° 45760/12 v. 04/05/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
COMANDO DE LA 2DA 
DIVISIÓN DE EJERCITO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 10/2012 
Expediente Nro. 3J12-0115/5 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adqui- 
sición de combustibles y lubricantes para 
el funcionamiento de la Guarnición Militar 
Córdoba y San Luis. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Lugar de retiro de pliegos y/o consulta: En 
el SAF del Cdo DE 2, sito en Camino a La Ca- 
lera Km 9 1 /2 - Córdoba, CP 5023. De lunes a 
viernes de 08:00 a 12:00 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser obtenido 



con el fin de presentarse a cotizar o consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, ingresando al acceso directo "Contrata- 
ciones Vigentes". 

Costo del pliego: Sin costo. 

Presentación de ofertas: En el SAF del Cdo 
DE 2, sito en Camino a La Calera Km 9 1 /2 - 
Córdoba, CP 5023. De lunes a viernes de 
08:00 a 12:00 hs - hasta 1 hora antes de la 
apertura. 

Acto de apertura: SAF - Cdo DE 2 - sito en 
Camino a La Calera Km 914 - Córdoba, CP 
5023. 

El día 24 de mayo de 2012 a las 09:00 hs. 
e. 02/05/2012 N° 44666/12 v. 03/05/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
AGR AA EJ 601 - EC 
LICITACIÓN PUBLICA N° 17/2012 
Expediente N° DA12-0125/5 

OBJETO: Adquisición de Combustibles y 
Lubricantes. 

Lugar, plazo y horario consulta de pliegos: 
Agr AA Ej 601-EC de lunes a viernes 8:00 a 
13:00 hs. 

Lugar, plazo y horario de retiro de pliegos: 
Agr AA Ej 601-EC de lunes a viernes 8:00 a 
13:00 hs. 

Valor del pliego: Sin cargo 

Lugar y plazo de presentación de ofertas: 
Agr AA Ej 601-EC - 24 may 2012 - 08:00 hs. 

Lugar, día y hora del acto de apertura: Agr 
AA Ej 601-EC - 24 may 2012 - 08:30 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar 
accediendo al link "Transparencia". 

e. 02/05/2012 N° 44015/12 v. 03/05/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
AGR AA EJ 601 - EC 
LICITACIÓN PUBLICA N° 18/2012 
Expediente N° DA12-0131/5 

OBJETO: Adquisición de chequeras con 
vales para combustibles. 

Lugar, plazo y horario consulta de pliegos: 
Agr AA Ej 601-EC de lunes a viernes 8:00 a 
13:00 hs. 

Lugar, plazo y horario de retiro de pliegos: 
Agr AA Ej 601-EC de lunes a viernes 8:00 a 
13:00 hs. 
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Valor del pliego: Sin cargo 

Lugar y plazo de presentación de ofertas: 
Agr AA Ej 601-EC - 24 may 2012 - 08:00 hs. 

Lugar, día y hora del acto de apertura: Agr 
AA Ej 601-EC - 24 may 2012 - 09:00 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar 
accediendo al link "Transparencia". 

e. 02/05/2012 N° 44026/12 v. 03/05/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
COMANDO DE LA 2DA 
DIVISIÓN DE EJERCITO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 21/2012 
Expediente Nro. 3J12-0121/5 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adqui- 
sición de combustibles y lubricantes para 
Adiestramiento Operacional. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Lugar de retiro de pliegos y/o consulta: En 
el SAF del Cdo DE 2, sito en Camino a La Ca- 
lera Km 9 1 /2 - Córdoba, CP 5023. De lunes a 
viernes de 08:00 a 12:00 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser obtenido 
con el fin de presentarse a cotizar o consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, ingresando al acceso directo "Contrata- 
ciones Vigentes". 

Costo del pliego: Sin costo. 

Presentación de ofertas: En el SAF del Cdo 
DE 2, sito en Camino a La Calera Km 9 1 /2 - 
Córdoba, CP 5023. De lunes a viernes de 
08:00 a 12:00 hs - hasta 1 hora antes de la 
apertura. 

Acto de apertura: SAF - Cdo DE 2 - sito en 
Camino a La Calera Km 9 1 /2 - Córdoba, CP 
5023. 

El día 24 de mayo de 2012 a las 10:00 hs. 
e. 02/05/2012 N° 44678/12 v. 03/05/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
DIRECCIÓN DE INTENDENCIA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 23/2012 
Expediente N° IN12 - 2821/5 

OBJETO: Adquisición de Vales de Com- 
bustibles y Lubricantes para el Batallón de 
Intendencia 601. 
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Lugar, plazos y horarios de consulta de 
pliegos: UOC - SAF Dir Int desde el 03/may/12 
y hasta el momento de la apertura en horario 
de 08:00 a 12:00. 

Lugar, plazos y horarios de retiro de plie- 
gos: UOC - SAF Dir Int desde el 03/may/12 y 
hasta el momento de la apertura en horario de 
08:00 a 12:00. 

Valor del Pliego: Sin costo. 

Lugar de presentación de las ofertas: Ser- 
vicio Administrativo Financiero - Dirección de 
Intendencia - Av. Rosetti S/Nro - El Palomar, 
Provincia de Buenos Aires. (CP 1684). 

Lugar del acto de apertura: Servicio Admi- 
nistrativo Financiero - Dirección de Intenden- 
cia - Av. Rosetti S/Nro - El Palomar, Provincia 
de Buenos Aires. (CP 1684). 

Día y hora del acto de apertura: 28 de mayo 
de 2012 - 10:00 horas. 



NOTA: El Pliego de Bases y Condiciones Par- 
ticulares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado en la Dirección de Intendencia 
con el fin de presentarse a cotizar, en este último 
caso ingresando con usuario y contraseña, en 
el sitio Web de la Oficina Nacional de Contra- 
taciones, www.argentinacompra.gov.ar, Acceso 
Directo "Contrataciones Vigentes". 

e. 03/05/2012 N° 44672/12 v. 04/05/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
AGR AA EJ 601 - EC 
LICITACIÓN PUBLICA N° 25/2012 
Expediente N° DA12-0128/5 

OBJETO: Adquisición de Gas Oil a granel. 

Lugar, plazo y horario consulta de pliegos: 
Agr AA Ej 601 - EC de lunes a viernes 08.00 
a 13.00 hs. 

Lugar, plazo y horario de retiro de pliegos: 
Agr AA Ej 601 - EC de lunes a viernes 08.00 
a 13.00 hs. 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Lugar y plazo de presentación de ofertas: 
Agr AA Ej 601 - EC - 28may2012 - 08:00 hs. 

Lugar, día y hora del acto de apertura: Agr 
AA Ej 601 - 28may2012 - 08:30 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar accediendo al link "Transparencia". 

e. 03/05/2012 N° 44891/12 v. 04/05/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
AGR AA EJ 601 - EC 
LICITACIÓN PUBLICA N° 26/2012 
Expediente N° DA12-0129/5 

OBJETO: Adquisición de chequeras con 
vales para combustibles. 

Lugar, plazo y horario consulta de pliegos: 
Agr AA Ej 601 - EC de lunes a viernes 08.00 
a 13.00 hs. 

Lugar, plazo y horario de retiro de pliegos: 
Agr AA Ej 601 - EC de lunes a viernes 08.00 
a 13.00 hs. 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Lugar y plazo de presentación de ofertas: 
Agr AA Ej 601 - EC - 28may2012 - 08:00 hs. 

Lugar, día y hora del acto de apertura: Agr 
AA Ej 601 - 28may2012 - 09:00 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar accediendo al link "Transparencia". 

e. 03/05/2012 N° 44904/12 v. 04/05/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
AGR AA EJ 601 - EC 
LICITACIÓN PUBLICA N° 27/2012 
Expediente N° DA12-0130/5 

OBJETO: Adquisición de lubricantes. 

Lugar, plazo y horario consulta de pliegos: 
Agr AA Ej 601 - EC de lunes a viernes 08.00 
a 13.00 hs. 

Lugar, plazo y horario de retiro de pliegos: 
Agr AA Ej 601 - EC de lunes a viernes 08.00 
a 13.00 hs. 



Valor del pliego: Sin cargo. 

Lugar y plazo de presentación de ofertas: 
Agr AA Ej 601 - EC - 28may2012 - 08:00 hs. 

Lugar, día y hora del acto de apertura: Agr 
AA Ej 601 - 28may2012 - 09:30 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar accediendo al link "Transparencia". 

e. 03/05/2012 N° 44900/12 v. 04/05/2012 



GENDARMERÍA NACIONAL 

ARGENTINA 

ESCUADRÓN 7 "PASO DE LOS LIBRES" 

DE GENDARMERÍA NACIONAL 

LICITACIÓN PUBLICA N° 01/2012 

Expediente N° BW 2-7025/1 

CIRCULAR MODIFICATORIA NRO: 2 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisi- 
ción de combustibles. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Descripción: 

Donde dice: 

Fecha de apertura: 13 de mayo de 2012 

- 12:00 hs. 
Debe decir: 

Fecha de apertura: 14 de mayo de 2012 

- 12:00 hs 

e. 02/05/2012 N° 44978/12 v. 03/05/2012 



COMPONENTES Y EQUIPOS 
ELECTRÓNICOS 



COMISIÓN NACIONAL DE 
ACTIVIDADES ESPACIALES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 23/2012 
Expediente BID N° 10/12 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1 

Renglón N° 36: Corresponde P/N SF1140- 
6002 Fabricante: SV Microwave 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Unidad 
de Abastecimiento, CONAE, Av. Paseo Colón 
751, 3 o Piso, Cap. Fed. Día y hora: 18 de mayo 
de 2012, 11 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser obtenido 
con el fin de presentarse a cotizar o consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, ingresando al acceso directo "Contrata- 
ciones Vigentes". 

e. 03/05/2012 N° 45620/12 v. 03/05/2012 



COMPONENTES Y REPUESTOS 
DE VEHÍCULOS 



EJERCITO ARGENTINO 
AGR AA EJ 601 - EC 
LICITACIÓN PUBLICA N° 29/2012 
Expediente N° DA12-0140/5 

OBJETO: Adquisición de repuestos y ac- 
cesorios para vehículos. 

Lugar, plazo y horario consulta de pliegos: 
Agr AA Ej 601 - EC de lunes a viernes 08.00 
a 13.00 hs. 

Lugar, plazo y horario de retiro de pliegos: 
Agr AA Ej 601 - EC de lunes a viernes 08.00 
a 13.00 hs. 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Lugar y plazo de presentación de ofertas: 
Agr AA Ej 601 - EC - 28may2012 - 08:00 hs. 

Lugar, día y hora del acto de apertura: Agr 
AA Ej 601 - 28may2012 - 10:30 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar accediendo al link "Transparencia". 

e. 03/05/2012 N° 44897/12 v. 04/05/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
COMANDO BRIGADA DE MONTE XII 
LICITACIÓN PUBLICA N° 3/2012 
Expediente N° V412-0288/5 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisi- 
ción de repuestos y accesorios de Automo- 
tores para el 2do. Trim. 2012. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar y 
Dirección: San Martín 1936 (Cdo. Br. Mte. XII 
- P.B. Of. 1) Posadas - Mnes. Plazo y horario: 
Fecha: 24/05/2012 - Hora: 10.00. 

Costo del pliego: $ 0,00. 

Consulta de pliegos: Lugar y Dirección: 
San Martín 1936 (Cdo. Br. Mte. XII - P.B. Of. 
1) Posadas - Mnes. Plazo y horario: Fecha: 
24/05/2012 - Hora: 10.00. 

Presentación de ofertas: Lugar y Dirección: 
San Martín 1936 (Cdo. Br. Mte. XII - P.B. Of. 
1) Posadas - Mnes. Plazo y horario: Fecha: 
28/05/2012 - Hora: 09.00. 

Acto de apertura: Lugar y Dirección: San 
Martín 1936 (1er. Piso - SUM) Posadas - 
Mnes. Plazo y horario: Fecha: 28/05/2012 - 
Hora: 10.00. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado con el fin de presentarse a 
cotizar, ingresando con usuario y contraseña, 
en el sitio Web de la Oficina Nacional de Con- 
trataciones, www.argentinacompra.gov.ar, 
acceso directo "Contrataciones Vigentes". 

e. 03/05/2012 N° 46168/12 v. 04/05/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
COMANDO DE LA 2DA 
DIVISIÓN DE EJERCITO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 30/2012 
Expediente Nro. 3J12-0663/5 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adqui- 
sición de repuestos para automotor para la 
Guarnición Militar Córdoba y San Luis. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Lugar de retiro de pliegos y/o consulta: En 
el SAF del Cdo DE 2, sito en Camino a La Ca- 
lera Km 9 1 /2 - Córdoba, CP 5023. De lunes a 
viernes de 08:00 a 12:00 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser obtenido 
con el fin de presentarse a cotizar o consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, ingresando al acceso directo "Contrata- 
ciones Vigentes". 

Costo del pliego: Sin costo. 

Presentación de ofertas: En el SAF del Cdo 
DE 2, sito en Camino a La Calera Km 9V4 - 
Córdoba, CP 5023. De lunes a viernes de 
08:00 a 12:00 hs - hasta 1 hora antes de la 
apertura. 

Acto de apertura: SAF - Cdo DE 2 - sito en 
Camino a La Calera Km 9 1 /2 - Córdoba, CP 
5023. 

El día 24 de mayo de 2012 a las 12:00 hs. 
e. 02/05/2012 N° 44661/12 v. 03/05/2012 



EFECTOS VARIOS 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
NOROESTE DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 02/2012 

Expediente N° 0869/12 

OBJETO: Contratar la provisión, coloca- 
ción, instalación y puesta en funcionamien- 
to de equipamiento multimedia para audito- 
rio de la Universidad Nacional del Noroeste 
de la Provincia de Buenos Aires, sede Per- 
gamino. 

Consultas y vistas de pliegos: Oficina de 
Contrataciones, sede Junín - R. S Peña 456 - 
Junin (BA) - tel/fax: 0236- 4445479- 4444213 
int. 12/4443277- contrataciones@unnoba. 



edu.ar, en la página de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, sección Contrataciones vigentes, o en la 
página de la Universidad Nacional del No- 
roeste de la provincia de Buenos Aires www. 
unnoba. edu.ar, sección gestión. 

Valor del pliego: $ 1.000,00 

Retiro y adquisición de pliegos: El presente 
Pliego podrá ser retirado en la UNNOBA, sede 
Junín, sita en R. S. Peña N° 456, de la Ciudad 
de Junín, Provincia de Buenos Aires, en el 
horario de 08:30 a 14:30 horas, a partir del día 
27-04-2012. 

Lugar y fecha de apertura: Oficina de Con- 
trataciones - R. S. Peña 456 - Junín (BA), jue- 
ves 24 (veinticuatro) de mayo de 2012 a las 
11 hs. 

e. 02/05/2012 N° 45460/12 v. 03/05/2012 



MINISTERIO DE SEGURIDAD 
POLICÍA DE SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 10/2012 
Expediente N° EXPPSA- 
S02: 0000509/2012 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisi- 
ción de sistema de marcadores Paintball e 
insumos. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/ 
Dirección: Policía de Seguridad Aeroportua- 
ria - Departamento de Compras - Autopista 
Ricchieri Salida Km. 25 - Instituto de Forma- 
ción Ezeiza (I.F.E.) - Ezeiza - (1804) - Pcia. Bs. 
As. Plazo y horario: De 10:00 a 16:00 horas 
en días hábiles administrativos hasta el día y 
horario fijado para el acto de apertura. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: 
Policía de Seguridad Aeroportuaria - Depar- 
tamento de Compras - Autopista Ricchieri 
Salida Km. 25 - Instituto de Formación Ezeiza 
(I.F.E.) - Ezeiza - (1804) - Pcia. Bs. As. Plazo 
y horario: De 10:00 a 16:00 horas en días há- 
biles administrativos hasta 72 horas hábiles 
antes al día y horario fijado para el acto de 
apertura. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Policía 
de Seguridad Aeroportuaria - Departamento 
de Compras - Autopista Ricchieri Salida Km. 
25 - Instituto de Formación Ezeiza (I.F.E.) - 
Ezeiza - (1804) - Pcia. Bs. As. Plazo y horario: 
30 de mayo de 2012 - 11:00 horas. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado con el fin de presentarse 
a cotizar, en este último caso ingresando con 
usuario y contraseña, en el sitio Web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www.ar- 
gentinacompra.gov.ar, Acceso Directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

e. 02/05/2012 N° 44188/12 v. 03/05/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
COMANDO DE BRIGADA 
MECANIZADA IX 
LICITACIÓN PUBLICA N° 18/2012 
Expediente N° 9112-0320/5 

OBJETO: Adquisición de repuestos y ac- 
cesorios (Soldadura Batea SK 105 y apoyo 
del Escalón de Mantenimiento Móvil). 

Horario y lugar de consulta del expediente: 
Los días hábiles 09:00 a 12:30 - Cdo. Br. Mee. 
IX - SAF - Rivadavia Nro. 650, Comodoro Ri- 
vadavia (Ch). 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Lugar de presentación de las ofertas: Cdo. 
Br. Mee. IX - SAF - Rivadavia Nro. 650 - Co- 
modoro Rivadavia (Ch), de 09:00 a 12:30 hs. 

Lugar del acto de apertura: Cdo. Br. Mee. 
IX - SAF - Rivadavia Nro. 650 - Comodoro 
Rivadavia (Ch). 

Día y hora del acto de apertura: 28 de mayo 
de 2012, 10:00 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado en el sitio Web de la Oficina Nacional 
de Contrataciones, www.argentinacompra. 
gov.ar, accediendo al link "Contrataciones 
Vigentes". 

e. 03/05/2012 N° 45400/12 v. 04/05/2012 
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EJERCITO ARGENTINO 
COMANDO DE BRIGADA 
MECANIZADA IX 
LICITACIÓN PUBLICA N° 19/2012 
Expediente N° 9112-0330/5 

OBJETO: Adquisición de repuestos y ac- 
cesorios (CAÁ). 

Horario y lugar de consulta del expedien- 
te: Los días hábiles, 09:00 a 12:30 - Cdo. Br. 
Mee. IX - SAF - Rivadavia Nro. 650, Comodo- 
ro Rivadavia (Ch). 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Lugar de presentación de las ofertas: Cdo. 
Br. Mee. IX - SAF - Rivadavia Nro. 650 - Co- 
modoro Rivadavia (Ch), de 09:00 a 12:30 hs. 

Lugar del acto de apertura: Cdo. Br. Mee. 
IX - SAF - Rivadavia Nro. 650 - Comodoro 
Rivadavia (Ch). 

Día y hora del acto de apertura: 24 de mayo 
de 2012, 16:00 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado en el sitio Web de la Oficina Nacional 
de Contrataciones, www.argentinacompra. 
gov.ar, accediendo al link "Contrataciones 
Vigentes". 

e. 02/05/2012 N° 44914/12 v. 03/05/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
AGR AA EJ 601 - EC 
LICITACIÓN PUBLICA N° 21/2012 
Expediente N° DA 12-0141/5 

OBJETO: Adquisición de repuestos y ac- 
cesorios para Vehículos y Aeronaves Radio- 
controladas. 

Lugar, plazo y horario consulta de pliegos: 
Agr AA Ej 601-EC de lunes a viernes 8:00 a 
13:00 hs. 

Lugar, plazo y horario de retiro de pliegos: 
Agr AA Ej 601-EC de lunes a viernes 8:00 a 
13:00 hs. 

Valor del pliego: Sin cargo 

Lugar y plazo de presentación de ofertas: 
Agr AA Ej 601-EC - 24 may 2012 - 08:00 hs. 

Lugar, día y hora del acto de apertura: Agr 
AA Ej 601-EC - 24 may 2012 - 10:30 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar 
accediendo al link "Transparencia". 

e. 02/05/2012 N° 44036/12 v. 03/05/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
AGR AA EJ 601 - EC 
LICITACIÓN PUBLICA N° 23/2012 
Expediente N° DA12-0143/5 

OBJETO: Adquisición de elementos de 
electricidad, herramientas menores, artícu- 
los de ferretería y pinturas. 

Lugar, plazo y horario consulta de pliegos: 
Agr AA Ej 601-EC de lunes a viernes 8:00 a 
13:00 hs. 

Lugar, plazo y horario de retiro de pliegos: 
Agr AA Ej 601-EC de lunes a viernes 8:00 a 
13:00 hs. 

Valor del pliego: Sin cargo 

Lugar y plazo de presentación de ofertas: 
Agr AA Ej 601-EC - 24 may 2012 - 08:00 hs. 

Lugar, día y hora del acto de apertura: Agr 
AA Ej 601-EC - 24 may 2012 - 11:30 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar 
accediendo al link "Transparencia". 

e. 02/05/2012 N° 44038/12 v. 03/05/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
COMANDO DE LA 2DA 
DIVISIÓN DE EJERCITO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 29/2012 
Expediente Nro. 3J12-0662/5 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adqui- 
sición de repuestos y accesorios para sa- 
tisfacer las necesidades de Adiestramiento 
Operacional de las Guarniciones Militares 
"Córdoba y San Luis". 



Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Lugar de retiro de pliegos y/o consulta: En 
el SAF del Cdo DE 2, sito en Camino a La Ca- 
lera Km 9 1 /2 - Córdoba, CP 5023. De lunes a 
viernes de 08:00 a 12:00 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser obtenido 
con el fin de presentarse a cotizar o consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, ingresando al acceso directo "Contrata- 
ciones Vigentes". 

Costo del pliego: Sin costo. 

Presentación de ofertas: En el SAF del Cdo 
DE 2, sito en Camino a La Calera Km 9 1 /í> - 
Córdoba, CP 5023. De lunes a viernes de 
08:00 a 12:00 hs - hasta 1 hora antes de la 
apertura. 

Acto de apertura: SAF - Cdo DE 2 - sito en 
Camino a La Calera Km 9 1 /2 - Córdoba, CP 
5023. 

El día 24 de mayo de 2012 a las 11:00 hs. 
e. 02/05/2012 N° 44665/12 v. 03/05/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
COMANDO DE LA 2DA 
DIVISIÓN DE EJERCITO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 31/2012 
Expediente Nro. 3J12-0656/5 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisi- 
ción de Gas Propano y Gas en garrafa para 
el funcionamiento del Cdo DE 2 y Unidades 
dependientes de la Guarnición Militar Cór- 
doba. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Lugar de retiro de pliegos y/o consulta: En 
el SAF del Cdo DE 2, sito en Camino a La Ca- 
lera Km 9 1 /2 - Córdoba, CP 5023. De lunes a 
viernes de 08:00 a 12:00 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser obtenido 
con el fin de presentarse a cotizar o consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, ingresando al acceso directo "Contrata- 
ciones Vigentes". 

Costo del pliego: Sin costo. 

Presentación de ofertas: En el SAF del Cdo 
DE 2, sito en Camino a La Calera Km 9 1 /2 - 
Córdoba, CP 5023. De lunes a viernes de 
08:00 a 12:00 hs - hasta 1 hora antes de la 
apertura. 

Acto de apertura: SAF - Cdo DE 2 - sito en 
Camino a La Calera Km 9 1 /2 - Córdoba, CP 
5023. 

El día 24 de mayo de 2012 a las 13:00 hs. 
e. 02/05/2012 N° 44658/12 v. 03/05/2012 



BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 
COMPULSA DE PRECIOS N° 54/2012 
Expediente N° 100.280/12 

OBJETO: Provisión de marcos y enmarca- 
do de láminas. 

Consulta y/o compra de pliegos: Gerencia 
de Contrataciones, Reconquista 266, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Edificio 4 (Anexo 
San Martín 235), 8 o piso, oficina N° 4801, de 
10 a 15 horas, hasta el 11/05/12, mediante 
una nota y/o tarjeta comercial identificatoria 
o fotocopia de ficha de inscripción de nuestro 
Registro de Proveedores con la cual obtendrá 
el 50% de dto. del valor del pliego. Los plie- 
gos se abonan en efectivo o con cheque de 
la empresa, en este último caso hasta 72 hs. 
hábiles anteriores a la fecha de apertura. 
Asimismo, pueden efectuarse consultas en el 
sitio web del BCRA: www.bcra.gov.ar 

Valor del pliego: $ 90.- (Pesos noventa). 

Presentación de las ofertas y apertura de 
sobres: En el área antes mencionada, hasta el 
día 14/05/12 a las 12 horas. 

Consultas y supervisión: Podrán efectuarse 
en la Gerencia de Servicios Generales - Sub- 
gerencia de Infraestructura, sita en Recon- 
quista 266, C.A.B.A., Edificio 4 (Anexo San 
Martín 235), 9° Piso, Oficina N° 4906, o bien, 
comunicándose al teléfono (011) 4348-3500 
interno 2458, en el horario de 12 a 16 los días 
hábiles bancarios. 

e. 02/05/2012 N° 39694/12 v. 03/05/2012 



MINISTERIO DE DEFENSA 
UOC 35/04 

LICITACIÓN PUBLICA N° 53/2012 
Expediente N° MD 11913/2012 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adqui- 
sición de almohadas y colchones para la 
Fuerza Aérea Argentina - PACID 2012. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Di- 
rección: Ministerio de Defensa - UOC 35/04 
- Oficina 38 - Azopardo 250, Piso 12 - CABA. 
Plazo y horario: Desde el 02 de mayo de 
2012 hasta el 23 de mayo de 2012 de 09:00 
a 13:00 hs. 

Costo del pliego: Sin costo. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Mi- 
nisterio de Defensa - UOC 35/04 - Oficina 
38 - Azopardo 250, Piso 12 - CABA. Plazo y 
horario: Desde el 02 de mayo de 2012 hasta el 
23 de mayo de 2012 de 09:00 a 13:00 hs. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Ministerio de Defensa - UOC 35/04 - Oficina 
38 - Azopardo 250, Piso 12 - CABA. Plazo y 
horario: Hasta el día 24 de mayo de 2012 a las 
10:00 hs. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Direc- 
ción General del Servicio Logístico de la De- 
fensa - UOC 35/04 - Oficina 29 - Azopardo 
250, Piso 12 - CABA. Día y hora: El día 24 de 
mayo de 2012 a las 10:00 hs. 

Observaciones Generales: 

Ninguna 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser obtenido 
con el fin de presentarse a cotizar o consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, ingresando al Acceso Directo "Contrata- 
ciones Vigentes". 

e. 02/05/2012 N° 44168/12 v. 03/05/2012 



REPÚBLICA ARGENTINA 
MINISTERIO DE SEGURIDAD 
POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 
SUPERINTENDENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DIVISIÓN CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PRIVADA N° 2/2012 
Ejercicio: 2012/2013 
Expediente N° 671-01-001201-2010 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisi- 
ción de coronas de flores naturales. 

Clase: Nacional de Etapa Única 

Modalidad: Modalidad Orden de Compra 
Abierta 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/ 
Dirección: Rivadavia 1330 - Piso 4 o - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Horario: Lunes a 
viernes de 09:00 a 20:00 horas. 

Costo del pliego: Sin costo. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Riva- 
davia 1330 - Piso 4 o - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Horario: Lunes a viernes de 
09:00 a 20:00 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser obtenido 
con el fin de presentarse a cotizar o consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, ingresando con usuario y contraseña al 
Acceso Directo "Contrataciones Vigentes". 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Rivadavia 1330 - Piso 4° - Ciudad Autóno- 
ma de Buenos Aires. Día y hora: 24/05/2012 
- 10:30 hs. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Rivada- 
via 1330 - Piso 4 o - Ciudad Autónoma de Bue- 
nos Aires. Día y hora: 24/05/2012 - 10:30 hs. 

Observaciones Generales: 

La obtención de pliegos se realizará hasta 
el día hábil anterior a la fecha de apertura. 

e. 02/05/2012 N° 44899/12 v. 03/05/2012 



EJERCITO ARGENTINO 

DIRECCIÓN DE REMONTA 

Y VETERINARIA 

LICITACIÓN PUBLICA N° 14/2012 

Expediente N° AF 11-2669/5 

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 01 

OBJETO DE LA CONTRATACIONES: Ad- 
quisición de maderas varias. 



Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Arévalo 
3065 - 2do. Piso - Sala de Reuniones - Ciu- 
dad Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 
04 de mayo de 2012 a las 09.00 horas. 

Descripción: Circular Modificatoria al 
acto de apertura para la Licitación Pública 
N° 14/2012. 

Apertura: 

Descripción: En atribuciones a lo estableci- 
do en el punto 10. Párrafo 6 de la Resolución 
515/2000, se procede a prorrogar la fecha de 
apertura de acuerdo al siguiente detalle: 

Donde dice: 04 de mayo de 2012 a las 09.00 
horas. 

Debe decir: 11 de mayo de 2012 a las 09.00 
horas. 

Observaciones: En relación a observacio- 
nes realizadas por interesados y hasta tanto 
se aclaren las consultas, se prorroga el acto 
de apertura. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado con el fin de presentarse a 
cotizar, en este último caso ingresando con 
usuario y contraseña, en el sitio Web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www.ar- 
gentinacompra. gov.ar, Acceso Directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

e. 03/05/2012 N° 46194/12 v. 04/05/2012 



AFIP 

LICITACIÓN PUBLICA N° 36/2012 

Expediente N° 0251348/12 

ASUNTO: Provisión, instalación y puesta 
en funcionamiento del Sistema de Bombeo 
Cloacal. 

Lugar de apertura: Hipólito Yrigoyen N° 370, 
5 o Piso, Of. 5830. 

Valor del pliego: $ 200.- 

Lugar de ejecución: Hipólito Yrigoyen 
N° 370, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Fecha de apertura: 31/05/2012 a las 
11:30 hs. 

Ultimo día para adquirir pliego: 18/05/2012 

Ultimo día para realizar visita obligatoria: 
22/05/2012. 

Ultimo día para efectuar consultas por es- 
crito: 24/05/2012. 

Lugar de consultas y adquisición de plie- 
gos: Departamento Administración de Com- 
pras, sito en Hipólito Yrigoyen N° 370, 5° Piso, 
Of. 5830, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el horario de 09:00 a 17:00, Tel: 4347- 
2845/2526/2924/2557 - Fax: 4347-2843. 

e. 03/05/2012 N° 45701/12 v. 04/05/2012 



REPÚBLICA ARGENTINA 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PRODUCTIVA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL LITORAL 
LICITACIÓN PUBLICA 
NACIONAL N° 02/2012 
Expediente U.N.L. N° 579.249 

Préstamo BID - PICT 2010 N° 1434* 

Agencia Nacional de Promoción Científico y 

Tecnológica 

OBJETO: Adquisición de un Simulador So- 
lar. 

Presupuesto oficial: $ 64.000,00 

Apertura: 31 de mayo de 2012 a las 11:00 
am 

Lugar: Dirección de Compras y Contrata- 
ciones UNL. 

Consultas y retiros de pliegos: De 7:30 a 
13:30 en la Dirección de Compras y Contra- 
taciones de la UNL o solicitarlo por E-mail a 
compras@unl.edu. ar. 

Presentación de las ofertas: Hasta el 31 de 
mayo de 2012 a las 11:00 am en la Dirección 
de Compras y Contrataciones de la UNL, Bv. 
Pellegrini 2750 - 2 o Piso, ala este (3000) Santa 
Fe. 

Tel: (0342)- 4571110 int 245. 

Fax: (0342) - 451110 int 129 - e-mail; com- 
pras@unl.edu. ar 



* En virtud de que la adquisición cuenta 
con financiamiento de un préstamo suscrip- 
to entre el BID y la República Argentina, los 
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equipos deben tener su origen en países 
miembros del Banco Interamericano de De- 
sarrollo (BID). 

e. 02/05/2012 N° 43464/12 v. 03/05/2012 



AGUA Y SANEAMIENTOS 
ARGENTINOS S.A. 
CONCURSO PUBLICO 
NACIONAL N° 17814/2012 

OBJETO: Adquisición de repuestos origi- 
nales para Cabezales de Módulos de Trata- 
miento Iónico. 

Contratación sujeta al Régimen Com- 
pre Trabajo Argentino instituido por la Ley 
N° 25.551 y reglamentado por el Decreto 
N° 1600/2002 y demás normas complemen- 
tarias y aclaratorias. 

Monto estimado: $ 220.000.- 

Consulta y retiro de pliegos: Todos los días 
hasta el 17.05.12 en la Gcia. de Compras, Tu- 
cumán 752, Piso 14° - Capital Federal - Hora- 
rio de 10:00 a 12:00 y 14:30 a 16:30 hs. 

Valor del pliego: Sin valor. 

Consultas Internet: www.argentinacompra. 
gov.ar 

Presentación de ofertas: Hasta el 24.05.12 
a las 12:00 hs. en la Gcia. de Compras, Tucu- 
mán 752, Piso 14° - Capital Federal. 

Fecha de apertura: El día 24.05.12 a las 
15:00 hs. 

e. 02/05/2012 N° 43993/12 v. 03/05/2012 



CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 

Rectificamos que en las publicaciones de 
los días viernes 27 de abril y miércoles 2 de 
mayo, N° 44292/2012 se modifican las si- 
guientes fechas: 

Retiro de pliegos: Hasta martes 15/05/12 
inclusive. 

Fecha de apertura de ofertas: Lunes 
28/05/12. 

e. 03/05/2012 N° 46177/12 v. 04/05/2012 



HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN 
LICITACIÓN PRIVADA N° 4/2012 
Expediente N° HSN-4276/2011 

OBJETO: Adquisición de placas de bronce 
identificatorias de despachos. 

Adquisición del Pliego de Bases y Condi- 
ciones: Dirección de Tesorería, Hipólito Yrigo- 
yen 1710, Piso 2°, Of.: 219 - Capital Federal, 
de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas. 

Valor del pliego: Pesos cincuenta con 
00/100 ($50,00) 

Lugar de consulta, presentación y aper- 
tura de ofertas: Subdirección de Compras, 
H. Yrigoyen 1710, Piso 2°, Of.: 228 de lunes 
a viernes de 11:00 a 19:00 horas, Capital 
Federal. 

Para consultas del pliego por internet (www. 
senado. gov.ar). 

Venta del pliego: Desde el 02/05/2012 hasta 
el: 15/05/2012, inclusive. 

Apertura: 16 de mayo de 2012 - 13:00 horas, 
e. 02/05/2012 N° 44633/12 v. 03/05/2012 



EQ. PROC. AUTOMÁTICO DE DATOS, 
SOFT, SUM. YEQ. APOYO 



ELECTRICIDAD Y FERRETERÍA 
ELÉCTRICA 



FUERZA AEREA ARGENTINA 
COMANDO DE ADIESTRAMIENTO 
Y ALISTAMIENTO 
III BRIGADA AEREA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 04/2012 
Expediente N° 2.793.500 

OBJETO: Adquisición de elementos de 
electricidad y telefonía. 

Retiro de pliegos: División Economía - Rut. 
Nac. N° 11, Km 783 - Reconquista - Santa Fe - 
uoc3bri@faa.mil.ar-www.argentinacompra.gov. 

Precio del pliego: Sin costo. 

Presentación de ofertas y apertura: 24 de 
mayo de 2012 - 11:30 hs. 

e. 02/05/2012 N° 44648/12 v. 03/05/2012 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DEPARTAMENTO COMPRA DE BIENES 
LICITACIÓN PUBLICA N° CDB-1512 

OBJETO: Adquisición de computadoras 
personales (de escritorio y portátiles), mo- 
nitores LCD, software y servicios comple- 
mentarios. 

Venta de pliegos: Depto. Compra de Bie- 
nes, Bmé. Mitre 326 - 3er. Piso - Local 310 

- Capital Federal, en el horario de 10 a 15 hs. 

Lugar de presentación de ofertas: Depto. 
Compra de Bienes, Bmé. Mitre 326 - 3er. Piso 

- Local 310 - Capital Federal, en el horario de 
10a15hs. 

Lugar y fecha de apertura: Depto. Compra 
de Bienes (Bmé. Mitre 326 - 3er. Piso - Local 
310 - Capital Federal). 

La apertura prevista para el 26/04/12 a las 
11.00 horas, ha sido prorrogada para el día 
07/05/12 a las 11.00 horas. 

Pliego: $ 1.000,00.- 

Página en Internet: www.bna.com.ar 

e. 03/05/2012 N° 44825/12 v. 03/05/2012 



AGUA Y SANEAMIENTOS 
ARGENTINOS S.A. 
CONCURSO PUBLICO 
NACIONAL N° 17618/2012 

OBJETO: Adquisición de equipo cortafue- 
gos de seguridad "Firewall". 

Contratación sujeta al Régimen Com- 
pre Trabajo Argentino instituido por la Ley 
N° 25.551 y reglamentado por el Decreto 
N° 1600/2002 y demás normas complemen- 
tarias y aclaratorias. 

Monto estimado: $ 321.780.- 

Retiro y consulta de pliegos: Todos los días 
hasta el 17.05.12 en la Gcia. de Compras, Tu- 
cumán 752, Piso 14° - Capital Federal - Hora- 
rio de 10:00 a 12:00 y 14:30 a 16:30 hs. 

Valor del pliego: Sin valor. 

Consultas Internet: www.argentinacompra. 
gov.ar 

Presentación de ofertas: Hasta el 24.05.12 
a las 12:00 hs. en la Gcia. de Compras, Tucu- 
mán 752, Piso 14° - Capital Federal. 

Fecha de apertura: El día 24.05.12 a las 
15:00 hs. 

e. 02/05/2012 N° 43981/12 v. 03/05/2012 



EQ. Y SUM., MEDICINA, 
ODONTOLOGÍA Y VETERINARIA 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE CÓRDOBA 

HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS 

PROFESOR DR. PEDRO VELLA 

LICITACIÓN PUBLICA N° 25/2012 

Expediente N° 0009764/2012 

OBJETO: Adquisición de material descar- 
table - Farmacia Central. 

Fecha y lugar de apertura: Jueves 
28/05/2012 - 10:00 horas - Secretaría de Pla- 
nificación y Gestión Institucional - Artigas 160 

- 1 o Piso - Aula Usos Múltiples 

Retiro de pliegos: Sin costo - Hospital Na- 
cional de Clínicas - Dpto. Compras (1° Piso 

- Santa Rosa 1564 - B° Alto Alberdi). 

Tel-Fax: 0351-4337061 - Horario 8 a 14 hs. 
e. 03/05/2012 N° 44954/12 v. 04/05/2012 



MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 2/2012 

RUBRO LICITARIO: Adquisición de Ecó- 
grafos Doppler color gineco obstétrico de 
mediana complejidad. 

Calle: Av. 9 de Julio 1925, Piso 3° 

Localidad: Capital Federal 

Valor del pliego: Sin valor 

Lugar de presentación de las ofertas: Av. 
9 de Julio 1925, Piso 3 o , Capital, Depto. de 
Compras 



Lugar de apertura: Departamento de 
Compras 

Fecha de apertura: 28 de mayo de 2012 a 
las 15:00 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, ingresando al Acceso Directo Contratacio- 
nes Vigentes. 

e. 02/05/2012 N° 39611/12 v. 03/05/2012 



INSTITUTO NACIONAL DE 
SERVICIOS SOCIALES PARA 
JUBILADOS Y PENSIONADOS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 27/2012 
Expedientes N° 521-2011-00925-1-0000 
y 522-2011-01261-1-0000 

OBJETO: Llámase a Licitación Pública 
N° 27/2012 para la provisión de Material 
Descartable, para atender la demanda de 
los Afiliados del Instituto, con destino a 
los Policlínicos PAMI I y PAMI II, sitos en la 
Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, 
dependientes de la Gerencia de Efectores 
Sanitarios Propios, por el término de seis (6) 
meses, prorrogable por idéntico período. 

Pliegos: Deberán imprimirse directamen- 
te de la página de Internet de este Instituto: 
www.pami.org.ar 

Consultas: En la Subgerencia de Compras y 
Contrataciones, Perú 169 - 5 o Piso - C.A.B.A., 
de lunes a viernes vía Email hasta 48 horas 
antes de la apertura a consultapliegos@pami. 
org.ar 

Valor del pliego: Sin costo. 

Presentación de ofertas en: Perú 169, 5 o 
Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel: 
(011) 4344-8514. 

Lugar de apertura: Perú 169, 6 o Piso, Ciu- 
dad Autónoma de Buenos Aires. Tel: (011) 
4344-8514. 

Apertura: 11 de mayo de 2012 

Hora: 12.00 hs. 

e. 02/05/2012 N° 44909/12 v. 03/05/2012 



MINISTERIO DE SALUD 
SECRETARIA DE POLÍTICAS, 
REGULACIÓN Y RELACIONES 
SANITARIAS 
HOSPITAL NACIONAL 
"PROFESOR ALEJANDRO POSADAS" 
LICITACIÓN PUBLICA N° 32/2012 
Expediente N° HOSPITAL PROF. 
A. POSADAS 797/2012 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adq. Je- 
ringas descartables. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/ 
Dirección: Departamento de Contrataciones, 
Pte. Illia y Marconi S/N - El Palomar - Provin- 
cia de Buenos. Plazo y horario: Hasta 24 hs. 
antes de la fecha fijada para la apertura de 
lunes a viernes hasta las 13 hs. Bajada de 
pliego de la Web www.argentinacompra.gov. 
aCosto del pliego: Pliego sin valor. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: De- 
partamento de Contrataciones, Pte. Illia y 
Marconi S/N - El Palomar - Provincia de Bue- 
nos. Plazo y horario: Los interesados podrán 
realizar consultas por escrito, hasta 72 hs. 
(setenta y dos) horas antes del día y hora fi- 
jados para el cierre de recepción de ofertas. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Departamento de Contrataciones, Pte. Illia y 
Marconi S/N - El Palomar - Provincia de Bue- 
nos. Plazo y horario de presentación: Hasta el 
1 o de junio de 2012 a las 10.00 hs. 

Cierre de ofertas: 01 de junio de 2012 a las 
10.00 horas. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Departa- 
mento de Contrataciones, Pte. Illia y Marconi 
S/N - El Palomar - Provincia de Buenos. Día 
y hora: 01 de junio de 2012 a las 10.00 horas. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado con el fin de presentarse a 
cotizar, en este último caso ingresando con 
usuario y contraseña, en el sitio Web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www.ar- 
gentinacompra. gov.ar, Acceso Directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

e. 03/05/2012 N° 45422/12 v. 04/05/2012 



MINISTERIO DE SALUD 
SECRETARIA DE POLÍTICAS, 
REGULACIÓN Y RELACIONES 
SANITARIAS 
HOSPITAL NACIONAL 
"PROFESOR ALEJANDRO POSADAS" 
LICITACIÓN PUBLICA N° 41/2012 
Expediente N° HOSPITAL PROF. 
A. POSADAS 793/2012 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Insumos 
para Cirugía Cardiovascular infantil. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/ 
Dirección: Departamento de Contrataciones, 
Pte. Illia y Marconi S/N - El Palomar - Provin- 
cia de Buenos. Plazo y horario: Hasta 24 hs. 
antes de la fecha fijada para la apertura, de 
lunes a viernes hasta las 13 hs. 

Costo del pliego: Pliego sin valor. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: De- 
partamento de Contrataciones, Pte. Illia y 
Marconi S/N - El Palomar - Provincia de Bue- 
nos. Plazo y horario: Los interesados podrán 
realizar consultas por escrito, hasta 72 hs. 
(setenta y dos) horas antes del día y hora fi- 
jados para el cierre de recepción de ofertas. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Departamento de Contrataciones, Pte. Illia y 
Marconi S/N - El Palomar - Provincia de Bue- 
nos. Plazo y horario de presentación: Hasta el 
día 28/05/2012 - Hora: 10.00. 

Cierre de ofertas: 28 de mayo de 2012 a las 
10.00 horas. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Depar- 
tamento de Contrataciones, Pte. Illia y Mar- 
coni S/N - El Palomar - Provincia de Buenos. 
Día y hora: 28 de mayo de 2012 a las 10.00 
horas. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consulta- 
do www.argentinacompra.gov.ar, accediendo 
al Link Consulta de Contrataciones Vigentes 
y de acuerdo a la Resolución 24/04 o en el 
Hospital Posadas Pte. Illia S/N El Palomar de 
lunes a viernes hasta las 13 hs. 

Los pliegos se podrán retirar en el Dpto. 
de Contrataciones, o adquirir en la página de 
Internet a partir del primer día de publicación 
día 03/05/2012 hasta un día antes de la fecha 
de apertura. 

e. 03/05/2012 N° 43358/12 v. 04/05/2012 



EQUIPOS FOTOGRÁFICOS, 
IMAGEN Y SONIDO 



MINISTERIO DE SEGURIDAD 

POLICÍA DE SEGURIDAD 

AEROPORTUARIA 

LICITACIÓN PUBLICA N° 09/2012 

Expediente N° EXPPSA- 

S02:0000612/2012 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisi- 
ción de cámaras fotográficas, videograba- 
doras y trípodes. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/ 
Dirección: Policía de Seguridad Aeroportua- 
ria - Departamento de Compras - Autopista 
Ricchieri Salida Km. 25 - Instituto de Forma- 
ción Ezeiza (I.F.E.) - Ezeiza - (1804) - Pcia. Bs. 
As. Plazo y horario: De 10.00 a 16.00 horas 
en días hábiles administrativos hasta el día y 
horario fijado para el acto de apertura. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: 
Policía de Seguridad Aeroportuaria - Depar- 
tamento de Compras - Autopista Ricchieri 
Salida Km. 25 - Instituto de Formación Ezeiza 
(I.F.E.) - Ezeiza - (1804) - Pcia. Bs. As. Plazo 
y horario: De 10.00 a 16.00 horas en días há- 
biles administrativos hasta 72 horas hábiles 
antes al día y horario fijado para el acto de 
apertura. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Policía 
de Seguridad Aeroportuaria - Departamento 
de Compras - Autopista Ricchieri Salida Km. 
25 - Instituto de Formación Ezeiza (I.F.E.) - 
Ezeiza - (1804) - Pcia. Bs. As. Plazo y horario: 
29 de mayo de 2012 - 13.0 horas. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado con el fin de presentarse a 
cotizar, en este último caso ingresando con 
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usuario y contraseña, en el sitio Web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www.ar- 
gentinacompra.gov.ar, Acceso Directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

e. 02/05/2012 N° 44191/12 v. 03/05/2012 



EQUIPOS PARA EMBARCACIÓN 
Y NAVEGACIÓN 



ARMADA ARGENTINA 

ESTADO MAYOR GENERAL 

DE LA ARMADA - DIAB 

DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS 

DE LA ARMADA 

LICITACIÓN PUBLICA N° 52/2012 

Expediente/s: PYRE, 3JY N° 04/12 

OBJETO: Adquisición de amarras para 
maniobras y remolque de la Lancha Rápida 
A.R.A. "Indómita". 

Lugar, plazos, horarios de consulta, venta 
de pliegos: Av. Comodoro Py 2055, 3 Piso, Of. 
19, Capital Federal, de lunes a jueves de 09.00 
a 13.30 hs. y viernes de 09.00 a 12.00 hs. Has- 
ta el día anterior a la fecha de apertura. 

Valor del pliego: $50,00. 

Lugar de presentación de las ofertas y acto 
de apertura: Av. Comodoro Py 2055, 3 Piso 
Of. 19, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Hasta el día del acto de apertura a 09.30 hs. 

Día y hora del acto de apertura: 24 de mayo 
de 2012- 10.00 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado con el fin de presentarse a 
cotizar, ingresando con usuario y contraseña, 
en el sitio Web de la Oficina Nacional de Con- 
trataciones, www.argentinacompra.gov.ar, 
Acceso Directo "Contrataciones Vigentes". 

e. 02/05/2012 N° 44199/12 v. 03/05/2012 



ARMADA ARGENTINA 
ESTADO MAYOR GENERAL 
DE LA ARMADA - SGNA 
SUBSECRETARÍA GENERAL 
DE LA ARMADA 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA N° 06/2012 
Expediente/s: SGNA, IBE N° 16/12 

OBJETO: Adquisición de Velas para los 
Yates A.R.A. "Fortuna I" y "Fortuna III". 

Lugar, plazos, horarios de consulta, venta 
de pliegos: Avda. Comodoro Py 2055, Piso 
13°, Of. 65 - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - De lunes a jueves de 08.00 a 13.00 hs. 
y viernes de 08.00 a 12.00 hs., hasta cuarenta 
y ocho (48) horas hábiles anterior a la fecha 
de apertura. 

Valor del pliego: $ 50,00. 

Lugar de presentación de las ofertas y acto 
de apertura: Avda. Comodoro Py 2055, Piso 
13°, Of. 65, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Hasta veinticuatro (24) horas hábiles 
anterior al día y hora del acto de apertura. 

Día y hora del acto de apertura: 24 de mayo 
de 2012- 10.00 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado con el fin de presentarse a 
cotizar, en este último caso ingresando con 
usuario y contraseña, en el sitio Web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www.ar- 
gentinacompra.gov.ar, Acceso Directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

e. 02/05/2012 N° 44303/12 v. 03/05/2012 



EQUIPOS Y MATERIALES 
DE COMUNICACIÓN 



TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. 
LICITACIÓN N° 12320626 

OBJETO: 3320 - TASA - Adquisición de 
Centrales Telefónica. 

Contrataciones sujetas al Régimen Com- 
pre Trabajo Argentino instituido por la 
Ley N° 25.551, su Decreto Reglamentario 
N° 1600/2002 y demás normas complemen- 
tarias y aclaratorias. 



Monto estimado: $ 2.910.000,00. 

Valor de pliego: $ 0.- 

Clase: Licitación Pública de Etapa Múltiple 
Nacional. 

Retiro de pliegos: http://www.adquira.com. 
ar hasta el 09/05/2012 - 16:30 hs. 

Consulta de pliegos: H. Yrigoyen 1556 - Piso 
1 o - Cap. Fed., hasta el 09/05/2012 - 16:30 hs. 

Presentación de ofertas http://podium.ad- 
quira.com/ hasta el 24/05/2012 - 12:00 hs. 

e. 02/05/2012 N° 44616/12 v. 03/05/2012 



EQUIPOS Y SUMINISTROS 
PARA LIMPIEZA 



EJERCITO ARGENTINO 
AGR A A EJ 601 - EC 
LICITACIÓN PUBLICA N° 22/2012 
Expediente N° DA12-0142/5 

OBJETO: Adquisición de elementos para 
Limpieza. 

Lugar, plazo y horario de consulta de plie- 
gos: Agr. AA Ej. 601-EC - de lunes a viernes 
8.00 a 13.00 hs. 

Lugar, plazo y horario de retiro de pliegos: 
Agr. AA Ej. 601-EC - de lunes a viernes 8.00 
a 13.00 hs. 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Lugar y plazo de presentación de ofertas: 
Agr. AA Ej. 601-EC - 24 May. 2012 - 08.00 hs. 

Lugar, día y hora del acto de apertura: Agr. 
AA Ej. 601-EC - 24 May. 2012 - 11.00 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, accediendo al link "Transparencia". 

e. 02/05/2012 N° 44037/12 v. 03/05/2012 



INMUEBLES 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

DE LA NACIÓN 

OBRA SOCIAL DEL PODER JUDICIAL 

OFICINA DE COMPRAS 

Y LICITACIONES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 03/2012 

Expediente N° OS 907/2012 

OBJETO: Por la presente tramita la com- 
pra de un (1) Inmueble en la Ciudad Autó- 
noma de Buenos Aires, con una superficie 
cubierta útil aproximada de 3.650 metros 
cuadrados, destinado a ser la Sede Central 
de la Obra Social del Poder Judicial de la 
Nación. 

Sitio web para consulta de pliegos: http:// 
www.ospjn.gov.ar 

Lugar de venta de pliegos: Sección Tesore- 
ría, Lavalle 1653, 1 o Piso - Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Lugar de retiro de pliegos y presentación de 
las ofertas: Oficina de Compras y Licitacio- 
nes, Lavalle 1653, 3 o Piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Horario de atención al público: Días hábiles 
de 8 a 16 horas. 

Valor del pliego: Pesos diecinueve mil sete- 
cientos cincuenta y cinco ($ 19.755.-). 

Apertura: 21/06/2012 a las 10 hs. 

e. 20/04/2012 N° 39510/12 v. 03/05/2012 



MAQUINAS Y SUMINISTROS 
PARA OFICINA 



MINISTERIO DE SEGURIDAD 

POLICÍA DE SEGURIDAD 

AEROPORTUARIA 

LICITACIÓN PUBLICA N° 11/2012 

Expediente N° EXPPSA- 

S02:0000514/2012 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisi- 
ción de cartuchos y tóner para Impresoras. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/ 
Dirección: Policía de Seguridad Aeroportua- 
ria - Departamento de Compras - Autopista 
Ricchieri Salida Km. 25 - Instituto de Forma- 



ción Ezeiza (I.F.E.) - Ezeiza - (1804) - Pcia. Bs. 
As. Plazo y horario: De 10.00 a 16.00 horas 
en días hábiles administrativos hasta el día y 
horario fijado para el acto de apertura. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: 
Policía de Seguridad Aeroportuaria - Depar- 
tamento de Compras - Autopista Ricchieri 
Salida Km. 25 - Instituto de Formación Ezeiza 
(I.F.E.) - Ezeiza - (1804) - Pcia. Bs. As. Plazo 
y horario: De 10.00 a 16.00 horas en días há- 
biles administrativos hasta 72 horas hábiles 
antes al día y horario fijado para el acto de 
apertura. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Policía 
de Seguridad Aeroportuaria - Departamento 
de Compras - Autopista Ricchieri Salida Km. 
25 - Instituto de Formación Ezeiza (I.F.E.) - 
Ezeiza - (1804) - Pcia. Bs. As. Plazo y horario: 
30 de mayo de 2012 - 12.00 horas. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado con el fin de presentarse a 
cotizar, en este último caso ingresando con 
usuario y contraseña, en el sitio Web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www.ar- 
gentinacompra.gov.ar, Acceso Directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

e. 02/05/2012 N° 44182/12 v. 03/05/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
COMANDO DE BRIGADA 
MECANIZADA IX 
LICITACIÓN PUBLICA N° 02/2012 
Expediente N° 9111-0209/5 

OBJETO: Adquisición de artículos de li- 
brería. 

Horario y lugar de consulta del expedien- 
te: Los días hábiles, 09:00 a 12:30 - Cdo. Br. 
Mee. IX - SAF - Rivadavia Nro. 650, Comodo- 
ro Rivadavia (Ch). 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Lugar de presentación de las ofertas: Cdo. 
Br. Mee. IX - SAF - Rivadavia Nro. 650 - Co- 
modoro Rivadavia (Ch), de 09:00 a 12:30 hs. 

Lugar del acto de apertura: Cdo. Br. Mee. 
IX - SAF - Rivadavia Nro. 650 - Comodoro 
Rivadavia (Ch). 

Día y hora del acto de apertura: 28 de mayo 
de 2012, 11:00 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado en el sitio Web de la Oficina Nacional 
de Contrataciones, www.argentinacompra. 
gov.ar, accediendo al link "Contrataciones 
Vigentes". 

e. 03/05/2012 N° 45398/12 v. 04/05/2012 



MINISTERIO DE SEGURIDAD 

POLICÍA DE SEGURIDAD 

AEROPORTUARIA 

LICITACIÓN PUBLICA N° 07/2012 

Expediente N° EXPPSA- 

S02:0000505/2012 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisi- 
ción de resmas de Papel. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/ 
Dirección: Policía de Seguridad Aeroportua- 
ria - Departamento de Compras - Autopista 
Ricchieri Salida Km. 25 - Instituto de Forma- 
ción Ezeiza (I.F.E.) - Ezeiza - (1804) - Pcia. Bs. 
As. Plazo y horario: De 10.00 a 16.00 horas 
en días hábiles administrativos hasta el día y 
horario fijado para el acto de apertura. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: 
Policía de Seguridad Aeroportuaria - Depar- 
tamento de Compras - Autopista Ricchieri 
Salida Km. 25 - Instituto de Formación Ezeiza 
(I.F.E.) - Ezeiza - (1804) - Pcia. Bs. As. Plazo 
y horario: De 10.00 a 16.00 horas en días há- 
biles administrativos hasta 72 horas hábiles 
antes al día y horario fijado para el acto de 
apertura. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Policía 
de Seguridad Aeroportuaria - Departamento 
de Compras - Autopista Ricchieri Salida Km. 
25 - Instituto de Formación Ezeiza (I.F.E.) - 
Ezeiza - (1804) - Pcia. Bs. As. Plazo y horario: 
29 de mayo de 2012 - 11.00 horas. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado con el fin de presentarse a 



cotizar, en este último caso ingresando con 
usuario y contraseña, en el sitio Web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www.ar- 
gentinacompra. gov.ar, Acceso Directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

e. 02/05/2012 N° 44196/12 v. 03/05/2012 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DEPARTAMENTO COMPRA DE BIENES 
LICITACIÓN PUBLICA N° CDB-1515 

OBJETO: Adquisición de carpeta tipo Qual 
Es tamaño oficio. 

Venta de pliegos: Depto. Compra de Bie- 
nes, Bmé. Mitre 326 - 3er. Piso - Local 310 

- Capital Federal, en el horario de 10 a 15 hs. 

Lugar de presentación de ofertas: Depto. 
Compra de Bienes, Bmé. Mitre 326 - 3er. Piso 

- Local 310 - Capital Federal, en el horario de 
10a15hs. 

Lugar y fecha de apertura: Depto. Compra 
de Bienes (Bmé. Mitre 326 - 3er. Piso - Local 
310 - Capital Federal) el día 16.05.2012 a las 
11:00 horas. 

Pliego: $350,00 

Página en Internet: www.bna.com.ar 

e. 02/05/2012 N° 43995/12 v. 07/05/2012 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DEPARTAMENTO COMPRA DE BIENES 
LICITACIÓN PUBLICA N° CDB-1516 

OBJETO: Adquisición del Art. 56.000 (so- 
bre de depósito para Cajeros Automáticos). 

Venta de pliegos: Depto. Compra de Bie- 
nes, Bmé. Mitre 326 - 3er. Piso - Local 310 

- Capital Federal, en el horario de 10 a 15 hs. 

Lugar de presentación de ofertas: Depto. 
Compra de Bienes, Bmé. Mitre 326 - 3er. Piso 

- Local 310 - Capital Federal, en el horario de 
10a15hs. 

Lugar y fecha de apertura: Depto. Compra 
de Bienes, (Bmé. Mitre 326 - 3er. Piso - Local 
310 - Capital Federal) el día 17/05/2012 a las 
11:00 horas. 

Pliego: $200,00 

Página en Internet: www.bna.com.ar 

e. 03/05/2012 N° 44886/12 v. 08/05/2012 



MATERIALES DE FERRETERÍA 
Y ABRASIVOS 



EJERCITO ARGENTINO 
COMANDO BRIGADA BLINDADA II 
LICITACIÓN PUBLICA N° 29/2012 
Expediente N° 2C 12-0158/5 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adqui- 
sición de elementos de ferretería, pinturas, 
materiales de construcción y electricidad. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Costo del Pliego: $ 0,00 

Retiro de los Proyectos de Pliegos de Ba- 
ses y Condiciones Particulares: Lugar y Di- 
rección: Av. Ejército Argentino y Virrey Vértiz 

- Paraná. Plazo y horario: Fecha: 28/05/2012 

- Hora: 09:00. 

Consulta de los Proyectos de Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares: Lugar y Di- 
rección: Av. Ejército Argentino y Virrey Vértiz 

- Paraná. Plazo y horario: Fecha: 28/05/2012 

- Hora: 09:00 AR. 

Presentación de Observaciones: Lugar y Di- 
rección: Av. Ejército Argentino y Virrey Vértiz 

- Paraná. Plazo y horario: Fecha: 28/05/2012 

- Hora: 09:00. 

Acto de apertura: Lugar y Dirección: Av. 
Ejército Argentino y Virrey Vértiz - Paraná. 
Plazo y horario: Fecha: 28/05/2012 - Hora: 
10:00. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado con el fin de presentarse a 
cotizar, ingresando con usuario y contraseña, 
en el sitio Web de la Oficina Nacional de Con- 
trataciones, www.argentinacompra.gov.ar, 
Acceso Directo "Contrataciones Vigentes". 

e. 03/05/2012 N° 45347/12 v. 04/05/2012 
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MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN 
Y EDIFICACIÓN 



EJERCITO ARGENTINO 
COMANDO DE BRIGADA 
MECANIZADA IX 
LICITACIÓN PUBLICA N° 17/2012 
Expediente N° 9112-0286/5 

OBJETO: Adquisición de materiales de 
Construcción. 

Horario y lugar de consulta del expediente: 
Los días hábiles 09:00 a 12:30 - Cdo. Br. Mee. 
IX — SAF - Rivadavia N c 650 - Comodoro Ri- 
vadavia (Ch). 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Lugar de presentación de las ofertas: Co- 
mando de la IX Brigada Mecanizada - SAF 
- Servicio Administrativo Financiero - Rivada- 
via 650 - CP 9000 - Comodoro Rivadavia, de 
lunes a viernes de 9:00 a 12:30 hs., hasta el 
día y hora de la apertura. 

Lugar del acto de apertura: Comando de la 
IX Brigada Mecanizada - SAF - Servicio Ad- 
ministrativo Financiero - Rivadavia 650 - CP 
9000 - Comodoro Rivadavia. 

Día y hora del acto de apertura: 24 de mayo 
de 2012- 10:00 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consul- 
tado en el sitio web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar 
accediendo al link "Contrataciones Vigentes" 
e. 02/05/2012 N° 44910/12 v. 03/05/2012 



PRODUCTOS ALIMENTICIOS 



EJERCITO ARGENTINO 
COMANDO DE BRIGADA 
MECANIZADA IX 
LICITACIÓN PUBLICA N° 11/2012 
Expediente N° 9112-0166/5 

OBJETO: Adquisición de alimentos para 
Personas (Víveres Secos). 

Horario y lugar de consulta del expediente: 
Los días hábiles 09:00 a 12:30 - Cdo. Br. Mee. 
IX - SAF - Rivadavia N° 650 - Comodoro Ri- 
vadavia (Ch). 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Lugar de presentación de las ofertas: Cdo. 
Br. Mee. IX - SAF - Rivadavia N° 650 - Como- 
doro Rivadavia (Ch) de 09.00 a 12.30 hs. 

Lugar del acto de apertura: Cdo. Br. Mee. 
IX - SAF - Rivadavia N° 650 - Comodoro Ri- 
vadavia (Ch). 

Día y hora del acto de apertura: 24 de mayo 
de 2012- 11:00 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consul- 
tado en el sitio web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar 
accediendo al link "Contrataciones Vigentes" 
e. 02/05/2012 N° 44908/12 v. 03/05/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
COMANDO DE BRIGADA 
MECANIZADA IX 
LICITACIÓN PUBLICA N° 12/2012 
Expediente N° 9112-0167/5 

OBJETO: Adquisición de alimentos para 
personas (Víveres Frescos). 

Horario y lugar de consulta del expediente: 
Los días hábiles 09:00 a 12:30 - Cdo. Br. Mee. 
IX - SAF - Rivadavia N° 650 - Comodoro Ri- 
vadavia (Ch). 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Lugar de presentación de las ofertas: Cdo. 
Br. Mee. IX - SAF - Rivadavia N° 650 - Como- 
doro Rivadavia (Ch) de 09.00 a 12.30 hs. 

Lugar del acto de apertura: Cdo. Br. Mee. 
IX - SAF - Rivadavia N° 650 - Comodoro Ri- 
vadavia (Ch). 

Día y hora del acto de apertura: 24 de mayo 
de 2012- 12:00 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consul- 
tado en el sitio web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar 
accediendo al link "Contrataciones Vigentes" 
e. 02/05/2012 N° 44913/12 v. 03/05/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
AGR AA EJ 601 - EC 
LICITACIÓN PUBLICA N° 24/2012 
Expediente N° DA12-0133/5 

OBJETO: Adquisición de harina de trigo y 
materia prima para Panadería. 

Lugar, plazo y horario de consulta de plie- 
gos: Agr. AA Ej. 601-EC - de lunes a viernes 
8.00 a 13.00 hs. 

Lugar, plazo y horario de retiro de pliegos: 
Agr. AA Ej. 601-EC - de lunes a viernes 8.00 
a 13.00 hs. 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Lugar y plazo de presentación de ofertas: 
Agr. AA Ej. 601-EC - 24 May. 2012 - 08.00 hs. 

Lugar, día y hora del acto de apertura: Agr. 
AA Ej. 601-EC - 24 May. 2012 - 12.00 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, accediendo al link "Transparencia". 

e. 02/05/2012 N° 44041/12 v. 03/05/2012 



VEHÍCULOS ef. suelo, automot., 

ACOPLADOS, CICLISMO 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL 

DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 

DIRECCIÓN REGIONAL RIO CUARTO 

LICITACIÓN PUBLICA N° 01/2012 

(DI RRCU) 

Expediente N° 1-251935-2012 

OBJETO: Adquisición de un Automóvil 
para la Dirección Regional. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Orden de Compra 

Costo del pliego: $ 0,00. 

Retiro de pliegos y consultas: AFIP DGI - 
Dirección Regional Río Cuarto - Sección Ad- 
ministrativa - San Martín 137 - 9 o Piso - CP 
5800 - Pcia. de Córdoba, hasta el 14/05/2012 
a las 13.00 horas. 

Acto de apertura: AFIP DGI - Dirección 

Regional Río Cuarto - Sección Administrativa 

- San Martín 137 - 9 o Piso - CP. 5800 - Pcia. 

de Córdoba, el 15/05/2012 a las 10.00 horas. 

e. 03/05/2012 N° 43984/12 v. 04/05/2012 



VESTUARIO, EQUIPOS 
INDIVIDUALES, DISTINTIVOS 



FUERZA AEREA ARGENTINA 
COMANDO DE ADIESTRAMIENTO 
Y ALISTAMIENTO 
III BRIGADA AEREA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 03/2012 
Expediente N° 2.793.489 

OBJETO: Adquisición de indumentaria 
textil. 

Retiro de pliegos: División Economía - Ruta 
Nac. 11 - Km. 783 - Reconquista - Santa Fe 
- uoc3bri@faa.mil.ar - www.argentinacompra. 
gov.ar 

Precio del pliego: Sin costo 

Presentación de ofertas y apertura: 24 de 
mayo de 2012 - 11:00 hs. 

e. 02/05/2012 N° 44664/12 v. 03/05/2012 



MINISTERIO DE DEFENSA 
UOC 35/04 

LICITACIÓN PUBLICA N° 42/2012 
Expediente N° MD 10272/2012 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adqui- 
sición de Conjunto de Gimnasia, Salida de 
Baño, Pantalón y Campera Polar, Camisas y 
prendas varias - CAV 2012/2013. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Di- 
rección: Ministerio de Defensa - UOC 35/04 - 
Oficina 38 - Azopardo 250 - Piso 12 - CABA. 
Plazo y horario: Desde el 02 de mayo de 
2012, hasta el 24 de mayo de 2012 de 09.00 
a 13.00 hs. 



Costo del pliego: Sin costo. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Mi- 
nisterio de Defensa - UOC 35/04 - Oficina 
38 - Azopardo 250 - Piso 12 - CABA. Plazo y 
horario: Desde el 02 de mayo de 2012, hasta 
el 17 de mayo de 2012 de 09.00 a 13.00 hs. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Ministerio de Defensa - UOC 35/04 - Oficina 
38 - Azopardo 250 - Piso 12 - CABA. Plazo 
y horario: Hasta el día 28 de mayo de 2012, 
hasta las 11.00 horas. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Ministe- 
rio de Defensa - UOC 35/04 - Oficina 29 - 
Azopardo 250 - Piso 12 - CABA. Día y hora: 
El día 28 de mayo de 2012 a las 11.00 horas. 

Observaciones Generales: 

Ninguna. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser obtenido 
con el fin de presentarse a cotizar o consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, ingresando al Acceso Directo "Contrata- 
ciones Vigentes". 

e. 02/05/2012 N° 44179/12 v. 03/05/2012 



MINISTERIO DE DEFENSA 
UOC 35/04 

LICITACIÓN PUBLICA N° 51/2012 
Expediente N° MD 11910/2012 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adqui- 
sición de Guantes - Campaña Antartica de 
Verano 2012/2013. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Di- 
rección: Ministerio de Defensa - UOC 35/04 - 
Oficina 38 - Azopardo 250 - Piso 12 - CABA. 
Plazo y horario: Desde el 02 de mayo de 
2012, hasta el 24 de mayo de 2012 de 09.00 
a 13.00 hs. 

Costo del pliego: Sin costo. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Mi- 
nisterio de Defensa - UOC 35/04 - Oficina 
38 - Azopardo 250 - Piso 12 - CABA. Plazo y 
horario: Desde el 02 de mayo de 2012, hasta 
el 17 de mayo de 2012 de 09.00 a 13.00 hs. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Ministerio de Defensa - UOC 35/04 - Oficina 
38 - Azopardo 250 - Piso 12 - CABA. Plazo 
y horario: Hasta el día 28 de mayo de 2012, 
hasta las 12.00 horas. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Ministe- 
rio de Defensa - UOC 35/04 - Oficina 29 - 
Azopardo 250 - Piso 12 - CABA. Día y hora: 
el día 28 de mayo de 2012 a las 12.00 horas. 

Observaciones Generales: 

Ninguna. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser obtenido 
con el fin de presentarse a cotizar o consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, ingresando al Acceso Directo "Contrata- 
ciones Vigentes". 

e. 02/05/2012 N° 44177/12 v. 03/05/2012 



Obras 



ARQUITECTURA 



ARMADA ARGENTINA 
ESTADO MAYOR GENERAL 
DE LA ARMADA - SIAF 
DEPARTAMENTO CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 02/2012 
POR LEY DE OBRAS 
PUBLICAS N° 13.064 
Expediente/s: DIIF, 3HO N° 186/11 

OBJETO: Remodelación integral de la Co- 
cina central del Edificio Libertad. 

Lugar, plazos, horarios de consulta, venta 
de pliegos: Av. Comdoro Py 2055, 2 Piso, Of. 
159, Capital Federal. De lunes a jueves de 
08:00 a 13:00 hs y viernes de 08:00 a 12:00 hs 
hasta el día anterior a la fecha de apertura. 

Valor del pliego: $ 18.699,96.- 



Lugar de presentación de las ofertas y acto 
de apertura: Avda. Comodoro Py 2055, 2 Piso 
Of. 162, Capital Federal. Hasta el día y hora 
del acto de apertura. 

Día y hora del acto de apertura: 19 de junio 
de 2012- 10.00 horas. 

e. 26/04/2012 N° 38116/12 v. 18/05/2012 



FUERZA AEREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 04/2012 
(LEY N° 13.064) 

OBJETO: Adecuación de Gabinetes Es- 
cuela de Suboficiales Córdoba - E.S.F.A. 

Apertura: Miércoles 30 de mayo de 2012 - 
09:00 horas. 

P. C: $ 1.093.130,- 

Doc. Téc. N° 4431 

Plazo de ejecución: 120 días corridos. 

Valor pliego: $ 1.000.- 

Lugar de la apertura: Dirección de Infraes- 
tructura - Av. Rosales 597, esquina Carosella, 
El Palomar, Provincia de Buenos Aires - TE.: 
4751-9568. 

Consulta y venta pliegos: Hasta el lunes 21 
de mayo de 2012 a las 12:00 hs. - Dirección 
de Infraestructura - Departamento Obtención 
y Contrataciones - de 09:00 a 12:00 horas. 

Consulta en Internet: www.argentinacom- 
pra. gov.ar 

e. 18/04/2012 N° 39592/12 v. 10/05/2012 



GOBIERNO DE ENTRE RÍOS 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL 

MEJORES ESCUELAS 

MAS EDUCACIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA N° 05/2011 

2 o Llamado 

PLAN DE OBRAS 

OBJETO: Ampliación y Refacción Escuela 
N° 208 "Juan Carlos Esparza" Paraná - Dpto. 
Paraná - Provincia de Entre Ríos. 

En el marco del Programa "Plan de Obras" - 
Licitación Pública N° 05/11 - 2 o Llamado. 

Presupuesto oficial: $ 2.052.903,74.- 

Garantía de oferta exigida: 1% del Presu- 
puesto Oficial. 

Fecha de apertura: 01/06/2012 - Hora: 
10:00 hs. 

Lugar: Unidad Ejecutora Provincial - 9 de 
Julio 361 - Paraná-Entre Ríos 

Plazo de ejecución: 9 meses 

Valor del pliego: $ 1.100,00 

Lugar de adquisición de pliegos: Unidad 
Ejecutora Provincial - 9 de Julio 317 - Paraná 
-ER. 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación 

Gobierno de Entre Ríos - Entre Todos 

e. 23/04/2012 N° 40539/12 v. 15/05/2012 



PROVINCIA DE LA PAMPA 
MINISTERIO DE CULTURA 
Y EDUCACIÓN 
MAS ESCUELAS 
MEJOR EDUCACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA 
NACIONAL N° 05/2012 

PLAN DE OBRAS 

En el marco del Plan de Obras de Arquitec- 
tura se anuncia el presente llamado a Licita- 
ción Pública cuyo objeto es la "Construcción 
de Nuevo Jardín de Infantes en Catriló", Loca- 
lidad de Catriló, Provincia de La Pampa . 

Presupuesto Oficial: $ 2.573.846,93. 

Garantía de oferta exigida: 1%. 

Fecha de apertura: 08/06/2012 - 10 hs. 

Lugar de apertura: Salón de Acuerdos - 2 o 
Piso Casa de Gobierno - Santa Rosa - La 
Pampa. 

Plazo de ejecución de la obra: 310 días 
corridos. 

Valor del pliego: $500. 

Lugar de adquisición del pliego: 1) Direc- 
ción de Conservación -UCP- Avda. Spinetto 
N° 1221 - 2 o Piso - Santa Rosa - La Pampa. 
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2) Subsecretaría de Coordinación - 
O'Higgins 660 - 1° Piso - Santa Rosa - La 
Pampa. 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación 

Ministerio de Educación de la Nación - Go- 
bierno de La Pampa. 

e. 02/05/2012 N° 43919/12 v. 22/05/2012 



FUERZA AEREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 05/2012 
(LEY N° 13.064) 

OBJETO: Reparaciones varias Torre de 
Vuelo - Edificio N° 41 - Sector Aeródromo 
Escuela de Aviación Militar Córdoba - Pro- 
vincia de Córdoba. 

Apertura: Miércoles 30 de mayo de 2012 - 
10:00 horas. 

P.O.: $ 1.395.000,- 

Doc. Téc. N°4410 

Plazo de ejecución: 100 días corridos. 

Valor pliego: $ 1.400.- 

Lugar de la apertura: Dirección de Infraes- 
tructura - Av. Rosales 597, esquina Carosella, 
El Palomar, Provincia de Buenos Aires - TE.: 
4751-9568. 

Consulta y venta pliegos: Hasta el lunes 21 
de mayo de 2012 a las 12:00 hs. - Dirección 
de Infraestructura - Departamento Obtención 
y Contrataciones - de 09:00 a 12:00 horas. 

Consulta en Internet: www.argentinacom- 
pra.gov.ar 

e. 18/04/2012 N° 39594/12 v. 10/05/2012 



FUERZA AEREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 06/2012 
(LEY N° 13.064) 

OBJETO: Reparaciones varias Hangares 
N° 5 y 6 - Grupo Técnico Escuela - Escuela 
de Aviación Militar - Córdoba. 

Apertura: Miércoles 30 de mayo de 2012 - 
11:00 horas. 

P. O.: $ 1.810.158,- 

Doc. Téc. N° 4421 

Plazo de ejecución: 120 días corridos. 

Valor pliego: $ 1.800.- 

Lugar de la apertura: Dirección de Infraes- 
tructura - Av. Rosales 597, esquina Carosella, 
El Palomar, Provincia de Buenos Aires - TE.: 
4751-9568. 

Consulta y venta pliegos: Hasta el lunes 21 
de mayo de 2012 a las 12:00 hs. - Dirección 
de Infraestructura - Departamento Obtención 
y Contrataciones - de 09:00 a 12:00 horas. 

Consulta en Internet: www.argentinacom- 
pra.gov.ar 

e. 18/04/2012 N° 39596/12 v. 10/05/2012 



FUERZA AEREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 07/2012 
(LEY N° 13.064) 

OBJETO: Adecuación Edificio N° 45 Acon- 
dicionamiento instalación eléctrica e ilumi- 
nación Hangar de Montaje N° 2 - Área de 
Material Río Cuarto - Córdoba. 

Apertura: Jueves 31 de mayo de 2012 - 
09:00 horas. 

P. O.: $ 638.780,- 

Doc. Téc. N° 4434 

Plazo de ejecución: 120 días corridos. 

Valor pliego: $ 600.- 

Lugar de la apertura: Dirección de Infraes- 
tructura - Av. Rosales 597, esquina Carosella, 
El Palomar, Provincia de Buenos Aires - TE.: 
4751-9568. 

Consulta y venta pliegos: Hasta el martes 
22 de mayo de 2012 a las 12:00 hs. - Dirección 
de Infraestructura - Departamento Obtención 
y Contrataciones - de 09:00 a 12:00 horas. 

Consulta en Internet: www.argentinacom- 
pra.gov.ar 

e. 18/04/2012 N° 39600/12 v. 10/05/2012 



GOBIERNO DE LA 
PROVINCIA DE SALTA 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
U.C.E.P.E. - UNIDAD DE 
COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN 
DE PROYECTOS ESPECIALES 
MEJORES ESCUELAS 
MAS EDUCACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA 
NACIONAL N° 08/2012 

PLAN OBRAS 

Obra: "Ampliación de Sala de Nivel Inicial 
- Jardín en la Escuela N° 4775 - Elsa Salfity 
(ex 1105)", ubicada en Barrio Siglo XXI en la 
Ciudad de Salta, Departamento Capital de la 
Provincia de Salta. 

En el marco del Programa Plan de Obras 
del Ministerio de Educación de la Nación se 
anuncia el llamado a la Licitación Pública Na- 
cional N° 08/12. 

Presupuesto oficial: $ 610.653,44 

Garantía de oferta exigida: 1% del precio 
oficial. 

Fecha y lugar de apertura: 31/05/12 a hs. 
9:30 en la Secretaría de Obras Públicas de 
la Provincia ubicada en Centro Cívico Grand 
Bourg - Avda. Los Incas s/n. 

Presentación de ofertas: Hasta el día 
31/05/12 a hs. 9:00 por Mesa de Entradas de 
la Secretaría de Obras Públicas de la Provin- 
cia ubicada en Centro Cívico Grand Bourg - 
Avda. Los Incas s/n. 

Plazo de ejecución: 90 días corridos. 

Valor del pliego: $610,00 

Fecha y lugar de adquisición del pliego: Sede 
de la U.C.E.P.E. sita en calle Santiago del Estero 
esq. Luis Burela - Torre B - 5° Piso a partir del 
día 23/04/12 hasta las 14:00 hs del 30/05/12. 

e. 24/04/2012 N° 42233/12 v. 09/05/2012 



FUERZA AEREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 08/2012 
(LEY N° 13.064) 

OBJETO: Reparación cubierta de techos 
en Edificio N° 8 - Cuerpo de Cadetes - Es- 
cuela de Aviación Militar Córdoba - Provin- 
cia de Córdoba. 

Apertura: Jueves 31 de mayo de 2012 - 
10:00 horas. 

P. O.: $2.285.065,82,- 

Doc. Téc. N°4412 

Plazo de ejecución: 120 días corridos. 

Valor pliego: $ 2.200.- 

Lugar de la apertura: Dirección de Infraes- 
tructura - Av. Rosales 597, esquina Carosella, 
El Palomar, Provincia de Buenos Aires - TE.: 
4751-9568. 

Consulta y venta pliegos: Hasta el martes 
22 de mayo de 2012 a las 12:00 hs. - Dirección 
de Infraestructura - Departamento Obtención 
y Contrataciones - de 09:00 a 12:00 horas. 

Consulta en Internet: www.argentinacom- 
pra.gov.ar 

e. 18/04/2012 N° 39601/12 v. 10/05/2012 



FUERZA AEREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 09/2012 
(LEY N° 13.064) 

OBJETO: Reparación de baños en Edificio 
N° 8 Cuerpo de Cadetes - Escuela de Avia- 
ción Militar - Córdoba. 

Apertura: Jueves 31 de mayo de 2012 - 
11:00 horas. 

P. O.: $ 1.039.934,18 

Doc. Téc. N°4411 

Plazo de ejecución: 120 días corridos. 

Valor pliego: $ 1.000.- 

Lugar de la apertura: Dirección de Infraes- 
tructura - Av. Rosales 597, esquina Carosella, 
El Palomar, Provincia de Buenos Aires - TE.: 
4751-9568. 

Consulta y venta pliegos: Hasta el martes 
22 de mayo de 2012 a las 12:00 hs. - Dirección 
de Infraestructura - Departamento Obtención 
y Contrataciones - de 09:00 a 12:00 horas. 



Consulta en Internet: www.argentinacom- 
pra.gov.ar 

e. 18/04/2012 N° 39602/12 v. 10/05/2012 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN 
PUBLICA Y SERVICIOS 
LICITACIÓN PUBLICA 
NACIONAL N° 1/2012 OP 
Ejercicio N°: 2012-2013 
Expediente N° S01: 0034466/2012 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Cons- 
trucción de Edificio y Entorno Museo y Me- 
morial Islas Malvinas. 

Clase: De Etapa Única. 

Modalidad: Ajuste Alzado y Unidad de 
Medida. 

Presupuesto Oficial: Para la obra de refe- 
rencia a licitar, se ha previsto un Presupues- 
to Oficial - Precio Tope de Pesos sesenta 
y nueve millones seiscientos veinticuatro 
mil quinientos cuarenta con tres centavos 
($ 69.624.540,03). 

Valor Del Pliego: Pesos treinta mil 
($30.000,00). 

Garantía de Oferta: Pesos seiscientos no- 
venta y seis mil doscientos cuarenta y cinco 
con cuarenta centavos ($ 696.245,40). 

Prórroga de Fechas de Presentación de 
Ofertas y Acto de Apertura: Por la presente se 
notifica que se han prorrogado las fechas de 
entrega de sobres y apertura originariamente 
previstas para el día 8 de mayo de 2012 del 
corriente y han sido fijadas de acuerdo con el 
siguiente cronograma: 

Presentación de Ofertas: Lugar/Dirección: 
Balcarce N° 186 - Piso 1 o - Oficina 142 - Ciu- 
dad Autónoma de Buenos Aires. Plazo y Ho- 
rario: 14 de mayo de 2012 de 11:00 a 13:30 
horas. 

Acto de Apertura: Lugar/Dirección; Bal- 
carce N° 186 - Piso 1 o - Oficina 142 - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Día y Hora: 14 de 
mayo de 2012 a las 14:00 horas. 

Adquisición de Pliego: Lugar/Dirección: 
Coordinación de Compras y Contrataciones 

- Hipólito Yrigoyen 250, Piso 11, Oficina 1.141 

- Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plazo y 
Horario: Hasta el Sexto (6°) día hábil anterior 
a la fecha de apertura (Conf. Art. 4° PCE) de 
10:00 a 14:00 horas. 

"Los pliegos de Bases y Condiciones y la 
Circular con Consulta N° 1 de esta Licitación 
podrán consultarse con el fin de presentarse 
a cotizar, en la dirección antes citada o in- 
gresando en el sitio web de la Secretaría de 
Obras Públicas, www.obraspublicas.gov.ar." 

CIRCULAR ACLARATORIA 
CON CONSULTA N° 1 

Por la presente se notifica que atento a la 
consulta efectuada por parte de un potencial 
oferente, se ha originado una Circular Acla- 
ratoria, la cual por su volumen imposibilita 
su publicación, encontrándose copia a dis- 
posición de todos aquellos interesados que 
retiraron oportunamente los pliegos corres- 
pondientes, en la Coordinación de Compras y 
Contrataciones más abajo indicada. 

Retiro de Circular: Lugar/Dirección: Coor- 
dinación de Compras y Contrataciones - Hi- 
pólito Yrigoyen N° 250 Piso 11 - Oficina 1.141 

- Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plazo y 
Horario: Desde el día 2 de mayo de 2012 de 
10:00 a 14:00 horas. 

"La Circular con Consulta N° 1 podrá ob- 
tenerse y consultarse, en la dirección antes 
citada o ingresando en el sitio web de la Se- 
cretaría de Obras Públicas, www.obraspubli- 
cas.gov.ar." 

e. 03/05/2012 N° 46439/12 v. 03/05/2012 



BUENOS AIRES LA PROVINCIA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
UEPPFE - UNIDAD EJECUTORA 
PROVINCIAL DE PROGRAMAS 
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 10/2011 

Plan de Obras 

OBJETO: Construcción del siguiente es- 
tablecimiento: 



En el marco del Programa Plan de Obras, se 
anuncia el llamado a Licitación Pública. 

Jardín de Infantes A/C en Canning. 

Localidad: Canning 

Distrito: Ezeiza 

Presupuesto Oficial: $ 1.622.075,19 

Garantía de oferta exigida: 1% del presu- 
puesto oficial 

Fecha apertura: 06/06/2012 - 14:00 hs. 

Plazo de entrega de la oferta: 06/06/2012 

- 13:30 hs. 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación 

Lugar de apertura y recepción de ofertas: 
Municipalidad de Ezeiza - Calle Nicolás Ave- 
llaneda N° 51. 

Consulta y adquisición de pliegos: 
U.E.P.P.F.E. -Unidad Ejecutora Provincial 
de Programas con Financiamiento Externo 

- Calle 8 N° 713 - 1900 - La Plata - Telfax. 
0221.4262700. 

Valor de los pliegos: $ 600.- 

La adquisición del pliego se hará contra 
presentación de constancia de depósito en 
la Cuenta Corriente N° 71.400.087/43 Bco. de 
la Nación Argentina - Sucursal calle 12 - La 
Plata (1274). 

e. 20/04/2012 N° 41671/12 v. 07/05/2012 



FUERZA AEREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 10/2012 
(LEY N° 13.064) 

OBJETO: Reparaciones varias Edificio 
Taller y Oficinas Edificio Hangar Taller III 
Brigada Aérea - Reconquista - Provincia de 
Santa Fe. 

Apertura: Martes 05 de junio de 2012 - 
10:00 horas. 

P. O.: $ 666.750,- 

Doc. Téc: N° 4446 

Plazo de ejecución: 90 días corridos 

Valor pliego: $600.- 

Lugar de la apertura: Dirección de Infraes- 
tructura - Av. Rosales 597, esquina Carosella, 
El Palomar, Provincia de Buenos Aires - Te.: 
4751-9568. 

Consulta y venta pliegos: Hasta el Jueves 
24 de mayo de 2012 a las 12:00 hs. - Dirección 
de Infraestructura - Departamento Obtención 
y Contrataciones - de 09:00 a 12:00 horas. 

Consulta en Internet: www.argentinacom- 
pra.gov.ar 

e. 24/04/2012 N° 42262/12 v. 16/05/2012 



FUERZA AEREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 11/2012 
(LEY N° 13.064) 

OBJETO: Reparación Obras varias IV Bri- 
gada Aérea - Provincia de Mendoza. 

Apertura: Martes 05 de junio de 2012 - 
11:00 horas. 

P. O.: $1.439.760, - 

Doc. Téc: N° 4447 

Plazo de ejecución: 100 días corridos 

Valor pliego: $ 1.400.- 

Lugar de la apertura: Dirección de Infraes- 
tructura - Av. Rosales 597, esquina Carosella, 
El Palomar, Provincia de Buenos Aires - Te.: 
4751-9568. 

Consulta y venta pliegos: Hasta el jueves 24 
de mayo de 2012 a las 12:00 hs. - Dirección 
de Infraestructura - Departamento Obtención 
y Contrataciones - de 09:00 a 12:00 horas. 

Consulta en Internet: www.argentinacom- 
pra.gov.ar 

e. 24/04/2012 N° 42260/12 v. 16/05/2012 



FUERZA AEREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 12/2012 
(LEY N° 13.064) 

OBJETO: Remodelación y reparación 
Hangar N° 1 y N° 2, Apoyo Terrestre y Escua- 
drón Depósito Vil Brigada Aérea Mariano 
Moreno - Partido de Moreno - Provincia de 
Buenos Aires. 
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Apertura: Lunes 11 de junio de 2012 - 10:00 
horas. 

P. O.: $ 1.841.697,- 

Doc. Téc. N° 4448 

Plazo de ejecución: 120 días corridos 

Valor pliego: $ 1.800,- 

Lugar de la apertura: Dirección de Infraes- 
tructura - Av. Rosales 597, esquina Carosella, 
El Palomar, Provincia de Buenos Aires - TE.: 
4751-9568. 

Consulta y venta pliegos: Hasta el viernes 
1 o de junio de 2012 a las 12:00 hs. - Dirección 
de Infraestructura - Departamento Obtención 
y Contrataciones - De 09:00 a 12:00 horas. 

Consulta en internet: www.argentinacom- 
pra.gov.ar 

e. 27/04/2012 N° 44042/12 v. 21/05/2012 



FUERZA AEREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 13/2012 
(LEY N° 13.064) 

OBJETO: Remodelación Edificio N° 3 Aula 
de Capacitación - Área Logística Palomar, 
El Palomar - Morón - Provincia de Buenos 
Aires. 

Apertura: Miércoles 06 de junio de 2012 - 
10:00 horas. 

P. O.: $ 692.294,- 

Doc. Téc: N° 4426 

Plazo de ejecución: 90 días corridos 

Valor pliego: $ 700.- 

Lugar de la apertura: Dirección de Infraes- 
tructura - Av. Rosales 597, esquina Carosella, 
El Palomar, Provincia de Buenos Aires - Te.: 
4751-9568. 

Consulta y venta pliegos: Hasta el Jueves 
24 de mayo de 2012 a las 12:00 hs. - Dirección 
de Infraestructura - Departamento Obtención 
y Contrataciones - de 09:00 a 12:00 horas. 

Consulta en Internet: www.argentinacom- 
pra.gov.ar 

e. 24/04/2012 N° 42259/12 v. 16/05/2012 



FUERZA AEREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 14/2012 
(LEY N° 13.064) 

OBJETO: Adecuación Edificios N° 27, 45 y 
142 - Área de Material Río Cuarto - Las Hi- 
gueras - Provincia de Córdoba. 

Apertura: Miércoles 06 de junio de 2012 - 
11:00 horas. 

P.O.: $1.417.414,80 

Doc. Téc: N° 4449 

Plazo de ejecución: 120 días corridos 

Valor pliego: $ 1.400. 

Lugar de la apertura: Dirección de Infraes- 
tructura - Av. Rosales 597, esquina Carosella, 
El Palomar, Provincia de Buenos Aires - Te.: 
4751-9568. 

Consulta y venta pliegos: Hasta el jueves 24 
de mayo de 2012 a las 12:00 hs. - Dirección 
de Infraestructura - Departamento Obtención 
y Contrataciones - de 09:00 a 12:00 horas. 

Consulta en Internet: www.argentinacom- 
pra.gov.ar 

e. 24/04/2012 N° 42258/12 v. 16/05/2012 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE GENERAL SARMIENTO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 002/2012 
por Obra Pública 
Expediente N° 13936/2012 

OBJETO: Obras de mejoramiento y com- 
pletamiento del sistema de puesta a tierra 
Sede Campus. 

Presupuesto oficial: Pesos trescientos 
noventa y seis mil trescientos ochenta 
($ 396.800,00). 

Ubicación: Juan María Gutiérrez N° 1150, 
de la Ciudad de Los Polvorines, Partido de 
Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos 
Aires. 

Retiro y consulta de pliegos: Hasta el 14 de 
junio de 2012, en la Secretaría de Administra- 
ción, Departamento de Compras de la Univer- 
sidad, sita en Juan María Gutiérrez N° 1150, 
de la Ciudad de Los Polvorines, Partido de 



Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Ai- 
res, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas 
(Tel. 4469-7672). 

Garantía de mantenimiento de oferta: Pe- 
sos tres mil novecientos sesenta ($ 3.960,00) 

Lugar de presentación de las ofertas: Mesa 
de Entradas de la Universidad Nacional de 
General Sarmiento, Juan María Gutiérrez 
N° 1150, de la Ciudad de Los Polvorines, Par- 
tido de Malvinas Argentinas, Prov. de Buenos 
Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 ho- 
ras hasta el 14 de junio y hasta las 12:00 horas 
del 15 de junio de 2012. 

Lugar, día y hora del acto de apertura: El 
día 15 de junio de 2012 a las 12:00 horas en 
la Oficina de Compras, ubicada en el Módu- 
lo 1, de la Sede Campus de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento, sita en Juan 
María Gutiérrez N° 1150, de la Ciudad de Los 
Polvorines, Partido de Malvinas Argentinas, 
Provincia de Buenos Aires. 

El Pliego de Bases y Condiciones Par- 
ticulares de este procedimiento podrá ser 
obtenido con el fin de presentarse a cotizar 
o consultado en el sitio web de la Oficina de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, ingresando al Acceso Directo "Contrata- 
ciones Vigentes" 

e. 19/04/2012 N° 40149/12 v. 11/05/2012 



BUENOS AIRES LA PROVINCIA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
UEPPFE - UNIDAD EJECUTORA 
PROVINCIAL DE PROGRAMAS 
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 22/2011 

Plan de Obras 

OBJETO: Construcción del siguiente es- 
tablecimiento: 

En el marco del Programa Plan de Obras, se 
anuncia el llamado a Licitación Pública. 

Jardín de Infantes A/C B° Los Hornos. 

Localidad: Cuartel V. 

Distrito: Moreno 

Presupuesto Oficial: $ 2.799.362,35 

Garantía de oferta exigida: 1% del presu- 
puesto oficial 

Fecha apertura: 30/05/2012 - 10:00 hs 

Plazo de entrega de la oferta: 30/05/2012 

- 09:30 hs. 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación 

Lugar de apertura y recepción de ofertas: 
Municipalidad de Moreno - Av. Dr. Asconape 
N°51. 

Consulta y adquisición de pliegos: 
U.E.P.P.F.E. - Unidad Ejecutora Provincial 
de Programas con Financiamiento Externo 

- Calle 8 N° 713 - 1900 - La Plata - Telfax. 
0221.4262700. 

Valor de los pliegos: $ 600.- 

La adquisición del Pliego se hará contra 
presentación de constancia de depósito en 
la Cuenta Corriente N° 71.400.087/43 Bco. de 
la Nación Argentina - Sucursal calle 12 - La 
Plata (1274). 

e. 20/04/2012 N° 41644/12 v. 14/05/2012 



BUENOS AIRES LA PROVINCIA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
UEPPFE - UNIDAD EJECUTORA 
PROVINCIAL DE PROGRAMAS 
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 23/2011 

Plan de Obras 

OBJETO: Construcción del siguiente es- 
tablecimiento: 

En el marco del Programa Plan de Obras, se 
anuncia el llamado a Licitación Pública. 

Jardín de Infantes A/C B° "Villa 

Trinidad" 

Localidad: Moreno 

Distrito: Moreno 

Presupuesto Oficial: $ 1.607.595,28 

Garantía de oferta exigida: 1% del presu- 
puesto oficial 

Fecha apertura: 30/05/2012 - 11:00 hs 



Plazo de entrega de la oferta: 30/05/2012 

- 10.30 hs. 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación 

Lugar de apertura y recepción de ofertas: 
Municipalidad de Moreno - Av. Dr. Asconape 
N°51. 

Consulta y adquisición de pliegos: 
U.E.P.P.F.E. - Unidad Ejecutora Provincial 
de Programas con Financiamiento Externo 

- Calle 8 N° 713 - 1900 - La Plata - Telfax. 
0221.4262700. 

Valor de los pliegos: $ 600.- 

La adquisición del pliego se hará contra 
presentación de constancia de depósito en 
la Cuenta Corriente N° 71.400.087/43 Bco. de 
la Nación Argentina - Sucursal calle 12 - La 
Plata (1274). 

e. 20/04/2012 N° 41681/12 v. 07/05/2012 



BUENOS AIRES LA PROVINCIA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
UEPPFE - UNIDAD EJECUTORA 
PROVINCIAL DE PROGRAMAS 
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 27/2011 

Plan de Obras 

OBJETO: Construcción del siguiente es- 
tablecimiento: 

En el marco del Programa Plan de Obras, se 
anuncia el llamado a Licitación Pública. 

Jardín de Infantes N° 914 

Localidad: San Vicente 

Distrito: San Vicente 

Presupuesto Oficial: $ 1.588.251,06 

Garantía de oferta exigida: 1% del presu- 
puesto oficial 

Fecha apertura: 06/06/2012 - 16:00 hs 

Plazo de entrega de la oferta: 06/06/2012 
-15.30 hs. 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación 

Lugar de apertura y recepción de ofertas: 
Municipalidad de San Vicente - calle Sar- 
miento N° 39. 

Consulta y adquisición de pliegos: 
U.E.P.P.F.E. - Unidad Ejecutora Provincial 
de Programas con Financiamiento Externo 
- Calle 8 N° 713 - 1900 - La Plata - Telfax. 
0221.4262700. 

Valor de los pliegos: $ 600.- 

La adquisición del pliego se hará contra 
presentación de constancia de depósito en 
la Cuenta Corriente N° 71.400.087/43 Bco. de 
la Nación Argentina - Sucursal calle 12 - La 
Plata (1274). 

e. 20/04/2012 N° 41677/12 v. 07/05/2012 



BUENOS AIRES LA PROVINCIA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
UEPPFE - UNIDAD EJECUTORA 
PROVINCIAL DE PROGRAMAS 
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 28/2011 

Plan de Obras 

OBJETO: Construcción del siguiente es- 
tablecimiento: 

En el marco del Programa Plan de Obras, se 
anuncia el llamado a Licitación Pública. 

Jardín de Infantes A/C B c "Plan Fe- 

deral 1993 VIV". 

Localidad: Gral. Rodríguez 

Distrito: Gral. Rodríguez 

Presupuesto Oficial: $ 1.637.874,15.- 

Garantía de oferta exigida: 1% del presu- 
puesto oficial 

Fecha apertura: 30/05/2012 - 16:00 hs 

Plazo de entrega de la oferta: 30/05/2012 
- 15.30 hs. 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación 

Lugar de apertura y recepción de ofertas: 
Municipalidad de Gral. Rodríguez - calle 2 de 
Abril N°756. 

Consulta y adquisición de pliegos: 
U.E.P.P.F.E. - Unidad Ejecutora Provincial 



de Programas con Financiamiento Externo 
- Calle 8 N° 713 - 1900 - La Plata - Telfax. 
0221.4262700. 

Valor de los pliegos: $ 600.- 

La adquisición del pliego se hará contra 
presentación de constancia de depósito en 
la Cuenta Corriente N° 71.400.087/43 Bco. de 
la Nación Argentina - Sucursal calle 12 - La 
Plata (1274). 

e. 20/04/2012 N° 41683/12 v. 07/05/2012 



BUENOS AIRES LA PROVINCIA 
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL 
DE PROGRAMAS CON 
FINANCIAMIENTO EXTERNO 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA 
NACIONAL N° 3/2011 

PLAN DE OBRAS UEP 

Escuela: E.A. N° 1 
Localidad: 30 de Agosto 
Distrito: Trenque Lauquen 
Presupuesto oficial: $ 1.661.411,57.- 
Fecha y hora de apertura: 05/06/2012 

- 14:00 hs. 

Plazo de entrega de la oferta: 05/06/2012 

- 13:30 hs 

Plazo de obra: 10 meses. 

Lugar de apertura y recepción de ofertas: 
Municipalidad de Trenque Lauquen - Boulve- 
rad Villegas N° 555. 

Consulta y adquisición de pliegos: 
U.E.P.P.F.E. - Unidad Ejecutora Provincial 
de Programas con Financiamiento Externo 

- Calle 8 N° 713 - 1900 - La Plata - Telfax. 
0221.4262700. 

Valor de los pliegos: $ 600.- 

La adquisición del pliego se hará contra 
presentación de constancia de depósito en 
la Cuenta Corriente N° 71.400.087/43 Bco. de 
la Nación Argentina - Sucursal calle 12 - La 
Plata (1274). 

e. 20/04/2012 N° 41647/12 v. 07/05/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE SANTIAGO DEL ESTERO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 03/2011 

OBRA: Ampliación Bar para Alumnos y Di- 
rección de Telemática. 

Plazo de ejecución: 150 (ciento cincuenta) 
días calendario corrido. 

Lugar donde pueden consultarse los plie- 
gos: Dirección General de Obras Universidad 
Nacional de Santiago del Estero - Av. Belgra- 
no (s) N° 1912 - Santiago del Estero. 

Lugar de presentación de las ofertas: Di- 
rección General de Obras - U.N.S.E. - Av. 
Belgrano (S) N° 1912. 

Presupuesto: $ 680.596 (Pesos seiscientos 
ochenta mil quinientos noventa y seis). 

Valor del pliego: $ 600 (Pesos seiscientos). 

Apertura: 17 de mayo de 2012, a las diez 
horas, o el siguiente día hábil, si aquél resul- 
tare feriado. 

Lugar donde puede comprarse el pliego: 
Dirección de Tesorería de la U.N.S.E. desde 
el 25 de abril hasta el 8 de mayo de 2012, de 
9 a 12 horas. 

e. 02/05/2012 N° 44925/12 v. 04/05/2012 



BUENOS AIRES LA PROVINCIA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
UEPPFE - UNIDAD EJECUTORA 
PROVINCIAL DE PROGRAMAS 
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 32/2011 

Plan de Obras 

OBJETO: Construcción del siguiente es- 
tablecimiento: 

En el marco del Programa Plan de Obras, se 
anuncia el llamado a Licitación Pública. 
Jardín de Infantes B° 286 VIV DEL IVBA. 
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Localidad: Colón 
Distrito: Colón 

Presupuesto Oficial: $ 1.583.902,49.- 
Garantía de oferta exigida: 1% del presu- 
puesto oficial 
Fecha apertura: 07/06/2012 - 11:00 hs 
Plazo de entrega de la oferta: 07/06/2012 

- 10.30 hs. 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación 

Lugar de apertura y recepción de ofertas: 
Municipalidad de Colón - Calle 51 e/17 y 18. 

Consulta y adquisición de pliegos: 
U.E.P.P.F.E. - Unidad Ejecutora Provincial 
de Programas con Financiamiento Externo 

- Calle 8 N° 713 - 1900 - La Plata - Telfax. 
0221.4262700. 

Valor de los pliegos: $ 600.- 

La adquisición del pliego se hará contra 
presentación de constancia de depósito en 
la Cuenta Corriente N° 71.400.087/43 Bco. de 
la Nación Argentina - Sucursal calle 12 - La 
Plata (1274). 

e. 20/04/2012 N° 41680/12 v. 07/05/2012 



BUENOS AIRES LA PROVINCIA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
UEPPFE - UNIDAD EJECUTORA 
PROVINCIAL DE PROGRAMAS 
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 34/2011 

Plan de Obras 

OBJETO: Construcción del siguiente es- 
tablecimiento: 

En el marco del Programa Plan de Obras, se 
anuncia el llamado a Licitación Pública. 

Jardín de Infantes N° 905 

Localidad: Cdte. Nicanor Otamendi. 

Distrito: Gral. Alvarado 

Presupuesto Oficial: $ 1.834.607,95.- 

Garantía de oferta exigida: 1% del presu- 
puesto oficial 

Fecha apertura: 04/06/2012 - 14:00 hs 

Plazo de entrega de la oferta: 04/06/2012 
-13.30 hs. 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación 

Lugar de apertura y recepción de ofertas: 
Municipalidad de Gral. Alvarado - Calle 28 
N° 1084. 

Consulta y adquisición de pliegos: 
U.E.P.P.F.E. - Unidad Ejecutora Provincial 
de Programas con Financiamiento Externo 
- Calle 8 N° 713 - 1900 - La Plata - Telfax. 
0221.4262700. 

Valor de los pliegos: $ 600.- 

La adquisición del pliego se hará contra 
presentación de constancia de depósito en 
la Cuenta Corriente N° 71.400.087/43 Bco. de 
la Nación Argentina - Sucursal calle 12 - La 
Plata (1274). 

e. 20/04/2012 N° 41687/12 v. 07/05/2012 



BUENOS AIRES LA PROVINCIA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
UEPPFE - UNIDAD EJECUTORA 
PROVINCIAL DE PROGRAMAS 
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 35/2011 

Plan de Obras 

OBJETO: Construcción del siguiente es- 
tablecimiento: 

En el marco del Programa Plan de Obras, se 
anuncia el llamado a Licitación Pública. 

Jardín de Infantes N° 901 

Localidad: Campana 

Distrito: Campana 

Presupuesto Oficial: $ 2.979.391,31 

Garantía de oferta exigida: 1% del presu- 
puesto oficial 

Fecha apertura: 31/05/2012 - 16:00 hs. 

Plazo de entrega de la oferta: 31/05/2012 
- 15:30 hs. 



Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación 

Lugar de apertura y recepción de ofertas: 
Municipalidad de Campana - Av. Rivadavia 
N°371. 

Consulta y adquisición de pliegos: 
U.E.P.P.F.E. -Unidad Ejecutora Provincial 
de Programas con Financiamiento Externo 
- Calle 8 N° 713 - 1900 - La Plata - Telfax. 
0221.4262700. 

Valor de los pliegos: $ 600.- 

La adquisición del Pliego se hará contra 
presentación de constancia de depósito en 
la Cuenta Corriente N° 71.400.087/43 Bco. de 
la Nación Argentina - Sucursal calle 12 - La 
Plata (1274). 

e. 20/04/2012 N° 41642/12 v. 14/05/2012 



BUENOS AIRES LA PROVINCIA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
UEPPFE - UNIDAD EJECUTORA 
PROVINCIAL DE PROGRAMAS 
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 36/2011 

Plan de Obras 

OBJETO: Construcción del siguiente es- 
tablecimiento: 

En el marco del Programa Plan de Obras, se 
anuncia el llamado a Licitación Pública. 

Jardín de Infantes A/C B° El Zorzal 

(IVBA 274 Viviendas). 

Localidad: Marcos Paz 

Distrito: Marcos Paz 

Presupuesto Oficial: $ 1.604.845,84.- 

Garantía de oferta exigida: 1% del presu- 
puesto oficial 

Fecha apertura: 24/05/2012 - 11:00 hs 

Plazo de entrega de la oferta: 24/05/2012 

- 10.30 hs. 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación 

Lugar de apertura y recepción de ofertas: 
Municipalidad de Marcos Paz - calle Artistó- 
bulo del Valle N° 1946. 

Consulta y adquisición de pliegos: 
U.E.P.P.F.E. - Unidad Ejecutora Provincial 
de Programas con Financiamiento Externo 

- Calle 8 N° 713 - 1900 - La Plata - Telfax. 
0221.4262700. 

Valor de los pliegos: $ 600.- 

La adquisición del pliego se hará contra 
presentación de constancia de depósito en 
la Cuenta Corriente N° 71.400.087/43 Bco. de 
la Nación Argentina - Sucursal calle 12 - La 
Plata (1274). 

e. 20/04/2012 N° 41685/12 v. 07/05/2012 



BUENOS AIRES LA PROVINCIA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
UEPPFE - UNIDAD EJECUTORA 
PROVINCIAL DE PROGRAMAS 
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 37/2011 

Plan de Obras 

OBJETO: Construcción del siguiente es- 
tablecimiento: 

En el marco del Programa Plan de Obras, se 
anuncia el llamado a Licitación Pública. 

Jardín de Infantes N° 919 

Localidad: Bahía Blanca 

Distrito: Bahía Blanca 

Presupuesto Oficial: $ 1.608.529,18 

Garantía de oferta exigida: 1% del presu- 
puesto oficial 

Fecha apertura: 01/06/2012 - 16:30 hs 

Plazo de entrega de la oferta: 01/06/2012 
- 16.00 hs. 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación 

Lugar de apertura y recepción de ofertas: 
Municipalidad de Bahía Blanca - calle Alsina 
N°65. 

Consulta y adquisición de pliegos: 
U.E.P.P.F.E. - Unidad Ejecutora Provincial 
de Programas con Financiamiento Externo 



- Calle 8 N° 713 - 1900 - La Plata - Telfax. 
0221.4262700. 

Valor de los pliegos: $ 600.- 

La adquisición del pliego se hará contra 
presentación de constancia de depósito en 
la Cuenta Corriente N° 71.400.087/43 Bco. de 
la Nación Argentina - Sucursal calle 12 - La 
Plata (1274). 

e. 20/04/2012 N° 41672/12 v. 07/05/2012 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE RIO CUARTO 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 04/2012 

RÉGIMEN LEY DE 

OBRAS PUBLICAS N° 13.064 

Expediente N° 104.413 

CONVENIO ME N° 1089/10 SECRETARIA 

POLÍTICAS UNIVERSITARIAS - 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

Convenio-Programa para la "Creación de 
Laboratorio para la Formación Práctica del 
Profesional, e Infraestructura Edilicia del 
Departamento Escuela de Enfermería" de la 
Facultad de Ciencias Humanas. 

Obra: "Laboratorio de Formación Prác- 
tica - Escuela de Enfermería - Fac. de Cs. 
Humanas". 

Ubicación: Campus Universitario - Ruta Na- 
cional 36 Km 601 - Río Cuarto. 

Consulta o retiro del pliego: Universidad 
Nacional de Río Cuarto, Pabellón "B", Direc- 
ción de Contrataciones, Ruta 36, Km. 601, 
(5800) Río Cuarto, Córdoba, en el horario de 
8:00 a 12:00 horas. 

Apertura de las ofertas: 29 de mayo de 2012 
- hora 11:00. 

Lugar: Universidad Nacional de Río Cuarto, 
Pabellón "B", Dirección de Contrataciones, 
Ruta 36, Km. 601 , (5800) Río Cuarto, Córdoba, 

Presupuesto oficial: Pesos un millón ocho- 
cientos cincuenta y cinco mil ciento cuarenta 
y seis con 60/11 ($ 1.855.146,60) 

Garantía de oferta: $ 18.551,47. 

Plazo de ejecución: Trescientos (300) días 
corridos. 

Capacidad de contratación anual mínima: 
Pesos dos millones ciento sesenta y cuatro 
mil trescientos treinta y siete con 70/100 
($ 2.164.337,70). Sección Arquitectura - Re- 
gistro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas - Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios. 

Valor del pliego: Pesos trescientos 
($ 300,00) 

Visita previa obligatoria a obra: días 07 ó 22 
de mayo de 2012 hora 10:00. 

Venta de pliego: Hasta el día 21 de mayo 
de 2012. 

e. 16/04/2012 N° 36130/12 v. 08/05/2012 



BUENOS AIRES LA PROVINCIA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
INET - INSTITUTO NACIONAL 
DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
UEPPFE - UNIDAD EJECUTORA 
PROVINCIAL DE PROGRAMAS 
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO 
LICITACIÓN PUBLICA 
NACIONAL N° 7/2010 

Programa Nacional de Refacción Integral 

de Edificios de Establecimientos 

de Educación Técnico Profesional 

OBJETO: Ampliación y/o rehabilitación 
del siguiente establecimiento: 

En el marco del Programa Nacional de 
Refacción Integral de Edificios de Educación 
Técnico Profesional se anuncia el llamado a 
Licitación. 

Escuela: E.E.T. N° 1 

Localidad: Punta Alta 

Distrito: Coronel Rosales 

Presupuesto oficial: $ 1.774.939,44.- 

Fecha apertura: 01/06/2012 - 13:00 hs. 

Recepción de ofertas: 01/06/2012 
- 12:30 hs. 

Plazo de obra: 365 días. 

Financiamiento: Ministerio de Educación. 



Lugar de apertura y recepción de ofertas: 
Municipalidad de Cnel. Rosales - Calle Riva- 
davia N° 580. 

Consulta y adquisición de pliegos: 
U.E.P.P.F.E. -Unidad Ejecutora Provincial 
de Programas con Financiamiento Externo 
- Calle 8 N° 713 - 1900 - La Plata - Telfax. 
0221.4262700. 

Valor de los pliegos: $ 600.- 

La adquisición del pliego se hará contra 
presentación de constancia de depósito en 
la Cuenta Corriente N° 71.400.087/43 Bco. de 
la Nación Argentina - Sucursal calle 12 - La 
Plata (1274). 

e. 20/04/2012 N° 41654/12 v. 07/05/2012 



PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 96/2012 
OBRA PUBLICA 
Expediente N° 14-20143/11 

OBJETO: Contratar la remodelación de 
la instalación eléctrica en el edificio sito 
en la calle Entre Ríos 282 de la Ciudad 
de San Juan, Provincia homónima, sede 
de los Juzgados Federales de San Juan, 
y comprende tanto trabajos de obras ge- 
nerales como de instalaciones comple- 
mentarias, y alcanza la provisión de ma- 
teriales, mano de obra, equipamiento, 
herramientas, estructuras auxiliares y las 
tramitaciones que correspondan efectuar 
ante los organismos gubernamentales - 
nacionales, provinciales o municipales- o 
del sector privado, necesarios para la eje- 
cución completa de la obra, encuadrando 
dicho procedimiento en lo previsto por la 
Ley 13.064. 

La Administración General del Poder Judi- 
cial de la Nación comunica la apertura de las 
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. 
N° 337/12 para la Licitación Pública N° 96/12 
Obra Pública (Ajuste Alzado). 

Presupuesto oficial: Pesos seiscientos mil 
($ 600.000). 

Valor del pliego: Pesos ochocientos ($ 800). 

Importe de la Garantía: Pesos seis mil 
($ 6.000). 

Adquisición del pliego: Hasta el día 
05/06/12 inclusive, en la Dirección General de 
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de 
la Nación, Área Coordinación Especialidades 
Complementarias, sita en Diagonal Norte Pte. 
Roque Sáenz Peña N° 1190, 5 o Piso, Of. 54, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes 
a viernes en el horario de 8:00 a 13:00 horas. 
Mediante el correspondiente recibo, se debe- 
rá acreditar el pago previamente efectuado en 
la Tesorería de la Dirección General de Admi- 
nistración Financiera del Poder Judicial de la 
Nación, sita en la calle Sarmiento N° 877, Piso 
4 o , Ciudad de Buenos Aires o en la Habilita- 
ción de los Juzgados Federales de San Juan, 
sita en la calle Entre Ríos N° 282 de la Ciudad 
de San Juan, Provincia homónima. Serán 
desestimadas las ofertas de los proponentes 
que no hubieran adquirido previamente la 
documentación a que se refiere el Artículo 3 o 
de las Cláusulas Especiales "Adquisición del 
Pliego". 

En sitio web: www.pjn.gov.ar 

Inspección al lugar de trabajo: Hasta el día 
07/06/12 inclusive, podrá realizarse dentro 
del horario de 8.30 a 12.30 hs., debiendo co- 
ordinar con la Habilitación de los Juzgados 
Federales de San Juan. 

Aclaraciones de oficio y evacuación de con- 
sultas: Hasta el día 11/06/12 inclusive, las con- 
sultas se efectuarán por escrito y se deberán 
presentar en la Mesa de Entradas y Salidas de 
la Dirección General de Infraestructura Judi- 
cial, sita en Diagonal Norte Pte. Roque Sáenz 
Peña 1190, Piso 8 o Piso, Oficina 80, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a vier- 
nes de 7:30 a 13:30 hs. La versión digital de 
la consulta (archivo Word) deberá ser enviada 
por correo electrónico a proyectos@pjn.gov. 
ar. La repartición mencionada anteriormente 
producirá las respuestas correspondientes 
hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha 
de apertura de la Licitación. 

Lugar, fecha y hora de la apertura: Habilita- 
ción de los Juzgados Federales de San Juan, 
sita en Entre Ríos 282, San Juan, Provincia 
homónima, el día 19 de junio de 2012 a las 
10:00 hs. 

e. 25/04/2012 N° 31564/12 v. 17/05/2012 
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SAF 380 - PREFECTURA NAVAL 

ARGENTINA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA 

DIVISIÓN CONTRATACIONES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 066/2012 

OBRA PUBLICA 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Cons- 
trucción de un (1) Hangar en el Aeropuer- 
to Doctor Fernando Piragine Niveyro, en 
la Ciudad de Corrientes, Provincia de Co- 
rrientes. 

Presupuesto oficial: Pesos dos millones 
($2.000.000,00). 

Sistema de contratación: Se contratará 
bajo el sistema de ajuste alzado, conforme a 
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, sobre la 
base del monto total establecido por el Adju- 
dicatario en su oferta. 

Plazo de ejecución: Doscientos cuarenta 
(240) días corridos. 

Lugares de adquisición de pliegos y consul- 
tas referidas a la tramitación del acto licitario: 

a) Edificio Guardacostas, Dirección de Ad- 
ministración Financiera, Departamento Ad- 
quisiciones, División Contrataciones, sito en 
la Av. Eduardo Madero 235, 7 o Piso, Of. 7.51, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Te/Fax: 
4318-7578, en días hábiles administrativos, 
en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta 
las 12:00 horas del día hábil anterior al fijado 
para el acto de apertura. 

b) Prefectura de Zona Paraná Superior y 
Paraguay, Sección Intendencia, sito en Av. 
Costanera General San Martín N° 1158, Ciu- 
dad de Corrientes, Provincia de Corrientes, 
Te/Fax: 03794-423876/423318, en días hábi- 
les administrativos, en el horario de 08:00 a 
12:00 horas y hasta 24 horas hábiles ante- 
riores del día y hora fijado para el acto de 
apertura. 

Valor del pliego: Pesos dos mil ($ 2.000,00). 

Lugar de presentación y apertura de las 
ofertas: Edificio Guardacostas - Av. E. Made- 
ro 235 - 7 o Piso - Dirección de Administración 
Financiera - División Contrataciones - Oficina 
7.51 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en días hábiles administrativos, en el horario 
de 08:00 a 14:00 horas. La oferta se admitirá 
hasta el día y horario fijado para el acto de 
apertura del acto licitario. A partir de la hora 
fijada como término para la recepción de la 
oferta no podrá recibirse, aún cuando el acto 
de apertura no se haya iniciado. 

Fecha y hora de apertura: 12 de junio de 
2012 a las 12:00 horas. 

e. 18/04/2012 N° 39517/12 v. 10/05/2012 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE CÓRDOBA 
SUBSECRETARÍA DE 
PLANEAMIENTO FÍSICO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 03/2012 
(Ley 13.064) 

OBJETO: Programa de Seguridad Etapa 
II - Instalaciones eléctricas - Adecuación 
instalación eléctrica H.U.M.N. - Facultad de 
Ciencias Médicas. 

Lugar donde pueden consultarse los plie- 
gos: Subsecretaría de Planeamiento Físico 
- Av. Ing. Rogelio Ñores Martínez N° 2200, 
Ciudad Universitaria (5000) Córdoba. 

Apertura: 06/06/2012 - 11 horas. 

Valor del pliego: $ 1.410.- 

Lugar de presentación de las ofertas: 
Subsecretaría de Planeamiento Físico (Dpto. 
Compras). 

e. 24/04/2012 N° 41249/12 v. 16/05/2012 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
SECRETARIA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA 
Y DE SERVICIOS 
COORDINACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA, 
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 03/2012 
Expediente N° EXP-REC: 00514/2012) 

Llámase a Licitación Pública para el día 
19 de junio de 2012, a las 10:00 horas, para 



contratar por el sistema de Ajuste Alzado, la 
ejecución de la siguiente obra: 

Obra: Mendoza - Centro Universitario - 
Construcción y Remodelación de Puestos 
Policiales 
Presupuesto oficial: $ 361.374,19.- 
Valor del pliego: $ 200,00.- 
Garantía de Licitación: $ 3.613,74.- 
Las carpetas con la documentación se 
encuentran a disposición de los intere- 
sados (hasta tres días hábiles anteriores 
a las fechas de apertura), en la Dirección 
de Logística y Administración, Facultad de 
Ciencias Médicas, Sector 8, Planta Baja, 
Centro Universitario, Ciudad de Mendoza, 
Provincia de Mendoza, donde se realizarán 
las aperturas de las propuestas los días y 
horas indicados. 

e. 19/04/2012 N° 36586/12 v. 11/05/2012 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE CUYO 

SECRETARIA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA 
Y DE SERVICIOS 
COORDINACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA, 
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 04/2012 
Expediente N° REC:75/2012 

Llámase a Licitación Pública para el día 
28 de junio de 2012, a las 11:00 horas, para 
contratar por los sistemas de Ajuste Alzado y 
Unidad de Medida, la ejecución de la siguien- 
te obra: 

Obra: Mendoza - Centro Universitario - 
Facultad de Ciencias Médicas - Pintura en 
muros exteriores, CENEFA, carpintería y re- 
paración de Cortinas de enrollar. 
Presupuesto oficial: $ 1.112.250,44.- 
Valor del pliego: $ 300,00.- 
Garantía de Licitación: $ 11.123,00.- 
La carpeta con la documentación se en- 
cuentra a disposición de los interesados 
(hasta el día 22 de junio de 2012), en la Direc- 
ción de Logística y Administración, Facultad 
de Ciencias Médicas, Sector 8, Planta Baja, 
Centro Universitario, Ciudad de Mendoza, 
Provincia de Mendoza, donde se realizará 
la apertura de las propuestas el día y hora 
indicado. 

e. 02/05/2012 N° 44627/12 v. 22/05/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE MAR DEL PLATA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 010/2012 
Expediente N° 1-2456/2011 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Obra: 
"Por la provisión de materiales y mano de 
obra para la reparación y adecuación Sani- 
tarios - Sector Mecánica y Sector Edificio 
Ppal. - Facultad de Ingeniería de la UNMDP". 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Di- 
rección: Dirección de Suministros - Juan B. 
Alberdi 2695, 3er. Piso - (7600) Mar del Plata. 
Plazo y horario: De lunes a viernes de 08 a 
13 horas, hasta el día anterior de la visita de 
obras. 

Costo del pliego: Sin cargo. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: 
Dirección de Suministros - Juan B. Alberdi 
2695, 3er. Piso - (7600) Mar del Plata. Plazo y 
horario: De lunes a viernes de 08 a 13 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado con el fin de presentarse a 
cotizar, en este último caso ingresando con 
usuario y contraseña, en el sitio Web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www.ar- 
gentinacompra.gov.ar, Acceso Directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Dirección de Suministros - Juan B. Alberdi 
2695, 3er. Piso (7600) Mar del Plata. Plazo y 
horario: De lunes a viernes de 08 a 13 horas, 
hasta el día y hora de apertura de ofertas. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Direc- 
ción de Suministros - Juan B. Alberdi 2695, 
3er. Piso - (7600) Mar del Plata. Día y hora: 11 
de junio de 2012- 10.00. 

e. 27/04/2012 N° 42665/12 v. 21/05/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE MAR DEL PLATA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 009/2012 
Expediente N° 1-2073/11 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Obra: 
Construcción II Etapa Edificio Facultad de 
Ciencias Agrarias - Universidad Nacional de 
Mar del Plata. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Di- 
rección: Dirección de Suministros - Juan B. 
Alberdi 2695 - 3er. Piso (7600) Mar del Plata. 
Plazo y horario: De lunes a viernes de 08 a 13 
horas, hasta el día 10 de Mayo de 2012 (Visita 
de Obra: 11 de Mayo de 2012). 

Costo del pliego: $ 500 (Quinientos) 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: 
Dirección de Suministros - Juan B. Alberdi 
2695 - 3er. Piso (7600) Mar del Plata. Plazo y 
horario: De lunes a viernes de 08 a 13 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado con el fin de presentarse a cotizar, 
ingresando con usuario y contraseña, en el 
sitio Web de la Oficina Nacional de Contrata- 
ciones, www.argentinacompra.gov.ar, Acce- 
so Directo "Contrataciones Vigentes". 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Dirección de Suministros - Juan B. Alberdi 
2695 - 3er. Piso (7600) Mar del Plata. Plazo y 
horario: De lunes a viernes de 08 a 13 horas, 
hasta el día y hora de Apertura de Ofertas. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Direc- 
ción de Suministros - Juan B. Alberdi 2695 
- 3er. Piso (7600) Mar del Plata. Día y hora: 04 
de Junio de 2012 - 10:00 hs. 

e. 18/04/2012 N° 35933/12 v. 10/05/2012 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

DEL LITORAL 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES 

UNIVERSITARIAS 

LICITACIÓN PUBLICA N° 05/2012 

Expediente N° 562.915 

OBRA: Jerarquización y adecuación urbana 
del ingreso principal de Ciudad Universitaria. 

Consultas de pliegos: Dirección de Cons- 
trucciones Universitarias - San Jerónimo 
3575 - Santa Fe - T.E. 0342-4571110 - Int. 
123-124 - Fax: 0342-4571132. 

Presupuesto oficial: $ 750.000.- 

Plazo de ejecución: 150 días corridos. 

Valor del pliego: $ 450.- 

Compra del pliego: Dirección de Construc- 
ciones Universitarias - San Jerónimo 3575 - 
Santa Fe - T.E. 0342-4571110 - Int. 123-124 
- Fax: 0342-4571132. Lunes a viernes de 8.00 
a 13 hs. 

Apertura (lugar-día-hora): Dirección de 
Construcciones Universitarias - San Jeróni- 
mo 3575 - Santa Fe - 04 de junio de 2012 - a 
las 10 hs. 

e. 23/04/2012 N° 41199/12 v. 15/05/2012 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE RIO NEGRO 

LICITACIÓN PUBLICA N° 01/2012 
Expediente N° 522/2012 

Llamado a presentación de ofertas para: 

OBJETO: Obra: "Pabellón N° 1 - Campus 
Universitario - Sede Andina - San Carlos de 
Bariloche - Provincia de Río Negro". 

Consulta y venta de pliegos: A partir del 26 
de abril hasta el 22 de junio de 2012, en: 

- Rectorado (Área Infraestructura) — Bel- 
grano 526, Viedma de 10 a 14 hs. 

- Sede Andina, Mitre 630 Piso 10 Oficina 
"D", San Carlos de Bariloche de 9 a 14 hs. 

- Delegación Buenos Aires, Reconquista 
556, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Bue- 
nos Aires, de 10 a 16 hs. 

Fecha de presentación ofertas: Hasta las 
12.00 hs. del día 29 de junio de 2012. 

Lugar de presentación de las ofertas: Rec- 
torado (Área Infraestructura) - Belgrano 526, 
Viedma. 

Fecha de apertura: 29 de junio de 2012 a 
las 12.00 hs. 



Lugar de apertura de las ofertas: Rectorado 
(Área Infraestructura) - Belgrano 526, Viedma. 

Valor del pliego: $ 8.000.- 

Presupuesto oficial: $ 47.784.520,61 - Pre- 
cio tope 

Garantía de la oferta: 1% del valor del pre- 
supuesto oficial. 

Plazo de la obra: 30 meses 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consul- 
tado y/o impreso en su texto, en el sitio Web 
de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar, Acceso Direc- 
to "Contrataciones Vigentes". 

e. 19/04/2012 N° 40196/12 v. 11/05/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DE LA NACIÓN 
PROVINCIA DE CÓRDOBA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
MEJORES ESCUELAS 
MAS EDUCACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 01/2012 

Plan de Obras 

OBJETO: Construcción de Dirección, 
Baño para Docente, Galería e Ingreso Am- 
pliación de Aula existente y Refacciones 
Varias en el J de I. Aristóbulo del Valle de 
la Localidad de Córdoba Departamento Ca- 
pital de la Provincia de Córdoba. 

En el marco del Plan de Obras se anuncia el 
llamado a Licitación Pública. 

Presupuesto Oficial: $ 691.374,91 

Garantía de oferta exigida: $ 6920.- 

Plazo de entrega de obra: 240 días. 

Consulta y venta de pliegos: Desde el 
20/04/2012 de 09:00 a 19:00 hs, hasta 5 días 
corridos antes de la fecha de apertura. 

Fecha y hora de apertura: 24/05/2012, 
10:00 hs. 

Recepción de ofertas hasta 30 minutos an- 
tes de la hora de apertura. 

Consultas, venta de pliegos y lugar de 
apertura: Dirección Gral. de Infraestructura 
Escolar - Ituzaingó 1351 - P. Alta - B° Nueva 
Córdoba. TE: 4476021/22 - Córdoba - Capital 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación. 

e. 20/04/2012 N° 38712/12 v. 07/05/2012 



VIALES 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE 

OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

LICITACIÓN PUBLICA 

NACIONAL N° 33/2012 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a 
Licitación Pública Nacional de la siguiente 
Obra: 

Obra: Pavimentación de Banquinas. 

Ruta Nacional N° 38 - Provincia de 
Catamarca. 

Tramo: Río Ongolí - La Merced 

Sección: Km. 589,670 - Km. 633,934 

Tipo de obra: Excavación no clasificada 
para apertura de caja, Preparación de subra- 
sante, Construcción de base granular, Impri- 
mación bituminosa, Riego de liga, Carpeta 
con mezcla bituminosa de Concreto Asfáltico. 

Presupuesto oficial: $ 23.232.499,96.- al 
mes de agosto de 2011. 

Apertura de oferta: Se realizará el 31 de 
mayo de 2012 a las 11.00 hs. 

Fecha de venta de pliego: A partir del 30 de 
abril del 2012. 

Plazo de obra: Ocho (08) meses. 

Valor del pliego: $ 4.650,00 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca 
N° 734/8 - (1067) Capital Federal, Planta Baja 
(Salón de Actos)- D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Sub- 
gerencia de Servicios de Apoyo - Avenida Ju- 
lio A. Roca N° 734/8 - (1067) Capital Federal 
- 3 o Piso - D.N.V. 

e. 12/04/2012 N° 36837/12 v. 04/05/2012 
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PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE 

OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

LICITACIÓN PUBLICA 

NACIONAL N° 34/2012 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Li- 
citación Pública Nacional de la siguiente Obra: 

Obra de Seguridad Vial 

Ruta Nacional N° 9 - Provincia de Santiago del 
Estero 

Tramo: Isla Verde - Santiago del Estero 

Sección: Km. 1071,30 - Km. 1111,60 

Tipo de obra: Corte de pastos y malezas, Pre- 
paración de subrasante, Movimiento de suelos, 
Álteos parciales, Ejecución de Bicisenda de 
hormigón tipo H-17, Construcción de cordón 
cuneta, Colectoras con pavimento articulado, 
Construcción de base granular, Construcción de 
dársenas de aceleración y desaceleración en ac- 
cesos, Cordones protectores de H-17, Ejecución 
de refugios de pasajeros, Demoliciones varias, 
Señalización horizontal y vertical. 

Presupuesto oficial: $ 14.780.777,61.- al mes 
de mayo de 2011. 

Apertura de oferta: Se realizará el 31 de mayo 
de 2012 a las 12.00 hs. 

Fecha de venta de pliego: A partir del 30 de 
abril de 2012. 

Plazo de obra: Ocho (08) meses. 

Valor del pliego: $ 3.000,00 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca 
N° 734/8 - (1067) Capital Federal, Planta Baja 
(Salón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. 
Roca N° 734/8 - (1067) Capital Federal - 3 o Piso 
- D.N.V. 

e. 12/04/2012 N° 36839/12 v. 04/05/2012 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE 

OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

LICITACIÓN PUBLICA 

NACIONAL N° 35/2012 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Li- 
citación Pública Nacional de la siguiente Obra: 

Obra: Construcción de Defensas 

Ruta Nacional N° 38 - Provincia de Tucumán. 

Tramo: Aguilares - Monteros. 

Sección: Km. 739,64 (Río Gastona) 

Tipo de obra: Limpieza y perfilado del cauce con 
equipo pesado, Excavaciones y rellenos, Coloca- 
ción de filtros geotextiles, Construcción de muros, 
dientes y defensas de gaviones, Protección con 
colchonetas de piedra embolsada, Revestimientos 
con hormigón tipo H-17 en mallas expuestas. 

Presupuesto oficial: $ 12.809.479,53.- al mes 
de septiembre de 2011. 

Apertura de oferta: Se realizará el 28 de mayo 
de 2012 a las 11.00 hs. 

Fecha de venta de pliego: A Partir del 27 de 
abril de 2012. 

Plazo de obra: Ocho (08) meses. 

Valor del pliego: $ 3.000,00 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca 
N° 734/8 - (1067) Capital Federal, Planta Baja 
(Salón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. 
Roca N° 734/8 - (1067) Capital Federal - 3 o Piso 
- D.N.V. 

e. 12/04/2012 N° 36840/12 v. 04/05/2012 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE 

OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

LICITACIÓN PUBLICA 

NACIONAL N° 36/2012 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a 
Licitación Pública Nacional de la siguiente 
Obra: 



Obra de Mantenimiento de Rutina - Sistema 
Modular. 

Rutas Nacionales N°40 y 51 - Provincia de 
Salta. 

Tramos: Abra del Acay - San Antonio de los 
Cobres y Campo Quijano - Límite con Chile. 

Secciones: Km. 4.601,00 - Km. 4.630,87 y 
Km. 21,89- Km. 289,10. 

Tipo de obra: Tareas varias de Manteni- 
miento de Rutina y Mejorativas. 

Presupuesto oficial: $ 55.050.000,00 al mes 
de abril de 2011. 

Apertura de oferta: Se realizará el 28 de 
mayo de 2012 a las 11.00 hs. 

Fecha de venta de pliego: A partir del 27 de 
abril de 2012. 

Plazo de obra: Veinticuatro (24) meses. 

Valor del pliego: $ 11.000,00 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca 
N° 734/8 - (1067) Capital Federal, Planta Baja 
(Salón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Sub- 
gerencia de Servicios de Apoyo - Avenida Ju- 
lio A. Roca N° 734/8 - (1067) Capital Federal 
- 3 o Piso - D.N.V. 

e. 12/04/2012 N° 36841/12 v. 04/05/2012 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE 

OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

LICITACIÓN PUBLICA 

NACIONAL N° 37/2012 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a 
Licitación Pública Nacional de la siguiente 
Obra: 

Ruta Nacional N° 11 - Provincia de Formosa 

Reparación integral del puente metálico 
tipo Acrow ubicado sobre el Río Pilcomayo en 
Zona Fronteriza entre la Ciudad de Clorinda 
(República Argentina) y Puerto Falcón (Repú- 
blica del Paraguay). 

Tipo de obra: Reparación integral del puen- 
te, arenado y pintado, limpieza y levantamien- 
to de apoyos, ajuste de tensores, reposición 
de dos pasarelas metálicas, reconstrucción 
de acceso al puente, demolición y construc- 
ción de carpeta de rodamiento de hormigón 
y construcción de carpeta de desgaste, ilu- 
minación, revestimiento para protección de 
márgenes, conductos de desagüe, conos de 
protección, señales verticales. 

Presupuesto oficial: $ 7.836.503,77.- referi- 
do al mes de octubre de 2011 

Apertura de oferta: Se realizará el 12 de 
junio de 2012 a as 11.00 hs. 

Fecha de venta de pliego: A partir del 10 de 
mayo de 2012. 

Plazo de obra: Seis (06) meses. 

Valor del pliego: $ 1.570,00. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca 
N° 734/8 - (1067) Capital Federal, Planta Baja 
(Salón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Sub- 
gerencia de Servicios de Apoyo - Avenida Ju- 
lio A. Roca N° 734/8 - (1067) Capital Federal 
- 3 o Piso - D.N.V. 

e. 24/04/2012 N° 42312/12 v. 16/05/2012 



Servicios 



COMUNICACIONES 



EJERCITO ARGENTINO 
COMANDO DE LA 2DA 
DIVISIÓN DE EJERCITO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 28/2012 
Expediente N° 3J12-0593/5 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Contra- 
tar un servicio de Internet para el Sistema 
de Seguridad de la Guarnición Militar Cór- 
doba (B ICIA 141) y el Servicio Administrati- 
vo Financiero del Cdo. DE 2 "EN". 

Clase: Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 



Lugar de retiro de pliegos y/o consulta: En 
el SAF del Cdo. DE 2, sito en Camino a La Ca- 
lera Km. 9 Ví? - Córdoba - CP 5023. De lunes a 
viernes de 08.00 a 12.00 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser obtenido 
con el fin de presentarse a cotizar o consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar ingresando al acceso directo "contratacio- 
nes vigentes" 

Costo del pliego: Sin costo 

Presentación de ofertas: En el SAE del Cdo. 
DE 2, sito en Camino a La Calera Km. 9 1/2 
- Córdoba - CP 5023. De lunes a viernes de 
08.00 a 12.00 hs., hasta 1 hora antes de la 
apertura. 

Acto de apertura: SAF - Cdo. DE 2 - sito en 
Camino a La Calera Km. 9 1/2 - Córdoba - CP 
5023. 

El día 28 de mayo de 2012 a las 11.00 hs. 
e. 02/05/2012 N° 44670/12 v. 03/05/2012 



INGENIERÍAS varias 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
ENTE NACIONAL DE OBRAS 
HIDRICAS DE SANEAMIENTO 
LICITACIÓN INTERNACIONAL 
N° LI-PAyS 01/2012 

OBJETO: Ejecución de la Obra: "Planta 
Depuradora de Líquidos Cloacales Las Ta- 
ntas" correspondiente al Sistema de Des- 
agües Cloacales del Gran San Miguel de 
Tucumán - Subsistema - Tafí Viejo; Villa 
Carmela y Las Talitas - Provincia de Tucu- 
mán. 

Licita y ejecuta: Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneamiento. 

Fecha de apertura: 26 de junio de 2012, a 
las 11:30 hs. 

Presupuesto oficial: $ 68.409.391,62 

Plazo de ejecución: 24 meses. 

Garantía de oferta: 684.094,00 

Consulta y adquisición del pliegos: A partir 
del 25 de abril 2012 en el Ente Nacional de 
Obras Hídricas de Saneamiento - ENOHSA - 
Av. Leandro N. Alem 628 - Piso 11 - Capital 
Federal, en el horario de 10.00 a 15ñ.00 hs. 
o a través del sitio de Internet: www.enohsa. 
gov.ar 

Precio del pliego: $ 15.000,00 - en efectivo 
o cheque certificado. 

Lugar de apertura: Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneamiento - ENOHSA - Lean- 
dro N. Alem 628, Piso 12, Capital Federal. 

Las propuestas serán recibidas hasta las 
11:00hs del día de la apertura en el ENOHSA. 

La presentación será realizada personal- 
mente o a través de persona autorizada por 
la empresa. 

No se aceptan envíos por correo. 

e. 17/04/2012 N° 39159/12 v. 09/05/2012 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
ENTE NACIONAL DE OBRAS 
HIDRICAS DE SANEAMIENTO 
LICITACIÓN INTERNACIONAL 
N° LI-PAyS 02/2012 

OBJETO: Ejecución de la Obra: "Redes 
Cloacales para Tafí Viejo, Villa Carmela, 
Las Talitas" correspondiente al Sistema de 
Desagües Cloacales del Gran San Miguel 
de Tucumán - Subsistema - Tafí Viejo; Villa 
Carmela y Las Talitas - Provincia de Tucu- 



Licita y ejecuta: Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneamiento. 

Fecha de apertura: 26 de junio de 2012, a 
las 12:30 hrs. 

Presupuesto oficial: $ 130.559.657,22 

Plazo de ejecución: 36 meses. 

Garantía de oferta: 1.305.600,00 

Consulta y adquisición del pliegos: A partir 
del 25 de abril de 2012 en el Ente Nacional de 
Obras Hídricas de Saneamiento - ENOHSA - 



Av. Leandro N. Alem 628 - Piso 11 - Capital 
Federal, en el horario de 10,00 a 15,00 hs. o 
a través del sitio de Internet: www. enohsa. 
gov. ar 

Precio del pliego: $ 15.000,00 - en efectivo 
o cheque certificado. 

Lugar de apertura: Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneamiento - ENOHSA - Lean- 
dro N. Alem 628, Piso 12, Capital Federal. 

Las propuestas serán recibidas hasta 
las 11:00 hs. del día de la apertura en el 
ENOHSA. 

La presentación será realizada personal- 
mente o a través de persona autorizada por 
la empresa. 

No se aceptan envíos por correo. 

e. 17/04/2012 N° 39168/12 v. 09/05/2012 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS 

DE SANEAMIENTO 

LICITACIÓN PUBLICA N° 01/2012 

OBJETO: Ejecución de la Obra: "Sistema 
de Desagües Cloacales en la Cuenca Alta 
Matanza Riachuelo — Etapa I: Rehabilita- 
ción, optimización y ampliación de la Planta 
Depuradora de Líquidos Cloacales Nuestra 
Señora de La Paz - Marcos Paz - Provincia 
de Buenos Aires". 

Licita y ejecuta: Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneamiento. 

Fecha de apertura: 5 de julio de 2012, a las 
11.00 hs. 

Presupuesto oficial: $ 25.043.314,00 

Plazo de ejecución: 12 meses 

Garantía de oferta: $ 250.433,14 

Consulta y adquisición del pliegos: A partir 
del 21 de mayo de 2012 en el Ente Nacional 
de Obras Hídricas de Saneamiento - ENOHSA 
- Av. Leandro N. Alem 628 - Piso 11 - Capital 
Federal, en el horario de 10.00 a 16.00 hs. o a 
través del sitio de Internet: www.enohsa.gov. 
ar 

Precio del pliego: $ 25.043,31 - en efectivo 
o cheque certificado. 

Lugar de apertura: Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneamiento - ENOHSA - Lean- 
dro N. Alem 628, Piso 12, Capital Federal. 

Las propuestas serán recibidas hasta el 
día de la apertura en el horario de 10.00 a 
11.00 hs. en el ENOHSA. 

La presentación será realizada personal- 
mente o a través de persona autorizada por 
la empresa. 

No se aceptan envíos por correo. 

e. 02/05/2012 N° 44928/12 v. 08/05/2012 



LIMPIEZA 



AFIP - DGI 

DIRECCIÓN REGIONAL JUNIN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 0000016/2012 
Expediente N° 0252173/12 

OBJETO: Servicio de limpieza integral 
para los edificios sede de la Agencia San- 
ta Rosa de la AFIP DGI - Dirección Regional 
Junín. 

Valor del pliego: Sin cargo 

Retiro y consultas de pliego: Agencia Santa 
Rosa de la AFIP - DGI - Dirección Regional 
Junín sito en calle España N° 22 - Santa Rosa 
(LP) en días hábiles administrativos en el ho- 
rario de 10:00 a 15:00 hs. 

Fecha máxima de retiro del pliego: 
11.05.2012. 

Ultimo día para realizar visita: 11.05.2012. 

Fecha límite para efectuar consultas escri- 
tas: 11.05.2012. 

Lugar de apertura: Agencia Santa Rosa de 
la AFIP - DGI - Dirección Regional Junín sito 
en calle España N° 22— Santa Rosa (LP). 

Fecha de apertura: 15.05.2012 - Hora: 
11:00 hs. 

Presentación de ofertas: Agencia Santa 
Rosa de la AFIP - DGI - Dirección Regional 
Junín sito en calle España N° 22 - Santa Rosa 
(LP). Hasta el día y horario establecido para el 
acto de apertura. 

e. 02/05/2012 N° 44777/12 v. 03/05/2012 
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AFIP-DGI 

DIRECCIÓN REGIONAL JUNIN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 0000017/2012 
Expediente N° 0252308/12 

OBJETO: Servicio de Limpieza Integral 
para el Edificio Sede del Distrito Nueve de 
Julio de la AFIP DGI - Dirección Regional 
Junín. 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Retiro y consultas de pliego: Distrito Nueve 
de Julio de la AFIP-DGI - Dirección Regional 
Junín sito en Calle Santa Fe N° 947 - Nueve 
de Julio (B) en días hábiles administrativos en 
el horario de 10:00 a 15:00 hs. 

Fecha máxima de retiro del pliego: 
11.05.2012 

Ultimo día para realizar visita: 11.05.2012 

Fecha límite para efectuar consultas escri- 
tas: 11.05.2012 

Lugar de apertura: Distrito Nueve de Julio 
de la AFIP-DGI - Dirección Regional Junín 
sito en Calle Santa Fe N° 947 - Nueve de Julio 
(B) 

Fecha de apertura: 14.05.2012 - Hora: 
11:00 hs. 

Presentación de ofertas: Distrito Nueve de 
Julio de la AFIP-DGI - Dirección Regional 
Junín sito en Calle Santa Fe N° 947 - Nueve 
de Julio (B) hasta el día y horario establecido 
para el acto de apertura. 

e. 02/05/2012 N° 44806/12 v. 03/05/2012 



AFIP-DGI 

DIRECCIÓN REGIONAL JUNIN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 0000018/2012 
Expediente N° 0252170/12 

OBJETO: Servicio de Limpieza Integral 
para el Edificio Sede del Distrito Pehuajó de 
la AFIP DGI - Dirección Regional Junín. 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Retiro y consultas de pliego: Distrito Pehua- 
jó de la AFIP-DGI - Dirección Regional Junín 
sito en Calle Zanni N c 631 - Pehuajó (B) en 
días hábiles administrativos en el horario de 
10:00 a 15:00 hs. 

Fecha máxima de retiro del pliego: 
14.05.2012 

Ultimo día para realizar visita: 14.05.2012 

Fecha límite para efectuar consultas escri- 
tas: 14.05.2012 

Lugar de apertura: Distrito Pehuajó de la 
AFIP-DGI - Dirección Regional Junín sito en 
Calle Zanni N° 631 - Pehuajó (B) 

Fecha de apertura: 16.05.2012 - Hora: 
11:00 hs. 

Presentación de ofertas: Distrito Pehuajó 
de la AFIP-DGI - Dirección Regional Junín 
sito en Calle Zanni N° 631 - Pehuajó (B) hasta 
el día y horario establecido para el acto de 
apertura. 

e. 02/05/2012 N° 44808/12 v. 03/05/2012 



A.F.I.P. 

DIRECCIÓN REGIONAL 

BAHÍA BLANCA 

LICITACIÓN PUBLICA N° 50/2012 

(DI RBBL) 

Expediente N° 1-252284-2012 

OBJETO: Servicio de Limpieza, Resguar- 
do Mamuil Malal, Aduana San Martín de los 
Andes dependiente de la Dirección Regional 
Bahía Blanca. 

Fecha de apertura: 22 de mayo de 2012 a 
las 11:00 hs. 

Consulta y aclaraciones: Toda consulta 
técnica por escrito, comunicación escrita o 
presentación de documentación que deba 
efectuar con motivo de la presente licitación 
se dirigirá a AFIP Dirección Regional Bahía 
Blanca, División Servicio Administrativo Inte- 
grado, San Martín N° 145, 4° Piso - Tel.: 0291- 
4599482, en el horario de 10.00 a 14.00 hs. 

Valor del pliego: Sin costo. 

e. 03/05/2012 N° 45342/12 v. 04/05/2012 



MINISTERIO DE TURISMO 

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES 

NACIONALES 

LEY N° 22.351 

LICITACIÓN PUBLICA N° 2/2012 

Expediente N° CUDAP 

EXP:PNA: 235/2012 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Servicio de 
Limpieza para los Edificios de la Casa Cen- 
tral del Organismo, por el término de un (1) 
año. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/ 
Dirección: El Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares de este procedimiento podrá 
ser retirado en el Departamento de Contra- 
taciones y Servicios de la APN, sito en la 
calle Alsina 1418, 4 o Piso, Oficina 405 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o a través 
del sitio Web de la Oficina Nacional de Con- 
trataciones, www.argentinacompra.gov.ar, 
Acceso Directo "Contrataciones Vigentes", 
en este último caso ingresando con clave de 
usuario y contraseña. Plazo y horario: Hasta 
el 9 de mayo de 2012, en el horario de 11.00 
a 14.00 hs. 

El costo del pliego en el caso de ser retira- 
do del Dpto. de Contrataciones y Servicios: 
Pesos veinte ($ 20.-). 

Presentación de oferta: Lugar/Dirección: En 
el Departamento de Contrataciones y Servi- 
cios de la APN, sito en la calle Alsina 1418, 4 o 
Piso, Oficina 405 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Plazo y horario: Hasta el 10 de 
mayo de 2012, a las 12 hs. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: En el 
Departamento de Contrataciones y Servicios 
de la APN, sito en la calle Alsina 1418, 4 o Piso, 
Oficina 405 de la Ciudad Autónoma de Bue- 
nos Aires. Plazo y horario: El 10 de mayo de 
2012, a las 12.00 hs. 

e. 02/05/2012 N° 44203/12 v. 03/05/2012 



HOSPITAL DE PEDIATRÍA S.A.M.I.C. 
"PROFESOR DR. JUAN P. GARRAHAN" 
LICITACIÓN PUBLICA N° 12/2012 

OBJETO: Contratación del Servicio de 
Limpieza integral y su mantenimiento. 

Consulta de pliegos y presentación de las 
ofertas: Departamento Contrataciones, en el 
horario de 09:00 a 13:00. 

Pago del pliego: Departamento Tesorería, 
en el horario de 09:00 a 12:00. 

Visita previa: Se deberá realizar visita pre- 
via al establecimiento el día 10 de mayo de 
2012 a las 10:00 hs. 

Reunión informativa: El día 10 de mayo de 
2012 una vez finalizada la visita previa - Aula 
a designar. 

Apertura de ofertas: 18 de Mayo de 
2012, a las 10:00 horas en el Departamento 
Contrataciones. 

Domicilio: Pichincha 1890 - Ciudad de Bue- 
nos Aires. 

Precio del pliego: Cinco mil pesos ($ 5.000). 

Fecha límite para la adquisición del pliego: 
Hasta el 17 de mayo de 2012 a las 12:00 hs. 

Para obtener el Pliego de Bases y Condiciones 
visitar: www.garrahan.gov.ar/contrataciones 

e. 03/05/2012 N° 45623/12 v. 07/05/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA Y FAMILIA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 02/2012 
Expediente N° E-SENAF-19326-2011 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Contra- 
tación de un Servicio de limpieza integral, 
por un período de doce (12) meses con op- 
ción a prórroga por igual período o fracción 
menor, con destino a diversas dependen- 
cias ubicadas en Zona Oeste-Sur del Gran 
Buenos Aires, Prov. de Bs. As., pertenecien- 
tes a la Secretaría Nacional de Niñez, Ado- 
lescencia y Familia. 

Clase: De Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 
Pliego: Sin costo 



Retiro de pliegos: Lugar/Dirección: Depar- 
tamento de Contrataciones, Tte. Gral. Juan 
Domingo Perón N° 524, Piso 5° - C.A.B.A. 
Plazo y horario: Hasta el 09/05/2012 de 10:00 
a 13:00 hs. y de 14:00 a 17:00 hs. 

www.argentinacompra.gov.ar, acceso di- 
recto "Contrataciones Vigentes", ingresando 
con usuario y contraseña. 

Visita a las instalaciones: Edificio: Hogar 
Pedro Benvenuto - RN N° 7 Km 49,5 - Gral. 
Rodríguez - Prov. de Bs. As. Día y horario: El 
día 10/05/2012 a las 10:00 hs. 

Edificio: Jardín de Infantes Nuestra Señora 
de Fátima - RN N° 7 Km 62,5 - Lujan - Prov. 
de Bs. As. Día y horario: El día 10/05/2012 a 
las 12:00 hs. 

Edificio: Instituto Ramayón Valdivieso - RN 
N° 5 Km 75,2 - Jáuregui - Prov. de Bs. As. Día 
y horario: El día 10/05/2012 a las 14:00 hs. 

Edificio: Instituto E. y M. Patino - Lamadrid 
N° 78 - Lomas de Zamora - Prov. de Bs. As. 
Día y horario: El día 11/05/2012 a las 10:00 hs. 

Edificio: Hogar Eva Perón - Robles N° 880- 
Burzaco - Prov. de Bs. As. Día y horario: El día 
11/05/2012 a las 13:00 hs. 

Edificio: Instituto Domingo F. Sarmiento 
Talleres y Depósitos Centrales - Av. J. M. de 
Rosas N° 1600 - Lomas del Mirador - Prov. 
de Bs. As. Día y horario: El día 14/05/2012 a 
las 10:00 hs. 

Edificio: Centro de Acción Familiar N° 19 - 
La Quilla y Ruta N° 21 - Ciudad Evita - Prov. 
de Bs. As. Día y horario: El día 14/05/2012 a 
las 13:00 hs. 

Edificio: Instituto Saturnino Unzué - Jujuy 
N° 77 - Mar del Plata - Prov. de Bs. As. Día y 
horario: El día 15/05/2012 a las 10:00 hs. 

Consultas de pliegos: Lugar/Dirección: 
Departamento de Contrataciones - Tte. Gral. 
Juan Domingo Perón 524, Piso 5 o , C.A.B.A. 

- Tel.: 4338-5800, Int. 6021/6031. E-mail: 
compras@senaf.gob.ar. Plazo y horario: Con- 
sultas: El día 16/05/2012 de 10:00 a 13:00 y 
14:00 a 17:00 hs. 

Respuestas: El día 21/05/2012 de 10:00 a 
13:00 y 14:00 a 17:00 hs. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Departamento de Contrataciones, Tte. Gral. 
Juan Domingo Perón 524, Piso 5 o - C.A.B.A. 
Plazo y horario: Hasta el día 28/05/2012 hasta 
las 11:30 hs. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Depar- 
tamento de Contrataciones y Suministros, 
Tte. Gral. Juan Domingo Perón 524, Piso 5 o 

- C.A.B.A. Día y hora: El día 28/05/2012 a las 
12:00 hs. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado con el fin de presentarse a 
cotizar, en este último caso ingresando con 
usuario y contraseña, en el sitio web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www.ar- 
gentinacompra.gov.ar, acceso directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

e. 03/05/2012 N° 45466/12 v. 04/05/2012 



SEGURIDAD, VIGILANCIA 
E INVESTIGACIÓN 



AFIP - DGA 

DIRECCIÓN REGIONAL 
ADUANERA CÓRDOBA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 11/2012 
Expediente N° 252.213/12 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Servicio 
de Vigilancia para el Edificio Sede de la Di- 
visión Aduana La Rija y Zona Primaria Adua- 
nera. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Di- 
rección: División Aduana de La Rioja - Ruta 
Provincial N° 5, Km. 4,5 - Parque Industrial 

- La Rioja - CP (5300). Teléfono (0380) 442- 
3065. Plazo y horario: Todos los días hábi- 
les de 10:00 hs. a 18:00 hs. de 10:00 hs. a 
10:45 hs. el día 22 de mayo de 2012. 

Costo del pliego: Sin costo. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Di- 
visión Aduana de La Rioja - Ruta Provincial 
N° 5, Km. 4,5 - Parque Industrial - La Rioja 

- CP (5300). Teléfono (0380) 442-3065. Plazo 
y horario: Todos los días hábiles de 10:00 hs. 
a 18:00 hs. y hasta el día 16 de mayo de 2012. 



Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
División Aduana de La Rioja - Ruta Provincial 
N° 5, Km. 4,5 - Parque Industrial - La Rioja - 
CP (5300). Teléfono (0380) 442-3065. Plazo y 
horario: Todos los días hábiles de 10:00 hs. a 
18:00 hs. y de 10:00 hs. a 11:00 hs. el día 22 
de mayo de 2012. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: División 
Aduana de La Rioja - Ruta Provincial N° 5, 
Km. 4,5 - Parque Industrial - La Rioja - CP 
(5300). Teléfono (0380) 442-3065. Día y hora: 
A las 11:00 hs. el día 22 de mayo de 2012. 

Observaciones Generales: 

Sin Observaciones. 

e. 02/05/2012 N° 42053/12 v. 03/05/2012 



MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN 

INCUCAI 

LICITACIÓN PUBLICA N° 3/2012 

Expediente N° INCUCAI 189/2012 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Contra- 
tación del servicio de vigilancia. 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/ 
Dirección: Departamento de Compras y Con- 
trataciones - Ramsay 2250 - Sin descripción 

- Capital Federal - Cl. Plazo y horario: Hasta 
el día hábil anterior previsto para realizar el 
acto de apertura de ofertas de lunes a viernes 
de 09:00 a 15:00 hs. 

Costo del pliego: $ 50 
Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: De- 
partamento de Compras y Contrataciones 

- Ramsay 2250 - Sin descripción - Capital 
Federal - Cl. Plazo y horario: Hasta el día 
hábil anterior previsto para realizar el acto 
de apertura de ofertas de lunes a viernes de 
09:00 a 15:00 hs. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Departamento de Compras y Contrataciones 

- Ramsay 2250 - Sin descripción - Capital 
Federal - Cl. Plazo y horario de presentación: 
Hasta el día hábil anterior previsto para reali- 
zar el acto de apertura de ofertas de lunes a 
viernes de 10:00 a 15:00 hs. 

Cierre de ofertas: 23 de mayo de 2012 a las 
15:00 horas. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: De- 
partamento de Compras y Contrataciones 

- Ramsay 2250 - Sin descripción - Capital 
Federal - Cl. Día y hora: 24 de mayo de 2012 
a las 11:00 horas. 

Observaciones: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser obtenido 
con el fin de presentarse a cotizar o consul- 
tado en el sitio web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, ingresando al Acceso Directo "Contrata- 
ciones Vigentes". 

e. 02/05/2012 N° 44776/12 v. 03/05/2012 



SEGUROS 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

DE LA NACIÓN 

OBRA SOCIAL DEL PODER JUDICIAL 

OFICINA DE COMPRAS 

Y LICITACIONES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 04/2012 

Expediente N° OS 898/2012 

OBJETO: Por la presente se requiere la 
contratación de seguro integral cuya cober- 
tura abarque todos los bienes muebles e in- 
muebles pertenecientes a la Obra Social del 
Poder Judicial de la Nación, por un período 
de doce (12) meses. 

Sitio web para consulta de pliegos: http:// 
www.ospjn.gov.ar 

Lugar de venta de pliegos: Sección Tesore- 
ría, Lavalle 1653, 1 o Piso - Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Lugar de retiro de pliegos y presentación de 
las ofertas: Oficina de Compras y Licitacio- 
nes, Lavalle 1653, 3 o Piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Horario de atención al público: Días hábiles 
de 8 a 16 horas. 

Valor del pliego: Pesos dieciséis ($ 16.-). 

Apertura: 22/05/2012 a las 10 hs. 

e. 03/05/2012 N° 40900/12 v. 04/05/2012 
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SERVICIOS DIVERSOS 



FABRICA MILITAR DE 
PÓLVORAS Y EXPLOSIVOS 
"AZUL" (FANAZUL) 
LICITACIÓN PUBLICA N° 005/2012 
Expediente N° 134-2012 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Provi- 
sión e instalación de cañerías en diferentes 
Edificios de FMPE "Azul", para Acido resi- 
dual de Nitroglicerina, Acido residual de 
TNT/DNT, Acido Sulfúrico diluido, Acido Ní- 
trico diluido. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/ 
Dirección: FMPyE "Azul" (Fanazul) - Ruta 80 
Km. 9 - 7300 - Azul, Bs. As. Plazo y horario: 
04/06/2012 hasta las 14.00 hs. 

Costo del pliego: $ 0,00. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: FM- 
PyE "Azul" (Fanazul) - Ruta 80 Km. 9 - 7300 

- Azul, Bs. As. Plazo y horario: 04/06/2012 
hasta las 14.00 hs. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
FMPyE "Azul" (Fanazul) - Ruta 80 Km. 9 - 7300 

- Azul, Bs. As. Plazo y horario: 04/06/2012 
hasta las 14.00 hs. En caso de presenciar la 
apertura, el sobre podrá ser presentado el 
mismo día del acto con una antelación de 30 
minutos. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: FMPyE 
"Azul" (Fanazul) - Ruta 80 Km. 9 - 7300 - Azul, 
Bs. As. Día y hora: 05/06/2012 a las 08.00 hs. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser obtenido 
con el fin de presentarse a cotizar o consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, ingresando al Acceso Directo "Contrata- 
ciones Vigentes". 

e. 03/05/2012 N° 46153/12 v. 04/05/2012 



FABRICA MILITAR DE 
PÓLVORAS Y EXPLOSIVOS 
"AZUL" (FANAZUL) 
LICITACIÓN PUBLICA N° 006/2012 
Expediente N° 53-2012 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Refac- 
ción de Edificio de Fábrica H-10. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/ 
Dirección: FMPyE "Azul" (Fanazul) - Ruta 80 
Km. 9 - 7300 - Azul, Bs. As. Plazo y horario: 
29/05/2012 hasta las 14.00 hs. 

Costo del pliego: $ 0,00. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: FM- 
PyE "Azul" (Fanazul) - Ruta 80 Km. 9 - 7300 

- Azul, Bs. As. Plazo y horario: 29/05/2012 
hasta las 14.00 hs. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
FMPyE "Azul" (Fanazul) - Ruta 80 Km. 9 - 7300 

- Azul, Bs. As. Plazo y horario: 29/05/2012 
hasta las 14.00 hs. En caso de presenciar la 
apertura, el sobre podrá ser presentado el 
mismo día del acto con una antelación de 30 
minutos. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: FMPyE 
"Azul" (Fanazul) - Ruta 80 Km. 9 - 7300 - Azul, 
Bs. As. Día y hora: 30/05/2012 a las 08.00 hs. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser obtenido 
con el fin de presentarse a cotizar o consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, ingresando al Acceso Directo "Contrata- 
ciones Vigentes". 

e. 03/05/2012 N° 46157/12 v. 04/05/2012 



BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 06/2012 
Expediente N° 100.254/12 

OBJETO: Servicio de operadores de scan- 
ners. 

Consulta y/o compra de pliegos: Gerencia 
de Contrataciones, Reconquista 266, Ciudad 



Autónoma de Buenos Aires, Edificio 4 (Anexo 
San Martín 235), 8 o Piso, Oficina N° 4801, de 
10 a 15 horas, hasta el 18/05/12, mediante 
una nota y/o tarjeta comercial identificatoria 
o fotocopia de ficha de inscripción de nuestro 
Registro de Proveedores con la cual obten- 
drá el 50% de dto. del valor del pliego. Los 
pliegos se abonan con cheque de la empresa. 
Asimismo, pueden efectuarse consultas en el 
sitio web del BCRA: www.bcra.gov.ar 

Valor del pliego: $ 1.752.- (Pesos mil sete- 
cientos cincuenta y dos) 

Presentación de las ofertas en Sobres N° 1 
y N° 2 y apertura del Sobre N° 1: En el área 
antes mencionada, hasta el día 28/05/2012 a 
las 12 horas. 

Verificación previa: Las empresas deberán 
efectuar, antes de formular su oferta, una visi- 
ta a las instalaciones del Banco, a los efectos 
de tomar conocimiento de las características 
de los equipos a operar como así también de 
los lugares físicos en el que su personal des- 
empeñará las tareas. 

La visita se realizará por única vez el día 
18.05.2012 a las 11:00 horas. A tales efectos 
tomarán contacto con la Gerencia de Seguri- 
dad Interna de este Banco, Reconquista 266, 
1 o Piso - Oficina N° 4106, teléfono 4348-3500 
interno 3288/3752 en el horario de 10:00 a 
15:00. 

El incumplimiento de la visita determinará, 
automáticamente, que la respectiva oferta no 
sea considerada. 

e. 20/04/2012 N° 39146/12 v. 03/05/2012 



AFIP - DGA 

DIRECCIÓN REGIONAL 
ADUANERA CÓRDOBA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 12/2012 
Expediente N° 252.227/12 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Servicio 
de Transporte de Caudales para las Oficinas 
"C" (Aeropuerto) y "E" (Correo) de la Divi- 
sión Aduana Córdoba. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Di- 
rección: Sección Administrativa y Financiera 
de la Dirección Regional Aduanera Córdoba 

- Av. Colón 760, Piso 4° - Centro - Ciudad 
de Córdoba - CP (5000) - Córdoba. Plazo y 
horario: Todos los días hábiles de 10:00 hs. a 
17:00 hs. y de 10:00 hs. a 10:45 hs. el día 15 
de mayo de 2012. 

Costo del pliego: Sin costo. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Sec- 
ción Administrativa y Financiera de la Direc- 
ción Regional Aduanera Córdoba - Av. Colón 
760, Piso 4 o - Centro - Ciudad de Córdoba 

- CP (5000) - Córdoba. Plazo y horario: Todos 
los días hábiles de 10:00 hs. a 17:00 hs. y has- 
ta el día 10 de mayo de 2012. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Sección Administrativa y Financiera de la 
Dirección Regional Aduanera Córdoba - Av. 
Colón 760, Piso 4 o - Centro - Ciudad de Cór- 
doba - CP (5000) - Córdoba. Plazo y horario: 
Todos los días hábiles de 10:00 hs. a 17:00 hs. 
y de 10:00 hs. a 11:00 hs. el día 15 de mayo 
de 2012. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Sección 
Administrativa y Financiera de la Dirección 
Regional Aduanera Córdoba - Av. Colón 760, 
Piso 4° - Centro - Ciudad de Córdoba - CP 
(5000) - Córdoba. Día y hora: A las 11:00 hs. 
el día 15 de mayo de 2012. 

Observaciones Generales: 

Sin Observaciones. 

e. 02/05/2012 N° 42044/12 v. 03/05/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
AGR AA EJ 601 - EC 
LICITACIÓN PUBLICA N° 19/2012 
Expediente N° DA12-0135/5 

OBJETO: Mantenimiento y reparación de 
Edificios y Locales. 

Lugar, plazo y horario consulta de pliegos: 
AGR AA EJ 601 - EC, de lunes a viernes 8:00 
a 13:00 hs. 

Lugar, plazo y horario de retiro de pliegos: 
AGR AA EJ 601 - EC, de lunes a viernes 8:00 
a 13:00 hs. 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Lugar y plazo de presentación de ofertas: 
AGR AA EJ 601 - EC, 24may2012 - 08:00 hs. 



Lugar, día y hora del acto de apertura: AGR 
AA EJ 601 - EC, 24may2012 - 09:30 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar 
accediendo al link "Transparencia". 

e. 02/05/2012 N° 44030/12 v. 03/05/2012 



ARMADA ARGENTINA 
ESTADO MAYOR GENERAL 
DE LA ARMADA 38/33 
BASE NAVAL MAR DEL PLATA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 02/2012 
Expediente: BNMP, SL9 N° 26/12 

OBJETO: Reparación de U.P.S. Subesta- 
ción N°6. 

Consultas: Retiro de pliegos en la Base 
Naval Mar del Plata - Av. Martínez de Hoz S/ 
N° - Mar del Plata, de lunes a viernes de 08.00 
a 12.00 hs. - U.O.C. 38/33 - Departamento 
Abastecimientos de la Base Naval Mar del 
Plata. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser obtenido 
con el fin de presentarse a cotizar o consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, ingresando al acceso directo "Contrata- 
ciones Vigentes". 

Costo del pliego: Sin costo. 

Presentación de ofertas en: Base Naval Mar 
del Plata - Departamento Abastecimientos - 
Unidad Operativa de Contrataciones, hasta el 
28/05/12 a las 10.00 hs. 

Acto de apertura: El 28/05/12 a las 11.00 hs. 
e. 03/05/2012 N° 41454/12 v. 04/05/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
AGR AA EJ 601 - EC 
LICITACIÓN PUBLICA N° 20/2012 
Expediente N° DA12-0137/5 

OBJETO: Mantenimiento y reparación de 
Vehículos. 

Lugar, plazo y horario consulta de pliegos: 
AGR AA EJ 601 - EC, de lunes a viernes 8:00 
a 13:00 hs. 

Lugar, plazo y horario de retiro de pliegos: 
AGR AA EJ 601 - EC, de lunes a viernes 8:00 
a 13:00 hs. 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Lugar y plazo de presentación de ofertas: 
AGR AA EJ 601 - EC, 24may2012 - 08:00 hs. 

Lugar, día y hora del acto de apertura: AGR 
AA EJ 601 - EC, 24may2012 - 10:00 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar 
accediendo al link "Transparencia". 

e. 02/05/2012 N° 44032/12 v. 03/05/2012 



INSTITUTO INTERAMERICANO 
DE COOPERACIÓN PARA 
LA AGRICULTURA - IICA 
LICITACIÓN PUBLICA N° MCA 2012/03 

Remodelación y Refacción del Patio 
Interior, para uso como Plaza Seca 

El Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) en el Marco del 
Convenio IICA/MAGYP "Fortalecimiento Ins- 
titucional", llama a Licitación Pública para la 
siguiente obra: 

El objeto de la contratación comprende a la 
Remodelación y Refacción del Patio Interior, 
para uso como Plaza Seca, correspondiente 
al Edificio del Ministerio de Agricultura, Ga- 
nadería y Pesca, situado en Av. Paseo Colón 
N° 982, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Entrega de sobres el día jueves 17 mayo de 
2012 hasta las 12 hs. Apertura de los mismos 
el día 17 de mayo de 2012 a las 16 hs. 

Condiciones del concurso, especificacio- 
nes técnicas e información adicional se podrá 
obtener mediante la presentación de una nota 
en la Oficina del IICA con domicilio en Bdo. 
de Irigoyen 88, Piso 5 o , Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, teléfono 4345-1210 en el hora- 
rio de 9 a 18 hs. O ingresando en la página 
www.iica.org.ar 

e. 02/05/2012 N° 45704/12 v. 03/05/2012 



INSTITUTO INTERAMERICANO 
DE COOPERACIÓN PARA 
LA AGRICULTURA - IICA 
LICITACIÓN PUBLICA N° IICA 2012/04 

Readecuación Integral de los Locales 
Sanitarios privados Edificios Paseo Colón 
982/922 

El Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) en el Marco del 
Convenio IICA/MAGYP "Fortalecimiento Ins- 
titucional", llama a Licitación Pública para la 
siguiente obra: 

El objeto de la contratación comprende a la 
Readecuación Integral de los Locales Sanita- 
rios privados de los Edificios del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, situados en 
Av. Paseo Colón N° 982/922, Ciudad Autóno- 
ma de Buenos Aires. 

Entrega de sobres el día viernes 18 mayo de 
2012 hasta las 12 hs. Apertura de los mismos 
el día 18 de mayo de 2012 a las 16 hs. 

Condiciones del concurso, especificacio- 
nes técnicas e información adicional se podrá 
obtener mediante la presentación de una nota 
en la Oficina del IICA con domicilio en Bdo. 
de Irigoyen 88, Piso 5 o , Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, teléfono 4345-1210 en el hora- 
rio de 9 a 18 hs. O ingresando en la página 
www.iica.org.ar 

e. 02/05/2012 N° 45699/12 v. 03/05/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
DIRECCIÓN DE INTENDENCIA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 22/2012 
Expediente N° IN12-2816/5 

OBJETO: Locación del servicio de mante- 
nimiento de Fotocopiadoras e Impresoras 
Multifunción para la Dirección de Intenden- 
cia y el Batallón de Intendencia 601. 

Lugar, plazos y horarios de consulta de 
pliegos: UOC - SAF - Dir. Int., desde el 03/ 
may/12 y hasta el momento de la apertura en 
horario de 08:00 a 12:00. 

Lugar, plazos y horarios de retiro de plie- 
gos: UOC - SAF Dir. Int., desde el 03/may/12 
y hasta el momento de la apertura en horario 
de 08:00 a 12:00. 

Valor del pliego: Sin costo. 

Lugar de presentación de las ofertas: Ser- 
vicio Administrativo Financiero - Dirección de 
Intendencia - Av. Rosetti S/Nro - El Palomar, 
Provincia de Buenos Aires. (CP 1684). 

Lugar del acto de apertura: Servicio Admi- 
nistrativo Financiero - Dirección de Intenden- 
cia - Av. Rosetti S/Nro - El Palomar, Provincia 
de Buenos Aires. (CP 1684). 

Día y hora del acto de apertura: 28 de mayo 
de 2012 - 09:00 horas. 



NOTA: El Pliego de Bases y Condiciones Par- 
ticulares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado en la Dirección de Intendencia 
con el fin de presentarse a cotizar, en este último 
caso ingresando con usuario y contraseña, en 
el sitio Web de la Oficina Nacional de Contra- 
taciones, www.argentinacompra.gov.ar, Acceso 
Directo "Contrataciones Vigentes". 

e. 03/05/2012 N° 44675/12 v. 04/05/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
AGR AA EJ 601 - EC 
LICITACIÓN PUBLICA N° 28/2012 
Expediente N° DA12-0138/5 

OBJETO: Mantenimiento y reparación de 
Vehículos. 

Lugar, plazo y horario, consulta de pliegos: 
Agr AA EJ 601-EC - de lunes a viernes de 8.00 
a 13.00 hs. 

Lugar, plazo y horario de retiro de pliegos: 
Agr AA EJ 601-EC - de lunes a viernes de 8.00 
a 13.00 hs. 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Lugar y plazo de presentación de ofertas: 
Agr AA EJ 601-EC - 28 may. 2012 - 08.00 hs. 

Lugar, día y hora del acto de apertura: Agr 
AA EJ 601-EC - 28 may. 2012 - 10.00 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, accediendo al link "Transparencia". 

e. 03/05/2012 N° 44898/12 v. 04/05/2012 
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AFIP - DGI 

DIRECCIÓN REGIONAL 
COMODORO RIVADAVIA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 08/2012 
Expediente N° 1-252257-2012 

OBJETO: Servicio de mantenimiento de 
Ascensores para la Sede de la Dirección 
Regional Comodoro Rivadavia, de esta Ad- 
ministración Federal de Ingresos Públicos. 

Lugar para retirar pliegos consultas aclara- 
ciones: Sección Administrativa - Dirección Re- 
gional Comodoro Rivadavia - Belgrano N° 275 
- 2do. Piso - Comodoro Rivadavia - Chubut - 
CP 9000 - Teléfono N° 0297-4464212. 

Apertura: 30/05/12 - 15:00 horas. 

e. 03/05/2012 N° 43934/12 v. 04/05/2012 



AFIP 

LICITACIÓN PUBLICA N° 38/2012 

Expediente N° 0251832/12 

ASUNTO: Servicio de acondicionamien- 
to, retiro, transporte y disposición final de 
cartuchos y tóner para Impresoras de esta 
AFIP. 

Lugar de apertura: Hipólito Yrigoyen N° 370, 
5to. Piso, Of. 5830. 

Valor del pliego: $200 

Lugar de ejecución: Hipólito Yrigoyen 
N° 370, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Fecha de apertura: 30/05/12 - a las 11:30 hs. 

Ultimo día para adquirir pliego: 30/05/2012. 

Ultimo día para efectuar consultas por es- 
crito: 21/05/2012. 

Lugar de consultas y adquisición de plie- 
gos: Departamento Administración de Com- 
pras, sito en Hipólito Yrigoyen N° 370, 5to. 
Piso, Of. 5830, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el horario de 09:00 a 17:00, Tel.: 
4347-2845/2526/2924/2557 - Fax: 4347-2843. 
e. 03/05/2012 N° 45703/12 v. 04/05/2012 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 

INMUEBLES 

LICITACIÓN PUBLICA INM N° 2961 

OBJETO: Llámese a la Licitación Pública 
INM N° 2961 para los trabajos de "Refuncio- 
nalización, Banca Electrónica, Rampa para 
Discapacitados y trabajos complementa- 
rios" en el Edificio Sede de la Sucursal Ca- 
silda (SF). 

La apertura de las propuestas se realiza- 
rá el 21/05/12 a las 12:30 Hs. en el Área de 
Compras y Contrataciones - Departamento 
de Inmuebles - Bartolomé Mitre 326, 3 o Piso, 
oficina 311 - (1036) - Capital Federal. 

Compra y consulta de pliegos en la citada 
Dependencia, en la Sucursal Casilda (SF) y en 
la Gerencia Zonal Rosario (SF). 

Asimismo pueden efectuarse consultas en 
el sitio de la página Web del Banco de la Na- 
ción Argentina www.bna.com.ar. 

Valor del pliego: $ 650.- 

Costo estimado: $ 636.142.- más IVA. 

e. 02/05/2012 N° 44823/12 v. 07/05/2012 



INSTITUTO NACIONAL DE 
SERVICIOS SOCIALES PARA 
JUBILADOS Y PENSIONADOS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 001/X/2012 
Expediente N° 540-2012-04167-6-0000 

OBJETO: Llámase a Licitación Pública 
N° 001/X/2012 para la contratación de un ser- 
vicio de Control de Plagas y limpieza de Tan- 
ques de Agua, para la Sede de UGL X PAMI 
Lanús, Agencias de su Jurisdicción y Coordi- 
nación de Guardia Médica Remedios de Es- 
calada por el término de doce (12) meses con 
opción a renovación por igual período. 

Pliegos e información: Página de Internet: 
www.pami.org.ar 

Valor del pliego: Sin costo 

Consultas y presentación de ofertas en: 
Unidad de Gestión Local X - Lanús - Divi- 
sión Compras, sita en Av. Hipólito Yrigoyen 
6247/55 - Piso 2 - Lanús. 

Tel: 4202-6236 Ó 4202-3737/5846/5839/ 
0977/5522/3927/3786 - int. 136 ó 123 - Suc- 
1 0compras@pami.org. ar 



Lugar de apertura: Unidad de Gestión Local 
X - Lanús - División Compras, sita en Av. Hi- 
pólito Yrigoyen 6247/55 - Piso 2 - Lanús. 

Tel: 4202-6236 Ó 4202-3737/5846/5839/ 
0977/5522/3927/3786 - int. 136 Ó 123 - Suc- 
1 0compras@pami.org. ar 

Apertura: 22/05/2012. 

Hora: 12.00 horas. 

www.pami.org.ar 

e. 03/05/2012 N° 45695/12 v. 04/05/2012 



INSTITUTO NACIONAL DE 
SERVICIOS SOCIALES PARA 
JUBILADOS Y PENSIONADOS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 002/XXIX/2012 
Expediente N° 490-2011-00530-0-0047 

OBJETO: Llámase a Licitación Pública 
N° 002/XXIX/2012 para la adecuación de las 
instalaciones eléctricas con destino al edifi- 
cio sede de la Unidad de Gestión Local XXIX 

- Morón, Agencia Hurlingham, sita en Juan 
Díaz de Solís N° 1302/08, Partido de Morón, 
Provincia de Buenos Aires, dependiente de 
este Instituto. 

Pliegos e información: Página de Internet: 
www.pami.org.ar 

Valor del pliego: Sin costo 

Consultas al pliego: Por nota dirigida a la 
Unidad de Gestión Local XXIX - Morón - San 
Martin 444/46 - Morón. 

Fax: 4628-9564 sucursalxxix@pami.org. ar 

Presentación de ofertas en: Unidad de Ges- 
tión Local XXIX - Morón - San Martin 444/46 

- Morón. 

Lugar de apertura: Unidad de Gestión Local 
XXIX - Morón - García Silva 942 - Morón. 
Apertura: 30/05/2012. 
Hora: 11.00 horas. 
www.pami.org.ar 

e. 03/05/2012 N° 45693/12 v. 04/05/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA Y FAMILIA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 01/2012 
Expediente N° E-SENAF-217-2012 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Con- 
tratación de un servicio de Reacondiciona- 
miento de Acometida Eléctrica con destino 
a diversos hogares pertenecientes a la Di- 
rección de Políticas para Adultos Mayores 
dependiente de esta Secretaría Nacional. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Pliego: Sin costo 

Retiro de pliegos: Lugar/Dirección: De- 
partamento de Contrataciones. Tte. Gral. 
Juan Domingo Perón 524, Piso 5 o - C.A.B.A. 
www.argentinacompra.gov.ar, acceso directo 
"Contrataciones Vigentes", ingresando con 
usuario y contraseña. Plazo y horario: Hasta 
el día 09/05/2012 en el horario de 10:00 a 
13:00 hs. y de 14:00 a 17:00 hs. 

Visita de las instalaciones: Edificio: Hogar C. 
Obligado y C. López -Gaspar Campos N° 1875, 
Bella Vista, Provincia de Buenos Aires. Día y 
horario: El día 11/05/2012 a las 11:00 hs. 

Edificio: Hogar San José - J. M. Campos 
N° 844, Villa Zagala, Provincia de Buenos 
Aires. Día y horario: El día 14/05/2012 a las 
11.00 hs. 

Edificio: Hogar Santa Ana - J. M. Campos 
N° 844, Villa Zagala, Provincia de Buenos 
Aires. Día y horario: El día 14/05/2012 a las 
11:00 hs. 

Edificio: Hogar Balestra Espíndola y Lea 
Meller Vack - Capitán Ramón L. Freyre 
N° 4267, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Día y horario: El día 14/05/2012 a las 14:00 hs. 

Edificio: Hogar Pedro Benvenuto - Ruta 
Nacional N° 7 Km. 49,5, Gral. Rodríguez, 
Provincia de Buenos. Día y horario: El día 
15/05/2012 a las 11:00 hs. 

Edificio: Hogar José León Suárez - Av. Már- 
quez y San Pedro, José León Suárez, Pro- 
vincia de Buenos Aires. Día y horario: El día 
15/05/2012 a las 14:00 hs. 

Edificio: Hogar Eva Perón - Robles N° 880, 
Burzaco, Provincia de Buenos Aires. Día y ho- 
rario: El día 16/05/2012 a las 11:00 hs. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: De- 
partamento de Contrataciones - Tte. Gral. 
Juan Domingo Perón 524, Piso 5 o , C.A.B.A. 
- Tel.: 4338-5800 Int. 6021/6031 - E-mail: 
compras@senaf.gob.ar. Plazo y horario: Con- 



sultas: El día 17/05/2012 de 10:00 a 13:00 y 
14:00 a 17:00 hs. 

Respuestas: El día 22/05/2012 de 10:00 a 
13:00 y 14:00 a 17:00 hs. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Departamento de Contrataciones - Tte. Gral. 
Juan Domingo Perón 524, Piso 5 o - C.A.B.A. 
Plazo y horario: Hasta el día 28/05/2012 hasta 
las 11:30 hs. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Depar- 
tamento de Contrataciones - Tte. Gral. Juan 
Domingo Perón 524, Piso 5° - C.A.B.A. Día y 
hora: El día 28/05/2012 a las 12:00 hs. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado con el fin de presentarse a 
cotizar, en este último caso ingresando con 
usuario y contraseña, en el sitio web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www.ar- 
gentinacompra.gov.ar, acceso directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

e. 02/05/2012 N° 44791/12 v. 03/05/2012 



SERVICIOS SOCIALES Y SERVICIOS 
COMUNALES CONEXOS 



EJERCITO ARGENTINO 
COMANDO DE LA 2DA 
DIVISIÓN DE EJERCITO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 27/2012 
Expediente N° 3J12-0592/5 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Contra- 
tar servicio de Asistencia Médica de Emer- 
gencias y Urgencias. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Lugar de retiro de pliegos y/o consulta: En 
el SAF del Cdo. DE 2, sito en Camino a La 
Calera Km. 9 1 /í> - Córdoba CP 5023. De lunes 
a viernes de 08:00 a 12:00 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser obtenido 
con el fin presentarse a cotizar o consultado 
en el sitio Web de la Oficina Nacional de Con- 
trataciones, www.argentinacompra.gov.ar, 
ingresando al acceso directo "Contrataciones 
Vigentes". 

Costo del pliego: Sin costo. 

Presentación de Ofertas: En el SAF del 
Cdo. DE 2, sito en Camino a La Calera Km. 
9 1 /2 - Córdoba CP 5023. De lunes a viernes 
de 08:00 a 12:00 hs. - hasta 1 hora antes de 
la apertura. 

Acto de apertura: SAF - Cdo. DE 2 - sito 
en Camino a La Calera Km. 9 Vfe - Córdoba 
CP 5023. El día 28 de mayo de 2012 a las 
10:00 hs. 

e. 02/05/2012 N° 44674/12 v. 03/05/2012 



BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 
COMPULSA DE PRECIOS N° 45/2012 
Expediente N° 100.148/12 

OBJETO: Realización de Exámenes Médi- 
cos Preocupacionales. 

Consulta y/o compra de pliegos: Gerencia 
de Contrataciones, Reconquista 266, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Edificio 4 (Anexo 
San Martín 235), 8 o Piso, Oficina N c 4801, de 
10 a 15 horas, hasta el 11/05/12, mediante 
una nota y/o tarjeta comercial identificatoria 
o fotocopia de ficha de inscripción de nuestro 
Registro de Proveedores con la cual obtendrá 
el 50% de dto. del valor del pliego. Los plie- 
gos se abonan en efectivo o con cheque de 
la empresa, en este último caso hasta 72 hs. 
hábiles anteriores a la fecha de apertura. 
Asimismo, pueden efectuarse consultas en el 
sitio web del BCRA: www.bcra.gov.ar 

Valor del pliego: $ 160,- (Pesos ciento 
sesenta) 

Presentación de las ofertas y apertura de 
sobres: En el área antes mencionada, hasta el 
día 14/05/12 a las 15 horas. 

Consultas: Podrán efectuarse en la Ge- 
rencia de Administración de Recursos Hu- 
manos -Subgerencia de Medicina Laboral y 
Seguridad en el Trabajo de este Banco, sita 
en Reconquista 266, C.A.B.A., Edificio 3 
(Reconquista 266), Entrepiso, en días hábiles 
bancarios en el horario de 14 a 16. 

e. 03/05/2012 N° 41750/12 v. 04/05/2012 



MINISTERIO DE SALUD 
SECRETARIA DE POLÍTICAS, 
REGULACIÓN E INSTITUTOS 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE 
SERVICIOS ASISTENCIALES 
SERVICIO NACIONAL DE 
REHABILITACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 02/2012 
Expediente N° 1-2002-4300002896/12-5 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Contra- 
tación mensual del Servicio Médico para la 
prevención, socorro y atención de acciden- 
tes en las dos (2) Piletas de Natación y en 
el Predio del Servicio Nacional de Rehabi- 
litación. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Di- 
rección: Ramsay 2250 - Pabellón "P" - Planta 
Baja - Área Compras y Contrataciones - Ciu- 
dad Autónoma de Bs. As. Plazo y horario: 
Desde el 02 al 28 de mayo de 2012 de 9:30 a 
16:00 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado con el fin de presentarse a 
cotizar, en este último caso ingresando con 
su usuario y contraseña, en el sitio Web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www.ar- 
gentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso 
Directo "Contrataciones Vigentes". 

Costo del pliego: Gratuito. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Ram- 
say 2250 - Pabellón "P" - Planta Baja - Área 
Compras y Contrataciones - Ciudad Autóno- 
ma de Bs. As. Plazo y horario: Desde el 02 al 

28 de mayo de 2012 de 9:30 a 16:00 horas. 
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 

Ramsay 2250 - Pabellón "P" - Planta Baja - 
Área Compras y Contrataciones - Ciudad 
Autónoma de Bs. As. Plazo y horario: Hasta el 

29 de mayo de 2012 a las 11:00 horas. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Ram- 
say 2250 - Pabellón "P" - Planta Baja - Área 
Compras y Contrataciones - (1428) - Ciudad 
Autónoma de Bs. As. Día y hora: 29 de mayo 
de 2012 a las 11:00 horas. 

e. 02/05/2012 N° 44839/12 v. 03/05/2012 



SERVICIOS TÉCNICOS Y 
PROFESIONALES 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
EDUCAR S.E. 
LICITACIÓN PUBLICA N° 5 
Expediente N° 032/2012 EDUC.AR-S.E. 
CANAL ENCUENTRO 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Realiza- 
ción integral de la serie de nombre proviso- 
rio "Historia del Arte Político en Argentina". 

Lugar de retiro de pliegos y presentación 
de ofertas: Coordinación Contrataciones, Av. 
Comodoro Rivadavia 1151 - 1 o Piso - C.A.B.A, 
de 11 a 16:00 hs. 

Hasta la fecha y hora fijadas por el acto de 
apertura a desarrollarse en Av. Comodoro 
Rivadavia 1151 - CABA - Coordinación de 
Compras y Contrataciones. 

Apertura: 28.05.2012 a las 15:00 hs. 

Valor del pliego: Sin costo. 

e. 03/05/2012 N° 44849/12 v. 04/05/2012 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
EDUCAR S.E. 
LICITACIÓN PUBLICA N° 8 
Expediente N° 315/2012 EDUC.AR-S.E. 
SEÑAL DEL MINISTERIO DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Realiza- 
ción integral de la serie de nombre proviso- 
rio "Inteligencia Artificial". 

Lugar de retiro de pliegos y presentación 
de ofertas: Coordinación Contrataciones, Av. 
Comodoro Rivadavia 1151 - 1 o Piso - C.A.B.A, 
de 11 a 16:00 hs. 

Hasta la fecha y hora fijadas por el acto de 
apertura a desarrollarse en Av. Comodoro 
Rivadavia 1151 - CABA - Coordinación de 
Compras y Contrataciones. 
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Apertura: 28.05.2012 a las 12:00 hs. 
Valor del pliego: Sin costo. 

e. 03/05/2012 N° 44848/12 v. 04/05/2012 



Ventas y 
Ofrecimientos 
del Estado 



CONCESIONES 



EJERCITO ARGENTINO 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE EDUCACIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA N° 09/2012 

Expediente N° 21 12-7161/5 de la DGE 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Conce- 
sión de uso de Boxes para guarda de Gana- 
do Equino, Edificios Nro(s) 22, 38 y 41 de la 
Escuela Militar de Equitación. 

Clase: De Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 
Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/ 
Dirección: Dirección General de Educación 

- Servicio Administrativo Financiero - Puerta 
4 y Ruta 8 S/N° - (1659) - Campo de Mayo 
(Provincia de Bs. As.). Plazo y horario: Los in- 
teresados podrán retirar los pliegos de lunes 
a viernes de 08.30 a 12.30 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado con el fin de presentarse a 
cotizar, en este último caso ingresando con 
usuario y contraseña, en el sitio Web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www.ar- 
gentinacompra.gov.ar, Acceso Directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

Costo del pliego: Sin cargo. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: 
Dirección General de Educación - Servicio 
Administrativo Financiero - Puerta 4 y Ruta 8 
S/N° - (1659) - Campo de Mayo (Provincia de 
Bs. As.). Plazo y horario: De lunes a viernes de 
08.30 a 12.30 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado con el fin de presentarse a 
cotizar, en este último caso ingresando con 
usuario y contraseña, en el sitio Web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www.ar- 
gentinacompra.gov.ar, Acceso Directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Dirección General de Educación - Servicio 
Administrativo Financiero - Puerta 4 y Ruta 
8 S/N° - (1659) - Campo de Mayo (Prov. Bs. 
As.). Plazo y horario: De lunes a viernes de 
08.30 a 12.30 horas, hasta las 08.30 horas del 
día de la apertura. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Direc- 
ción General de Educación - Servicio Ad- 
ministrativo Financiero - Sala de Aperturas 

- Puerta 4 y Ruta 8 S/N° - (1659) - Campo de 
Mayo. Plazo y horario: El día 28 de mayo de 
2012 a las 09.00 hs. 

e. 03/05/2012 N° 44644/12 v. 04/05/2012 



Locaciones 



EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN 



EJERCITO ARGENTINO 
COMANDO DE LA 2DA 
DIVISIÓN DE EJERCITO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 26/2012 
Expediente N° 3J12-0591/5 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Alquiler 
de Impresora Multifunción. 



Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Lugar de retiro de pliegos y/o consulta: En 
el SAF del Cdo. DE 2, sito en Camino a La 
Calera Km. 9 Ví> - Córdoba CP 5023. De lunes 
a viernes de 08:00 a 12:00 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser obtenido 
con el fin presentarse a cotizar o consultado 
en el sitio Web de la Oficina Nacional de Con- 
trataciones, www.argentinacompra.gov.ar, 
ingresando al acceso directo "Contrataciones 
Vigentes". 

Costo del pliego: Sin costo. 

Presentación de Ofertas: En el SAF del 
Cdo. DE 2, sito en Camino a La Calera Km. 
9 1 /2 - Córdoba CP 5023. De lunes a viernes 
de 08:00 a 12:00 hs. - hasta 1 hora antes de 
la apertura. 

Acto de apertura: SAF - Cdo. DE 2 - sito 
en Camino a La Calera Km. 9 Vz - Córdoba 
CP 5023. El día 28 de mayo de 2012 a las 
09:00 hs. 

e. 02/05/2012 N° 44676/12 v. 03/05/2012 



EQUIPOS PARA FOTOCOPIADO 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS 
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 
DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 07/2012 
Expediente N° 1-252209-2012 

OBJETO: Locación de dieciséis (16) Equi- 
pos Fotocopiadores con provisión de Papel 
para la sede y dependencias de la Dirección 
Regional Córdoba. 

Costo del pliego: Sin valor. 

Lugar, día y horario de consulta y/o retiro de 
pliegos: AFIP - DGI - Dirección Regional Cór- 
doba - Sección Administrativa, sita en Avda. 
Colón N° 760, 2 o P, ciudad de Córdoba en 
días laborables de 09:00 a 17:00 horas - Te. 
0351-4208595/96. E-mail: spaz@afip.gov.ar; 
mcarole@afip.gob.ar. 

Ultimo día para consultas y retiro del pliego: 
09/05/2012. 

Lugar, día y hora de apertura de ofertas: 
AFIP - DGI - Dirección Regional Córdoba - 
Sección Administrativa - Av. Colón N° 760, 2° 
P, ciudad de Córdoba. Día viernes 11/05/2012 
- Hora: 11:00. 

e. 02/05/2012 N° 45413/12 v. 03/05/2012 



INMUEBLES (LOC) 



A.F.I.P. 

DIRECCIÓN REGIONAL 

ADUANERA RESISTENCIA 

LICITACIÓN PUBLICA N° 19/2012 

(DI RRES) 

Expediente N° 1-252.326-2012 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Alquiler 
de inmueble en la Ciudad de Formosa (For- 
mosa) para Depósito de Secuestros de la 
División Aduana Formosa (DGA). 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro de pliegos: French 506 - 2° Piso - 
(3500) Resistencia - Chaco - días hábiles de 
07.00 a 13.00 horas. 

Consultas en general: French 506 - 2° Piso 
- (3500) Resistencia - Chaco - días hábiles de 
07.00 a 13.00 horas. 

Costo del pliego: Sin cargo. 

Presentación de ofertas: French 506 - 2° 
Piso - (3500) Resistencia - Chaco - días hábi- 
les de 07.00 a 13.00 horas. 

Acto de apertura: 23 de mayo de 2012 a las 
10.00 horas - French 506 - 2° Piso - (3500) 
Resistencia - Chaco. 

e. 03/05/2012 N° 43547/12 v. 04/05/2012 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL LITORAL 

LICITACIÓN PUBLICA N° 06/2012 
Expediente N° 578.993 

OBJETO: La Universidad Nacional del Li- 
toral, llama a Licitación Pública N° 06/12 



para la locación de un Inmueble en la ciu- 
dad de Rafaela, para la Sede del Centro Uni- 
versitario de esa ciudad, por un plazo de 24 
meses, con opción a prórroga por 12 meses 
más, sólo si a criterio de la Universidad ello 
resultara conveniente. 

Entrega de sobres de ofertas: Dirección 
de Compras y Contrataciones - Bv. Pellegrini 
2750 - 2do. Piso - (3000) Santa Fe. 

Apertura: 24 de mayo de 2012 a las 11:00 
horas, en la Dirección de Compras y Contra- 
taciones de la Universidad. 

Los pliegos podrán ser retirados en: Direc- 
ción de Compras y Contrataciones de la UNL 
- Bv. Pellegrini 2750, 2do. Piso - (3000) Santa 
Fe - te. (0342) 4571110, int. 129 o 245 - e-mail: 
compras@unl.edu. ar, en el horario de 8:00 a 
13:00 hs.; o en www.unl.edu.ar/compras. 

El pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser obtenido 
con el fin de presentarse a cotizar o consul- 
tarlo en el sitio web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, ingresando al Acceso Directo "Contrata- 
ciones Vigentes". 

e. 02/05/2012 N° 44921/12 v. 03/05/2012 



VEHÍCULOS con y sin chofer 



NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A. 
LICITACIÓN PRIVADA 
Expediente N° 0000018339 

OBJETO: Servicio de alquiler de Autos 
con chofer para la Central Nuclear Embalse. 

Retiro y consulta de pliegos: Gerencia 
Abastecimiento y Contrataciones, Arribeños 
3619, Piso 5 o - 1429 - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 12:00 de 
lunes a viernes y sitio web: www.na-sa.com. 
ar sección Contrataciones. 

Lugar de presentación de las ofertas: Por- 
tería - Central Nuclear Embalse - Embalse - 
Provincia de Córdoba. 

Apertura: Portería - Central Nuclear Embal- 
se - Embalse - Provincia de Córdoba. 

Fecha apertura: 24 de Mayo de 2012. 

Hora: 11:00 (hora). 

Valor del pliego: Sin cargo. 

e. 03/05/2012 N° 45560/12 v. 04/05/2012 



Preadjudicaciones 



BIBLIOTECA DEL CONGRESO 

DE LA NACIÓN 

SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO 

DEPARTAMENTO COMPRAS 

LICITACIÓN PUBLICA N° 002/2012 

Expediente N° 050/12 

Objeto: Locación de servicio de 30 (treinta) 
equipos Fotocopiadores. 

Lugar donde puede consultarse el expe- 
diente: Subdirección de Abastecimiento, H. 
Yrigoyen 1710 - 1er. Subsuelo (1089) - O A. 
de Buenos Aires, en el horario: 11:00 a 16:00 
horas. 

Preadjudicatario: "ANALISTAS EMPRESA- 
RIOS S.R.L."; por única oferta, el Renglón 
N°1, ítems A), B)y C). 

Precio total preadjudicado: $ 634.080,00 
(Pesos seiscientos treinta y cuatro mil 
ochenta). 

e. 03/05/2012 N° 45309/12 v. 03/05/2012 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° CDS-547/2012 

Renglón preadjudicado: Por la contrata- 
ción del servicio de mantenimiento de una 
máquina impresora Rotaprint R-20 (ítem 1) y 
una máquina impresora Rotaprint R-37 (ítem 
2), ubicadas en el Departamento de Talleres 
y Depósitos (Barracas), por el período de un 
año. 

Firma preadjudicada: RCM S.R.L. 

Total preadjudicado: $ 28.898,43 



Consulta del expediente: Departamento de 
Contratación de Servicios - Bmé. Mitre 326 - 
3 o Piso - Local 310 - Capital Federal de 10 a 
15 hs. 

e. 03/05/2012 N° 45457/12 v. 03/05/2012 



NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A. 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
Y PREADJUDICACION 
LICITACIÓN PRIVADA 
Expediente N° 0000016999 

Objeto: Servicio de Vigilancia Edificio Arri- 
beños y Libertador. 

Horario y lugar de consulta del expediente: 
9.00 a 13.00 y 14.00 a 17.00 hs., Arribeños 
3619, 5 o Piso, Capital (Div. Preadjudicaciones). 

Preadjudicatario: COOPERATIVA DE TRA- 
BAJO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA. - Av. 
Rivadavia 2431, Entrada 2, Piso 3°, Of. 8 - 
C1034ACD-CABA. 

Lote N°: Único 

Precio total: Servicio básico: $ 898.831,80 
IVA incluido. 

Servicio Vigilador Adicional: $ 66.731,09 
IVA incluido. 

e. 03/05/2012 N° 44960/12 v. 03/05/2012 



NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A. 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
Y PREADJUDICACION 
LICITACIÓN PRIVADA 
Expediente N° 0000017396 

Objeto: Ampliación Cocina Comedor Edifi- 
cio Administración CNE. 

Horario y lugar de consulta del expediente: 
9.00 a 13.00 y 14.00 a 17.00 hs., Arribeños 
3619, 5 o Piso, Capital (Div. Preadjudicaciones) 

Preadjudicatario: DOMUS GROUP S.A. - 
San Lorenzo 131 - PB D - 5000 - Córdoba 

Lote N°: 1/2 

Precio total: $ 1.809.572,30 IVA incluido, 
e. 03/05/2012 N° 44962/12 v. 03/05/2012 



Adj udic acione s 



FUERZA AEREA ARGENTINA 
COMANDO DE ADIESTRAMIENTO 
Y ALISTAMIENTO 
III BRIGADA AEREA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 01/2012 
Expediente N° 2.793.200 

Objeto: Alojamiento para Personas Operati- 
vo ICARO/FENIX. 

Monto $370.320,00. 

ERNESTO ROBERTS SCA. 

Monto $ 49.848,00. 

SCARPIN SUSANA LOURDES. 

Monto $31.680.00. 

CIRCULO DE SUBOFICIALES FAA ASO- 
CIACIÓN CIVIL. 

Monto $ 19.968,00. 

SOLÍAN HNOSSC. 

Monto $48.960,00. 

TOROSSI LILIANA y NARDELLI ANALIA. 

Monto $46.800,00. 

ZARZA CARLOS FABIÁN. 

Monto $173.064,00. 

e. 03/05/2012 N° 44656/12 v. 03/05/2012 



GENDARMERÍA nacional 

ARGENTINA 

ESCUADRÓN 33 

"SAN MARTIN DE LOS ANDES" 

DE GENDARMERÍA NACIONAL 

LICITACIÓN PRIVADA N° 06/2011 

Expediente N° KC 1-1086/16 

Objeto de la contratación: Adquisición de 
Chequeras de Vales para Combustibles y 
Lubricantes. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: COMB-INTEGRADOS S.R.L. 
(CUIT 30-71045176-8). 

Total adjudicado: $ 200.000,00. 

e. 03/05/2012 N° 45762/12 v. 03/05/2012 
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FUERZA AEREA ARGENTINA 
COMANDO DE ADIESTRAMIENTO 
Y ALISTAMIENTO 
III BRIGADA AEREA 
LICITACIÓN PRIVADA N° 01/2012 
Expediente N° 2.793.270 

Objeto: Combustibles y Lubricantes. 
Monto $ 136.323,16 
FERCOL LUBRICANTES. 
Monto $ 4.938.00 

UNION AGRÍCOLA AVELLANEDA COOP. 
LTDA. 
Monto $ 131.385,16. 

e. 03/05/2012 N° 44662/12 v. 03/05/2012 



FUERZA AEREA ARGENTINA 
COMANDO DE ADIESTRAMIENTO 
Y ALISTAMIENTO 
III BRIGADA AEREA 
LICITACIÓN PRIVADA N° 02/2012 
Expediente N° 2.793.271 

Objeto: Alimentos para Personas Ejercicio 
ICARO/FENIX. 

Monto: $281.579.91 

UNION AGRÍCOLA AVELLANEDA COOP. 
LTDA. 

Monto: $ 277.799.91 

SERVICIOS INTEGRALES. 

Monto: $ 3.780.00 

e. 03/05/2012 N° 44654/12 v. 03/05/2012 



MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA 
DEFENSORIA GENERAL DE LA NACIÓN 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 29/2011 
Expediente DGN N° 2131/11 

Objeto: Adquisición de distintos artículos 
de Librería para dependencias de este Minis- 
terio Público de la Defensa. 

Horario y lugar de consulta del expediente: 
De 9:30 a 13:00 y 13:30 a 16:00 hs. - San José 
331, Piso 2 o , C.A.B.A. 

Adjudicatario: MBG COMERCIAL SRL - Av. 
Belgrano 513 - C.A.B.A. 

Renglones preadjudicados: N° 1 
($ 10.200,00); N° 2 ($ 1.275,00); N° 3 
($ 632,50); N° 5 ($ 14.820,00); N° 6 ($ 1.480); 
N° 10 ($ 6.562,50); N° 11 ($ 1.140,00); N° 12 
($ 795); N° 13 ($ 2.180,00); N° 15 ($ 2.400,00) 
N° 19 ($ 888); N° 20 (770); N° 21 ($ 6.200,00) 
N° 22 (460); N° 28 ($ 530); N° 29 ($ 550) 
N° 30 ($ 940); N° 31 ($ 940); N° 32 (470); N° 33 
(470); N° 36 ($ 1.400,00); N° 38 ($ 600); N° 39 
(2.550,00); N° 42 ($ 435); N° 43 ($ 292); N° 44 
($ 330) y N° 47 ($ 380). 

Precio total con IVA: Pesos cincuenta y 
nueve mil seiscientos noventa ($ 59.690,00). 

Adjudicatario: IMAS SRL - Av. Gaona 4151 
- Bs. As. 

Renglones preadjudicados: N° 4 ($ 860); 
N° 17 ($ 689,50); N° 25 ($ 3.660); N° 34 
($ 6.800,00); N° 35 ($ 1.700,00); N° 37 ($ 213); 
N° 46 ($ 333) y N° 48 ($ 484). 

Precio total con IVA: Pesos catorce mil 
seiscientos ochenta y nueve con 50/100 
($ 14.689,50). 

Adjudicatario: VISAPEL SA - Salom 456/8 
-C.A.B.A. 

Renglones preadjudicados: N° 7 ($ 4.280); 
N° 8 ($ 428); N° 9 ($ 428); N° 14 ($ 10.125,00); 
N° 18 ($ 510); N° 40 ($ 132,50); N° 41 
($ 2.970,00) y N° 45 ($ 147). 

Precio total con IVA: Pesos diecinueve mil 
veinte con 50/100 ($ 19.020,50). 

Adjudicatario: ERRE DE SRL - Benito Juá- 
rez N° 3936 - C.A.B.A. 

Renglones preadjudicados: N° 16 
($ 2.265,00); N° 26 ($ 360) y N° 27 ($ 705). 

Precio total con IVA: Pesos tres mil tres- 
cientos treinta ($ 3.330). 

Adjudicatario: FARAZI SRL - Juan Guten- 
berg N° 4206 - C.A.B.A. 

Renglones preadjudicados: N° 23 
($ 2.090,00) y N° 24 ($ 1.155,00). 

Precio total con IVA: Pesos tres mil dos- 
cientos cuarenta y cinco ($ 3.245,00). 

Precio total de la contratación con IVA: Pe- 
sos noventa y nueve mil novecientos setenta 
y cinco ($ 99.975,00). 

e. 03/05/2012 N° 45683/12 v. 03/05/2012 



MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA 
DEFENSORIA GENERAL DE LA NACIÓN 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 43/2011 
TRAMITE SIMPLIFICADO 
Expediente DGN N° 3576/2011 

Objeto de la contratación: Adquisición de 
Licencias de Paquetes de Software para la 
Dirección General de Tutorías y Curadurías. 

Adjudicatario: SISTEMAS JURÍDICOS 
SRL - Montevideo 456, 2 o , C.A.B.A. - CUIT 
N° (30-64410515-2). 

Renglón adjudicado: Renglón N° 1 
($ 1.998,85), precio unitario. 

Importe Total: Pesos treinta y nueve mil no- 
vecientos setenta y siete ($ 39.977,00). 

e. 03/05/2012 N° 45687/12 v. 03/05/2012 



MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA 
DEFENSORIA GENERAL DE LA NACIÓN 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 44/2011 
TRAMITE SIMPLIFICADO 
Expediente DGN N° 3483/11 

Objeto: Adquisición, instalación y puesta en 
funcionamiento de un Sistema de Televigilan- 
cia por Circuito Cerrado de Televisión para el 
edificio sito en Av. Callao N° 970, C.A.B.A 

Horario y lugar de consulta del expediente: 
De 9:30 a 13:00 y 13:30 a 16:00 hs. - San José 
331, Piso 2 o , C.A.B.A. 

Adjudicatario: C.A.S. TECNOLOGÍA Y SE- 
GURIDAD SRL - Pavón 2918, C.A.B.A. - CUIT 
(30-70981077-0). 

Renglones preadjudicados: N° 1 
($ 4.167,68); N° 2 ($ 401,28); N° 3 ($ 401,28); 
N° 4 ($ 1.440,00); N° 5 ($ 3.731,20) y N° 6 
($ 20.000,00). 

Precio total con IVA: Pesos treinta y cinco 
mil setecientos cincuenta y nueve con 36/100 
($ 35.759,36). 

e. 03/05/2012 N° 45689/12 v. 03/05/2012 



MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA 
DEFENSORIA GENERAL DE LA NACIÓN 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 46/2010 
Expediente DGN N° 1497/2010 

Objeto de la contratación: Servicio de Lim- 
pieza para el Inmueble de calle Cerrito 536, 
C.A.B.A. 

Adjudicatario: LA MANTOVANA S.A. 
- Constitución 4268, C.A.B.A. - CUIT: 
30-69605181-6. 

Renglón adjudicado: Renglón N° 1 ($ 8500), 
precio unitario. 

Importe Total: Pesos cincuenta y un mil 
($51.000,00). 

e. 03/05/2012 N° 45639/12 v. 03/05/2012 



COMISIÓN NACIONAL 
DE COMUNICACIONES 
LICITACIÓN PRIVADA N° 5/2012 
Expediente CNC N° 90/2012 

Objeto: Servicios de infraestructura, gas- 
tronomía y técnicos, necesarios para la 
realización de la XLIII Reunión Ordinaria del 
Subgrupo de Trabajo N° 1 "Comunicaciones 
y sus Comisiones Temáticas del Mercosur". 

Precio total: Pesos ochenta y nueve mil 
cuatrocientos seis con noventa centavos 
($ 89.406,90). 

Adjudicatario: CITY HOTEL SA. 

Precio total: Pesos veinte mil ($ 20.000,00) 

Adjudicatario: EVENTOS CORPORATIVOS 
SA. 

e. 03/05/2012 N° 45393/12 v. 04/05/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
ÁREA COMPRAS 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 120/2012 
Expediente N° E-19690-2012 

Objeto: Guardapolvos. 

Tema: Resolución N° 3948/2012 

Fecha: 18/04/2012 

Adjudicatario: COOP. TRAB. CILDAÑEZ 6 
LTDA. 

Importe total adjudicado: Pesos cincuenta 
mil ($50.000.-). 

Se comunica que se encuentra a dispo- 
sición de los Señores Oferentes la Resolu- 
ción de la referencia, por la que se dispuso 



la adjudicación de la Contratación Directa 
N° 120/2012. 

Lugar de consulta: Dirección de Patrimonio 
y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925, Piso 
19°, C.A.B.A. TE: (011) 4383-1448/4384-0694, 
o bien al conmutador (011) 4379-3600 (ints. 
3809/3810/3811), horario de atención al públi- 
co: 10 a 13 hs. y 14 a 17 hs. 

e. 03/05/2012 N° 45733/12 v. 03/05/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
ÁREA COMPRAS 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 158/2012 
Expediente N° E-19757-2012 

Objeto: Policía Adicional. 

Tema: Resolución N° 4116/2012 

Fecha: 20/04/2012 

Adjudicatario: POLICÍA FEDERALARGENTINA 

Importe total adjudicado: Pesos cuatro- 
cientos diez mil cuatrocientos ($ 410.400.-). 

Se comunica que se encuentra a dispo- 
sición de los Señores Oferentes la Resolu- 
ción de la referencia, por la que se dispuso 
la adjudicación de la Contratación Directa 
N° 158/2012. 

Lugar de consulta: Dirección de Patrimonio 
y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925, Piso 
19°, C.A.B.A. TE: (011) 4383-1448/4384-0694, 
o bien al conmutador (011) 4379-3600 (ints. 
3809/3810/3811), horario de atención al públi- 
co: 10 a 13 hs. y 14 a 17 hs. 

e. 03/05/2012 N° 45750/12 v. 03/05/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
ÁREA COMPRAS 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 160/2012 
Expediente N° E-20761-2012 

Objeto: Guardapolvos. 

Tema: Resolución N° 4107/2012 

Fecha: 20/04/2012 



Adjudicatario: COOP. TRAB. TUPAC AMA- 
RU WASI LTDA. 

Importe total adjudicado: Pesos doscientos 
ochenta y cinco mil ($ 285.000.-). 

Se comunica que se encuentra a dispo- 
sición de los Señores Oferentes la Resolu- 
ción de la referencia, por la que se dispuso 
la adjudicación de la Contratación Directa 
N° 160/2012. 

Lugar de consulta: Dirección de Patrimonio 
y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925, Piso 
19°, C.A.B.A. TE: (011) 4383-1448/4384-0694, 
o bien al conmutador (011) 4379-3600 (ints. 
3809/3810/3811), horario de atención al públi- 
co: 10 a 13 hs. y 14 a 17 hs. 

e. 03/05/2012 N° 45726/12 v. 03/05/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
ÁREA COMPRAS 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 165/2012 
Expediente N° E-19690-2012 

Objeto: Remeras. 

Tema: Resolución N° 4028/2012 

Fecha: 19/04/2012 

Adjudicatario: COOP. TRAB. TALLERES DE 
MERLO LTDA. 

Importe total adjudicado: Pesos doscientos 
setenta mil ($ 270.000.-). 

Se comunica que se encuentra a dispo- 
sición de los Señores Oferentes la Resolu- 
ción de la referencia, por la que se dispuso 
la adjudicación de la Contratación Directa 
N° 165/2012. 

Lugar de consulta: Dirección de Patrimonio 
y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925, Piso 
19°, C.A.B.A. TE: (011) 4383-1448/4384-0694, 
o bien al conmutador (011) 4379-3600 (ints. 
3809/3810/3811), horario de atención al públi- 
co: 10 a 13 hs. y 14 a 17 hs. 

e. 03/05/2012 N° 45729/12 v. 03/05/2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
ÁREA COMPRAS 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 167/2012 
Expediente N° E-22106-2012 

Objeto: Buzos de Frisa. 

Tema: Resolución N° 4111/2012 

Fecha: 20/04/2012 

Adjudicatario: COOP. DE TRABAJO DOS 
SOLES LTDA. 

Importe total adjudicado: Pesos ciento se- 
tenta mil ($ 170.000.-). 

Se comunica que se encuentra a dispo- 
sición de los Señores Oferentes la Resolu- 
ción de la referencia, por la que se dispuso 
la adjudicación de la Contratación Directa 
N° 167/2012. 

Lugar de consulta: Dirección de Patrimonio 
y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925, Piso 
19°, C.A.B.A. TE: (011) 4383-1448/4384-0694, 
o bien al conmutador (011) 4379-3600 (ints. 
3809/3810/3811), horario de atención al públi- 
co: 10 a 13 hs. y 14 a 17 hs. 

e. 03/05/2012 N° 45734/12 v. 03/05/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
ÁREA COMPRAS 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 171/2012 
Expediente N° E-22773-2012 

Objeto: Confección de Remeras manga 
larga. 

Tema: Resolución N° 3921/2012 

Fecha: 17/04/2012 

Adjudicatario: COOP. DE TRABAJO TEXTIL 
ANT'EN LTDA. 

Importe total adjudicado: Pesos cincuenta 
y cuatro mil ($ 54.000.-). 

Se comunica que se encuentra a dispo- 
sición de los Señores Oferentes la Resolu- 
ción de la referencia, por la que se dispuso 
la adjudicación de la Contratación Directa 
N° 171/2012. 

Lugar de consulta: Dirección de Patrimonio 
y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925, Piso 
19°, C.A.B.A. TE: (011) 4383-1448/4384-0694, 
o bien al conmutador (011) 4379-3600 (ints. 
3809/3810/3811), horario de atención al públi- 
co: 10 a 13 hs. y 14 a 17 hs. 

e. 03/05/2012 N° 45753/12 v. 03/05/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
ÁREA COMPRAS 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 172/2012 
Expediente N° E-22780-2012 

Objeto: Buzos de Frisa. 

Tema: Resolución N° 4113/2012 

Fecha: 20/04/2012 

Adjudicatario: COOP. DE TRABAJO ANT'N 
LTDA. 

Importe total adjudicado: Pesos ochenta y 
cinco mil ($85.000.-). 

Se comunica que se encuentra a dispo- 
sición de los Señores Oferentes la Resolu- 
ción de la referencia, por la que se dispuso 
la adjudicación de la Contratación Directa 
N° 172/2012. 

Lugar de consulta: Dirección de Patrimonio 
y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925, Piso 
19°, C.A.B.A. TE: (011) 4383-1448/4384-0694, 
o bien al conmutador (011) 4379-3600 (ints. 
3809/3810/3811), horario de atención al públi- 
co: 10 a 13 hs. y 14 a 17 hs. 

e. 03/05/2012 N° 45740/12 v. 03/05/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
ÁREA COMPRAS 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 175/2012 
Expediente N° E-22777-2012 

Objeto: Remeras manga larga. 

Tema: Resolución N° 4112/2012 

Fecha: 20/04/2012 

Adjudicatario: COOP. DE TRABAJO FEDE- 
RAL LOS PIBES LTDA. 

Importe total adjudicado: Pesos cincuenta 
y cuatro mil ($ 54.000.-). 

Se comunica que se encuentra a dispo- 
sición de los Señores Oferentes la Resolu- 
ción de la referencia, por la que se dispuso 
la adjudicación de la Contratación Directa 
N° 175/2012. 

Lugar de consulta: Dirección de Patrimonio 
y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925, Piso 



19°, C.A.B.A. TE: (011) 4383-1448/4384-0694, 
o bien al conmutador (011) 4379-3600 (ints. 
3809/3810/3811), horario de atención al públi- 
co: 10 a 13 hs. y 14 a 17 hs. 

e. 03/05/2012 N° 45738/12 v. 03/05/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
ÁREA COMPRAS 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 176/2012 
Expediente N° E-22766-2012 

Objeto: Remeras manga larga. 

Tema: Resolución N° 4115/2012 

Fecha: 20/04/2012 

Adjudicatario: COOP. DE TRABAJO MA- 
RIANO MORENO LTDA. 

Importe total adjudicado: Pesos cincuenta 
y cuatro mil ($ 54.000.-). 

Se comunica que se encuentra a dispo- 
sición de los Señores Oferentes la Resolu- 
ción de la referencia, por la que se dispuso 
la adjudicación de la Contratación Directa 
N° 176/2012. 

Lugar de consulta: Dirección de Patrimonio 
y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925, Piso 
19°, C.A.B.A. TE: (011) 4383-1448/4384-0694, 
o bien al conmutador (011) 4379-3600 (ints. 
3809/3810/3811), horario de atención al públi- 
co: 10 a 13 hs. y 14 a 17 hs. 

e. 03/05/2012 N° 45745/12 v. 03/05/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
ÁREA COMPRAS 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 46/2012 
Expediente N° E-DEPO-995-2011 

Objeto: Reposición y refacción de Alambra- 
dos en el CEREÑA. 

Tema: Resolución N° 4000/2012 

Fecha: 18/04/2012 

Adjudicatario: COOP. TJO. ROCÍO LTDA. 

Importe total adjudicado: Pesos quinientos 
cuarenta y siete mil trescientos cincuenta y 
dos con veintiséis centavos ($ 547.352,26). 

Se comunica que se encuentra a dispo- 
sición de los Señores Oferentes la Resolu- 
ción de la referencia, por la que se dispuso 
la adjudicación de la Contratación Directa 
N° 46/2012. 

Lugar de consulta: Dirección de Patrimonio 
y Suministros - Avda. 9 de Julio 1925, Piso 
19°, C.A.B.A. TE: (011) 4383-1448/4384-0694, 
o bien al conmutador (011) 4379-3600 (ints. 
3809/3810/3811), horario de atención al públi- 
co: 10 a 13 hs. y 14 a 17 hs. 

e. 03/05/2012 N° 45735/12 v. 03/05/2012 



AFIP 

LICITACIÓN PUBLICA N° 161/2011 

Expediente N° 254.587/11 

Asunto: Servicio de operación, manteni- 
miento preventivo y correctivo integral de Aire 
Acondicionado Central (frío-calor) y Equipos 
Individuales de esta Administración Federal. 

Empresa adjudicada: BONIFACIO S.A., por 
un importe total de hasta $ 478.022,40. 

Se encuentra a disposición para consulta de 
los Señores Oferentes la Disposición N° 123/12 
(DE ADCO) - Adjudicación N° 47/12 (0KB0). 

Lugar de consultas: Departamento Admi- 
nistración de Compras, Hipólito Yrigoyen 370, 
Piso 5 o , Oficina 5830, (1086) Ciudad Autóno- 
ma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 
18:00 horas. 

e. 03/05/2012 N° 45711/12 v. 03/05/2012 



Dictámenes de 
Evaluación 



gendarmería nacional 

argentina 

licitación publica n° 03/2012 

dictamen de evaluación n° 21/2012 

Expediente N° SN 1-5007/661 

Objeto: Adquisición de Uniformes Reforzados. 



Oferente: MAGULUF S.A. 

Renglón N°: 1. 

Orden de Mérito: 1 

Total Considerado: $ 565.500,00, con mejo- 
ra de precio incluida. 

Fundamento: Oferta admisible y 
conveniente. 

Monto Total Recomendado: Pesos qui- 
nientos sesenta y cinco mil quinientos 
($ 565.500,00) con mejora de precio incluida. 

Lugar de Consulta del Expediente: Depar- 
tamento Contrataciones de Gendarmería 
Nacional, sito en Avda. Antártida Argentina 
N° 1480, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el horario de 08:30 a 13:00, TE/Fax 
Nro 011 4310-2703. 

e. 03/05/2012 N° 45765/12 v. 03/05/2012 



GENDARMERÍA nacional 

ARGENTINA 

LICITACIÓN PRIVADA N° 04/2012 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 23/2012 

Expediente N° SN 1-5013/996 

Objeto: Adquisición de Grupos 
Electrógenos. 

Oferente: D.M. EALERS S.R.L. 

Renglones N°: 1 (Oferta alternativa). 

Orden de Mérito: 1 

Total Considerado: $ 288.750,00. 

Fundamento: Oferta admisible y 
conveniente. 

Monto Total Recomendado: Pesos doscien- 
tos ochenta y ocho mil setecientos cincuenta 
($ 288.750,00). 

Lugar de Consulta del Expediente: Depar- 
tamento Contrataciones de Gendarmería 
Nacional, sito en Avda. Antártida Argentina 
N° 1480, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el horario de 08:30 a 13:00, TE/Fax 
Nro 011 4310-2703. 

e. 03/05/2012 N° 45763/12 v. 03/05/2012 



GENDARMERÍA nacional 

ARGENTINA 

LICITACIÓN PUBLICA N° 05/2012 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 20/2012 

Expediente N° SN 1-5007/679 

Objeto: Adquisición de prendas para ser 
destinadas al personal de Institutos de For- 
mación de la Fuerza. 

Oferente: SÁBADO URSI S.A. 

Renglones N°: 1 al 4 y 17. 

Orden de Mérito: 1 

Total considerado: $ 478.200,00. 

Fundamento: Oferta admisible y 
conveniente. 

Oferente: INDUSTRIAS FEMAR S.R.L. 

Renglón N°: 16. 

Orden de Mérito: 1 

Total considerado: $ 109.910,00. 

Fundamento: Oferta admisible y 
conveniente. 

Oferente: CONFECCIONES MARDIN S.A. 

Renglones N°: 11 y 12. 

Orden de Mérito: 1 

Total considerado: $ 483.100,00, con mejo- 
ra de precio incluido. 

Fundamento: Oferta admisible y 
conveniente. 

Oferente: CUEROVAL S.R.L. 

Renglones N°: 18 y 19. 

Orden de Mérito: 1 

Total considerado: $ 30.424,00, con mejora 
de precio incluido. 

Fundamento: Oferta admisible y 
conveniente. 

Oferente: FABIANO CONFECCIONES 
S.R.L. 

Renglones N°: 7 al 10, 13 y 14. 

Orden de Mérito: 1 

Total considerado: $ 669.250,00. 

Fundamento: Oferta admisible y 
conveniente. 

Oferente: BARKLEY S.R.L. 

Renglones N°: 5, 6 y 15. 

Orden de Mérito: 1 

Total considerado: $ 64.052,30, con mejora 
de precio incluido. 

Fundamento: Oferta admisible y 
conveniente. 

Monto Total Recomendado: Pesos un 
millón ochocientos treinta y cuatro mil no- 



vecientos treinta y seis con treinta centa- 
vos ($ 1.834.936,30) con mejora de precio 
incluido. 

Lugar de Consulta del Expediente: Depar- 
tamento Contrataciones de Gendarmería 
Nacional, sito en Avda. Antártida Argentina 
N° 1480, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el horario de 08:30 a 13:00, TE/Fax 
Nro 011 4310-2703. 

e. 03/05/2012 N° 45766/12 v. 03/05/2012 



GENDARMERÍA NACIONAL 

ARGENTINA 

LICITACIÓN PRIVADA N° 05/2012 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 22/2012 

Expediente N° SN 1-5013/997 

Objeto: Adquisición de Vehículos tipo Fur- 
gón de Carga (Unidad Criminalística Móvil). 

Oferente: FIAT AUTO ARGENTINA S.A. 

Renglón N°: 1. 

Orden de Mérito: 1 

Total Considerado: $ 202.601,01. 

Fundamento: Oferta admisible y 
conveniente. 

Monto Total Recomendado: Pesos doscien- 
tos dos mil seiscientos uno con un centavo 
($202.601,01). 

Lugar de Consulta del Expediente: Depar- 
tamento Contrataciones de Gendarmería 
Nacional, sito en Avda. Antártida Argentina 
N° 1480, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el horario de 08:30 a 13:00, TE/Fax 
Nro 011 4310-2703. 

e. 03/05/2012 N° 45764/12 v. 03/05/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
SECRETARIA DE DEPORTE 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/2012 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 47/2012 
Expediente N° E-DEPO-1080-2011 

Objeto de la contratación: Adquisición de 
Equipamiento para la Oficina de Acreditacio- 
nes en el CENARD y CEREÑA. 

Clase: Sin Clase 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferta desestimada en la presente 
contratación: 

Oferente N° 1: NOEMI SUSANA GRANDA 

Fundamento: Por exceder ampliamente los 
montos estimados para la presente contrata- 
ción, según Informe del Área Requirente de 
fs. 105. 

Renglón: 1 

Cantidad: 2 

Descripción: Heladeras bajo mesada tipo 
Patrick, Whirpool, Gafa o similar. 

Según especificaciones del Pliego. 

Renglón: 2 

Cantidad: 2 

Descripción: Anafe eléctrico de 2 hornallas. 

Según especificaciones del Pliego. 

Renglón: 3 

Cantidad: 2 

Descripción: Secamanos eléctrico marca 
Rheem o calidad superior. 

Según especificaciones del Pliego. 

Observaciones: Renglones 1 , 2 y 3 fracasados. 

Fundamento: No se obtuvieron ofertas 
válidas. 

e. 03/05/2012 N° 45736/12 v. 03/05/2012 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
DIRECCIÓN NACIONAL 
DE APOYO LOGISTICO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 13/2012 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 48/2012 
Expediente N° E-2013-2012 

Objeto de la contratación: Adquisición de 
Muebles. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Ofertas desestimadas en la presente 
contratación: 

Oferente N° 1: MELENZANE S.A. 

Fundamento: Por no especificar la totali- 
dad de las características de los productos 
cotizados o acompañar la cotización con un 
detalle o folleto, según Informe Técnico del 
Área Requirente de fs. 337. 
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Oferente N° 6: EQUIPAMIENTO DE EMPRE- 
SAS S.A. 

Fundamento: Por no especificar la totali- 
dad de las características de los productos 
cotizados o acompañar la cotización con un 
detalle o folleto, según Informe Técnico del 
Área Requirente de fs. 337. 

Oferente N° 7: RS EQUIPAMIENTOS S.R.L. 

Fundamento: Por presentar como Garantía 
de Mantenimiento de Oferta Póliza de Cau- 
ción sin certificar y/o legalizar, incumpliendo 
el punto 10 de las cláusulas particulares del 
Pliego. 

Oferente N° 9: NICOLÁS A. BOCCON- 
Fundamento: Por no presentar certificado 
fiscal para contratar vigente, según lo es- 
tablecido en la Resolución AFIP 1814/05 y 
modificatorias. 

Por no presentar Garantía de Mantenimien- 
to de Oferta, incumpliendo los artículos 5° y 
7 o de la Resolución ME 834/2000. 

Renglón: 1 

Descripción: Cantidad: mil (1 .000) unidades. 

Camas superpuestas de caño. 

Según especificaciones del pliego. 

Orden de Mérito: Primero 

Oferente N° 10: MAHEROGA ALLEDAFE 
S.R.L. 

Fundamento: Marca Rene Design. 

Oferta de menor precio valedero y ajustada 
a Pliego según Informe Técnico del Área Re- 
quirente de fs. 337. 

Precio Unitario: $ 530,00. 

Monto Total Preadjudicado: $ 530.000,00. 

Observaciones: No se incorporan al Orden 
de Mérito los siguientes precios, por cuanto 
superan el Margen de Tolerancia sobre el 
Valor de Referencia establecido en la Resolu- 
ción SIGEN N° 122/2010. 

Renglón: 2 

Descripción: Cantidad: ochocientas (800) 
unidades. 

Camas de una (1) plaza en caño. 

Según especificaciones del pliego. 

Orden de Mérito: Primero 

Oferente N° 10: MAHEROGA ALLEDAFE 
S.R.L. 

Fundamento: Marca Rene Design. 

Oferta de menor precio valedero y ajustada 
a Pliego según Informe Técnico del Área Re- 
quirente de fs. 337. 

Precio Unitario: $ 300,00. 

Monto Total Preadjudicado: $ 240.000,00. 

Observaciones: No se incorporan al Orden 
de Mérito los siguientes precios, por cuanto 
superan el Margen de Tolerancia sobre el 
Valor de Referencia establecido en la Resolu- 
ción SIGEN N° 122/2010. 

Renglón: 3 

Descripción: Cantidad: quinientas (500) 
unidades. 

Camas de dos (2) plazas en caño. 

Según especificaciones del pliego. 

Orden de Mérito: Primero 

Oferente N° 10: MAHEROGA ALLEDAFE 
S.R.L. 

Fundamento: Marca Rene Design. 

Oferta de menor precio valedero y ajustada 
a Pliego según Informe Técnico del Área Re- 
quirente de fs. 337. 

Precio Unitario: $ 475,00. 

Monto Total Preadjudicado: $ 237.500,00. 

Orden de Mérito: Segundo 

Oferente N° 8: SUDAMERICANA EQUIPA- 
MIENTOS S.A. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor 
precio valedero y ajustada a Pliego según In- 
forme Técnico del Área Requirente de fs. 337. 

Precio Unitario: $ 630,00. 

Monto Total del Renglón: $ 315.000,00. 

Renglón: 4 

Descripción: Cantidad: mil seiscientas 
(1.600) unidades. 

Sillas de caño. 

Según especificaciones del pliego. 

Oferta desestimada en el presente renglón: 

Oferente N° 3: SURTIR S.R.L. 

Fundamento: Por no especificar la totalidad 
de las características del producto, según In- 
forme Técnico del Área Requirente de fs. 337. 

Orden de Mérito: Primero 

Oferente N° 10: MAHEROGA ALLEDAFE 
S.R.L. 

Fundamento: Marca Rene Design. 

Oferta de menor precio valedero y ajustada 
a Pliego según Informe Técnico del Área Re- 
quirente de fs. 337. 

Precio Unitario: $ 83,00. 



Monto Total Preadjudicado: $ 132.800,00. 

Orden de Mérito: Segundo 

Oferente N° 5: TIUMPUNCO S.A. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor 
precio valedero y ajustada a Pliego según In- 
forme Técnico del Área Requirente de fs. 337. 

Precio Unitario: $ 130,00. 

Monto Total del Renglón: $ 208.000,00. 

Observaciones: No se incorporan al Orden 
de Mérito los siguientes precios, por cuanto 
superan el Margen de Tolerancia sobre el 
Valor de Referencia establecido en la Resolu- 
ción SIGEN N° 122/2010. 

Renglón: 5 

Descripción: Cantidad: cuatrocientas (400) 
unidades. 

Mesas de caño. 

Según especificaciones del pliego. 

Oferta desestimada en el presente renglón: 

Oferente N° 3: SURTIR S.R.L. 

Fundamento: Por no especificar la totalidad 
de las características del producto, según In- 
forme Técnico del Área Requirente de fs. 337. 

Orden de Mérito: Primero 

Oferente N° 10: MAHEROGA ALLEDAFE 
S.R.L. 

Fundamento: Marca Rene Design. 

Oferta de menor precio valedero y ajustada 
a Pliego según Informe Técnico del Área Re- 
quirente de fs. 337. 

Precio Unitario: $ 320,00. 

Monto Total Preadjudicado: $ 128.000,00. 

Orden de Mérito: Segundo 

Oferente N° 8: SUDAMERICANA EQUIPA- 
MIENTOS S.A. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor 
precio valedero y ajustada a Pliego según In- 
forme Técnico del Área Requirente de fs. 337. 

Precio Unitario: $ 340,00. 

Monto Total del Renglón: $ 136.000,00. 

Orden de Mérito: Tercero 

Oferente N° 5: TIUMPUNCO S.A. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor 
precio valedero y ajustada a Pliego según In- 
forme Técnico del Área Requirente de fs. 337. 

Precio Unitario: $ 380,00. 

Monto Total del Renglón: $ 152.000,00. 

Renglón: 6 

Descripción: Cantidad: cuatrocientas (400) 
unidades. 

Roperos. 

Según especificaciones del pliego. 

Orden de Mérito: Primero 

Oferente N° 10: MAHEROGA ALLEDAFE 
S.R.L. 

Fundamento: Marca Orlandi. 

Oferta de menor precio valedero y ajustada 
a Pliego según Informe Técnico del Área Re- 
quirente de fs. 337. 

Precio Unitario: $ 600,00. 

Monto Total Preadjudicado: $ 240.000,00. 

Observaciones: No se incorpora al Orden 
de Mérito el siguiente precio, por cuanto su- 
pera el Margen de Tolerancia sobre el Valor 
de Referencia establecido en la Resolución 
SIGEN N° 122/2010. 

Renglón: 7 

Descripción: Cantidad: doscientas (200) 
unidades. 

Cajoneras. 

Según especificaciones del pliego. 

Orden de Mérito: Primero 

Oferente N° 10: MAHEROGA ALLEDAFE 
S.R.L. 

Fundamento: Marca Skuld Equipamientos. 

Oferta de menor precio valedero y ajustada 
a Pliego según Informe Técnico del Área Re- 
quirente de fs. 337. 

Precio Unitario: $ 360,00. 

Monto Total Preadjudicado: $ 72.000,00. 

Orden de Mérito: Segundo 

Oferente N° 8: SUDAMERICANA EQUIPA- 
MIENTOS S.A. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor 
precio valedero y ajustada a Pliego según In- 
forme Técnico del Área Requirente de fs. 337. 

Precio Unitario: $ 473,00. 

Monto Total del Renglón: $ 94.600,00. 

Orden de Mérito: Tercero 

Oferente N° 2: EDUCANDO S.R.L. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor 
precio valedero y ajustada a Pliego según In- 
forme Técnico del Área Requirente de fs. 337. 

Precio Unitario: $ 612,00. 

Monto Total del Renglón: $ 122.400,00. 

Renglón: 8 

Descripción: Cantidad: doscientas (200) 
unidades. 

Estanterías. 



Según especificaciones del pliego. 

Orden de Mérito: Primero 

Oferente N° 10: MAHEROGA ALLEDAFE 
S.R.L. 

Fundamento: Marca Skuld Equipamientos. 

Oferta de menor precio valedero y ajustada 
a Pliego según Informe Técnico del Área Re- 
quirente de fs. 337 

Precio Unitario: $ 360,00. 

Monto Total Preadjudicado: $ 72.000,00. 

Orden de Mérito: Segundo 

Oferente N° 8: SUDAMERICANA EQUIPA- 
MIENTOS S.A. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor 
precio valedero y ajustada a Pliego según In- 
forme Técnico del Área Requirente de fs. 337. 

Precio Unitario: $ 419,00. 

Monto Total del Renglón: $ 83.800,00. 

Orden de Mérito: Tercero 

Oferente N° 2: EDUCANDO S.R.L. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor 
precio valedero y ajustada a Pliego según In- 
forme Técnico del Área Requirente de fs. 337. 

Precio Unitario: $ 567,00. 

Monto Total del Renglón: $ 113.400,00. 

Se recuerda a las firmas oferentes que, 
ineludiblemente, deberán contar con el Certi- 
ficado Fiscal para Contratar vigente. 

e. 03/05/2012 N° 45737/12 v. 03/05/2012 



AFIP 

LICITACIÓN PUBLICA N° 23/2011 

(DI RCOR) 

ACTA DE EVALUACIÓN N° 51/12 

Expediente N° 257.622/11 

Asunto: Materiales para Cableado Estructu- 
rado en los edificios de la Dirección Regional 
Córdoba y la Dirección Regional Aduanera 
Córdoba. 

Se encuentra a disposición para consulta 
de los Señores Oferentes el Acta de Evalua- 
ción N° 51/12. 

Lugar de consultas: Departamento Admi- 
nistración de Compras, Hipólito Yrigoyen 370, 
Piso 5 o , Oficina 5830, (1086) Ciudad Autóno- 
ma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 
18:00 horas. 

e. 03/05/2012 N° 45705/12 v. 03/05/2012 



AFIP 

LICITACIÓN PUBLICA N° 73/2011 

(SDG SIT) 

ACTA DE EVALUACIÓN N° 50/12 

Expediente N° 257.039/11 

Asunto: Servicio de Soporte Técnico Co- 
rrectivo y Actualización del Sistema de Au- 
tenticación basado en Tokens. 

Se encuentra a disposición para consulta 
de los Señores Oferentes el Acta de Evalua- 
ción N° 50/12. 

Lugar de consultas: Departamento Admi- 
nistración de Compras, Hipólito Yrigoyen 370, 
Piso 5 o , Oficina 5830, (1086) Ciudad Autóno- 
ma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 
18:00 horas. 

e. 03/05/2012 N° 45712/12 v. 03/05/2012 



MINISTERIO DE SALUD 
DE LA NACIÓN 
SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 3/2012 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 11/2012 
Expediente N° 202.213/2012-SSSalud 

Objeto: Contratación servicio de Impresión 
y provisión de Libro Pocket Ley 26.682 solici- 
tado por la Gerencia de Servicios al Benefi- 
ciario de esta Superintendencia. 

Consultas del Expediente: Dpto. Compras 
y Contrataciones de la Gerencia de Adminis- 
tración de esta Superintendencia, sito en Av. 
Pte. Roque S. Peña 530 - 4to. Piso (1035) - 
Cap. Federal, en el horario de 10 a 13 y de 14 
a 16 horas. 

Preadjudicatario: EDICIONES EMEDE S.A., 
CUIT 30-57430603-1, renglón único, por me- 
nor precio, en la suma total de $ 22.450,00 a 
razón de $ 4,90 c/uno. 

Desestimados oferentes ARTES GRÁFICAS 
PAPIROS SA y LA STAMPA IMPRESORES 
SRL, por no presentar Garantía Mantenimien- 



to Oferta e IMPRENTA ÁMBAR de SUSANA C. 
SAAVEDRA, por no presentar documentación 
solicitada en "Pliego". 

e. 03/05/2012 N° 45707/12 v. 03/05/2012 



COMISIÓN NACIONAL DE 
ENERGÍA ATÓMICA - SAF-105 
COMISIÓN EVALUADORA EZEIZA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN 
LICITACIÓN PRIVADA N° 05/2012 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 105/2012 
Expediente N° 43/12 

Objeto: Adquisición de Fantoma de Agua 
y Barómetro de Precisión - Centro Atómico 
Ezeiza. 

Renglón N°: 1 

Orden de Mérito: 1 

NUCLEMENTS.A. 

Precio total: $ 77.000,60. 

Renglón N°: 2 

Orden de Mérito: 1 

CV CONTROL S.A. 

Precio total: $27.801,60. 

e. 03/05/2012 N° 45593/12 v. 03/05/2012 



COMISIÓN NACIONAL DE 
ENERGÍA ATÓMICA - SAF-105 
COMISIÓN EVALUADORA EZEIZA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN 
LICITACIÓN PRIVADA N° 07/2012 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 93/2012 
Expediente N° 972/11 

Objeto: Adquisición de un Elevador Eléctri- 
co, una Plataforma Elevadora y una Zorra de 
Horquilla - Centro Atómico Ezeiza. 

Renglón N°: 1 

Orden de Mérito: 1 

BENEDETTI S.A.I.C. 

Precio total: $94.478,00. 

Ofertas desestimadas: 

Renglones N° 2 y 3. 

Por precio excesivo. 

e. 03/05/2012 N° 45594/12 v. 03/05/2012 



COMISIÓN NACIONAL DE 
ENERGÍA ATÓMICA - SAF-105 
COMISIÓN EVALUADORA EZEIZA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN 
LICITACIÓN PRIVADA N° 09/2012 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 102/2012 
Expediente N° 53/12 

Objeto: Adquisición de Instrumental para 
Taller. 
Renglón: 1. 
Orden de Mérito: 1 
ARO S.A. (30-53562276-7). 
Precio total: $622,00. 
Renglones: 2 y 3. 
Desiertos. 
Renglón: 4. 
Orden de Mérito: 1 
ARO S.A. (30-53562276-7). 
Precio total: $ 637,00. 
Renglón: 5. 

Fracasado por precio excesivo. 
Renglón: 6. 
Desierto. 
Renglón: 7. 
Orden de Mérito: 1 
VIDITEC S.A. (30-59015101-3). 
Precio total: $ 69.677,32. 
Renglón: 8. 
Desierto. 
Renglón: 9. 
Orden de Mérito: 1 
ARO S.A. (30-53562276-7). 
Precio total: $ 1.786,00. 
Renglón: 10. 
Desierto. 
Renglón: 11. 
Orden de Mérito: 1 
VIDITEC S.A. (30-59015101-3). 
Precio total: $ 1.673,44. 
Renglón: 12. 
Fracasado por precio excesivo. 

e. 03/05/2012 N° 45592/12 v. 03/05/2012 
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PRÓXIMAMENTE 



El Boletín Oficial de la República Argentina continúa avanzando en su proceso de innovación 
y modernización, incorporando tecnologías de vanguardia para brindar a sus clientes un servicio 
de excelencia, ágil, transparente y seguro. 

En el marco de este proceso, informamos que el único medio para publicar sus avisos será 
nuestro Servicio de Delegación Virtual. 

Para mayor información comuniqúese con nuestro Centro de Atención al Cliente. 



CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

» 0810-345-BORA (2672) 

atencionalcliente@boletinoficial.gob.ar 



www.boletinoficial.gob.ar 



